ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1 ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
2 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
3 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


: 937 


: ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು 
: 12.03.2020 


4 ಉತ್ತರಿಸುವಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ|ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2016-17, 2017-18 

ಅ) | ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಬಿ. | ಮತ್ತು 2018-19) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.184.89ಕೋಟಿ 

ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು 1163 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲ 
| ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ೨92.14ಕೋಟಿ 

pe pe pp ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು 341ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲ 

ಪಾಜಕ ಕೂಲ: 'ಸ್‌ಕರ್ಯ | ನಾರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ | ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ 

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು). 

ಆ) | ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ| ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಕೆ. ಆರ್‌ | ವತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ 
ಡಿ.ಬಿ.ವತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ | 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನಾ ನಿಧಿಯಡಿ 

ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ (ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ.1.00ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ) 
ರ ಈ Rhee ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ 
ಗ೦ಡ ಮಗಳನು 4 ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ 
ನೀಡುವುದು ರೂ.100ಕೋಟಿಯಂತೆ, ಒಟ್ಟು ರೂ200ಕೋಟಿ 
ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-೭2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪಿಡಿಎಸ್‌/7/ಹೆಚ್‌ಕೆಡಿ/2020 


| 
Poe 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 


Annexure-1 


KALYANA KARNATAKA REGION DEVELOPMENT BOARD 
EDUCATION SECTOR ABSTRACT FOR THE YEAR 2016-17,2017-18 & 2018-19 


Rs.in Lakhs 
District Year SubSector No.of Works Allocation 
Primary School 2 40.00 
University 39.81 
2016-17 
Others 4089.66 
TOTAL 
Degree College 
High School 
Higher Primary School 112 1384.98 
| ITI 1 14.80 
2017-18 Others 15 171.83 dl 
Primary School 43 691.66 
PU College 4 87.38 
R School 2 42.00 
Kalaburagi 
Primary School 2 13.00 
TOTAL 246 3269.05 
Degree College 24 1114.90 
High School 265 3107.17 
Higher Primary School 325 3541.70 
2018-19 Pomtechnic | 1 27.00 
Primary School 25 595,84 
PU College 93 259410° | 
PU EaLan 1 17.41 
University 
| TOTAL 
GRAND TOTAL 1163 18489.64 


ಭತುಬಂಭ - 


EDUCATION SECTOR ABSTRACT FOR THE YEAR 2016-17,2017-18 & 2018-19 


C 


District 


2016-17 


2017-18 


Higher Primary School 


Primary School 


Rs.in Lakhs 
SubSector We No.of Works Allocation 
Primary/High 
1239.32 
School/Pu Colleges ಸಿ 
Degree College 571.00 
High School 180.08 


154.69 


PU College 60.00 
vadgir School 292.85 
85 : 2763.57 
Degree College 6 211.61 
High School 38 1609.45 —] 
Higher Primary School 96 | 2074.07 
ಸಂಸತ ITI 1 25.00 
Primary School 46 938.08 
PU College 13 352.70 | 
TOTAL 200 5210.91 
. GRAND TOTAL TSN 9213.80 |] 


ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ೆಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಅನುಬಂಧ-1 
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ ಕಲಬುರಗಿ 


$1 [Workcode [Plan [Type [District Fraluka Agen [sector ub [category [Work Name in Kannada [Allocation [ADM [Work Order [Wo Amt [Exp Amt [Work Stage [Work Status Description 
No Year sector Amount _ Approved Datel [_ 
Tari [5016 [McA [Welaburag — [Afealpur [PRED [Education [Othes |General [ಅಥಜಿಲದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜುಣೂರ ಗ್ರಾಮದ 700 3060) 27062017 306 78[ Completed [Completed 
3008 17 [ಸರಕಾರಿ ಪೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
[ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕೀಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
| 
7 [016 sic [falabarag — [Ahalpur [PRED [Education [Others |General |ಅಥಜಲದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಟೇಡನ ಗಾಣಗಾಪೂರ 10.001 10.00] 35-06-2017} 814] 834[ Completed [Completed 
3009 17 [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
|ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕೀಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
keno [soe [Mice oboe Raipur — [Red [Education [Others [General [ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ Toso 10.00| 02-07-2017 540] 831[Compieted [Completed 
3010 17 |ಗ್ರಾಮುದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕೀಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ier | \ - 
a [K1816121 |2016- | MICRO |Kalaburagt [Afalpur KRIDL-2 |Education Others [SCP [ಅಧೆಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ 10.00] 10.00 10.00] 800|Completed |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3011 17 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
|ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕೀಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
Srcoieii [5016- {MICRO [aloburag  (Maalpur  [KRIDL2 Tee oer 7 cos ವಾಸನ ಪಾರಾಳಗಾವುರ 2250 2250] 73o[  1s0olcompieted |gpcrreodd. 
3012 17 ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು 
ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including lectrification, 
Fan and Light Fitting and Plug provision] 
6 |KL816121 |2016- [MICRO |Kalaburagi Afzalpur KRIOL-2 [Education |Others |ScP [ಅಧಜಲಜೂರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ 15.00] 15.00] 15.00] 12.00 Completed [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3013 17 ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಸಲ್ಲಿ 
|ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕೀಯರಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ 
|ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.. (ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿ, 
[ಮೋಟಾರ ಅಳವಡಿಸಿ, ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್‌ ಕೂಡಿಸಿ ನೀರು 
| [ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು) = ( 
7 |KL816121 |2016- | MICRO |Kalaburag\ Afzalpur KRIoL2 [Education [Others [General |ಅದಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬೂರ ಶೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 52.00| 52.001 25-08-2016| 52.00| 41.00| Completed 
3014 17 [ಸರಣಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜಾಲೆಗೆ 8 ಶಾಲಾ 
ಕೋಣೆಗಳ ನಿಮಾಣ [including Electrification, 
[Fan and Light Fitting and Plug provision] 
8 [K1816121 |2016- [MICRO |Kalaburagi JAfzalpur Tec duction [Others [General [ ತಾಲೂಕಿನ ಟಾಕಳಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 45.50| 45.50] 13-10-2016 45.50 36.40[ Completed |Completed. 
3015 17 'ಸರೆಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಶಾಲಾ 
[ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ 1 ಕಚೇರಿ ನೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(including Electrification, Fan and Light 
IS Fitting and Plug provision] ನ 
9 |KL816111 |2016- | MACRO |Kalaburagt [Afzalpur PRED Education “others [General [MY Ghorpade G. P Building Nandarga 50.001 50.00| 10-06-2017| 49.94| 23.80| Under Roof work Steel 
3363 17 progress [Fabrication Under 
118 1 Progress 
10 |KL816111 |2016- |MACRO |Kalaburagt Afzalpur PRED Education Others General [Constn of 06 rooms and dismantling of 4 32.35| 32.351 355207 2751 25.39] Completed [Completed 
3373 17 lroom of HPS at Gabbur (8) village in Afzalpur 
dh taluka 
11 |KLB16111 |2016- | MACRO |Kalaburag! Afzalpur PRED IFducation [Others [General |Constn of GHPS four room building at Gour 23.02 23.02 20-03-2017| 20,78| 15.34 Completed [Phy Completed 
3374 17 (¥) village in Afzatpur taluka | = 
7 [Kibeiii [2016 [MACRO |falaboregs  [Aalpur [PRED [Education [Others [General [Cornsin of GHPS two room building at 12-20 30 2s|  1070[Compieted [Completed 
3375 17 Ad 1 Saganoor vilage in Afzalpur taluka 
13 |KLB16111 |2016- | MACRO |Kataburagi Afalpur PRED Education Others General [Constn of GHPS two room bullding at Jewarg\ 12.20| 15-07-2017 11.74] 10.16[ Completed |Phy completed 
3376 17 [vimage in Afeoipur taluka ಈ | 
14 |KL816111 |2016- MACRO |Kalaburagl |Afzalpur PRED [Education [Others [General [Constn of GHPS four room building at 23.02 23.02 17-07-2017 | EXT [Completed [Completed 
3377 17 Nandargl vilage in Afzalpur taluka lk 
15 |KLB16111 |2016- |MACRO |Kalaburagi Afzalpur PRED Education Others General |Constn of GHPS four room building at 23.02 23.02 03-09-2017} 19.72| 16.94| Completed |Completed 
3378 17 Bandarwad village in Afzalpur taluks | 
16 |KL816111 |2016- |MACRO |Kalaburagi |Afzalpur PRED Education Others General |Constn of GHPS four room building at Bhosgs 23.02 23.02 03-09-2017| 21.79 337 Under [Roof (AEE Submitted the 
3379 17 village in Afzalpur taluka progress [Re sending Proposal 
| [ [ender to be Recalled.) 
17 |KL816111 |2016- | MACRO |Kalaburagt [Afzalpur PRED [Education |Others scp [Constn of GHPS two room building at 12.20} 12.20] 24-03-2017 11.28 10.76|Completed Completed 
3380 17 Huvinhalll village in Afzalpur taluka 
18 |KL816111 [2016 |MACRO |Kalaburagi |Afzalpur PRED Education [Others SCP |Constn of GHPS two room building at 12.201 12.201 22-05-2017| 11.94 11.68|Completed Completed 
3381 17 1 |choudapur vilage in Afalpur taluka i) ( 
19 [KLB16111 |2016- | MACRO |Kalaburagi |Afzalpur PRED Education [Others scp [Constn of GHPS four room building at 23.02 23.02 14-03-2017| 19.72} 17.70| Completed [Completed 
3382 17 (Chinmall village in Afzalpur, taluka 
20 |KL816211 |2016- | MACRO |Kalaburagi Aland [KROL [Education [Others [General [Construction of Two & One Room School 19.71 9.71 24-03-2017! 19.71 15.76| Completed [Completed 
3167 17 Building at Kudki Vilage in Aland Ta. 


21 [K1616213 [2016 [MACRO [Kalaborgi — [And ¥RIDL-2 [Education [Others [General [Construction oF Two rosm SheaTiaTdine 150] 1150] 24033017] tiso[ isomers [Campleted 
3168 17 (First Floor) and Solar System at Kudl Vilage 
J. Jn Aland Taluka 
22 [KL816211 |2016- [MACRO [falabarsg [Mand Ni Education others [SCP [Proposed Estimate for Repairs ore The 1373 CO EET ETT EET eee Te completed 
3277 17 rooms and compound wall repair at Narona 
| lime 8 in Aland Tauka Ml 
23 JKL816213 [2016 | MACRO [faiabarg — [iiond Peo education JOthers [SCP MY Ghowade GF Fide Barna 5000 5000 10072017] oa] ಗಾ Work Physically 
3364 17 [completed Final sul 
Submitted on 
[31/01/2020 Forwarded 
el Ig | or Payment 
[24 [Rtaieai [oie [READ [Ropar — Ares (SESCOM [education Others [General APS 10 05 FW ighiirg ARNT pe 243] 26035209 a [Comite] 
3393 17 the Gow High school R/o Darga Siroor in 
L Rl [Madan Hipparga 
25 [KL516231 [2016 |C00  [afebursg — [iond (KfUDt:2 Jéducation Jothers [SCP [Repair works to lower Primary Shoe 15.06} 10%] NR ome [empe 
3491 17 _JBuilding at Nimbal Vilage in and 79. 
26 |KL816231 |2016- [C00 [folaburag — [Aend RIOL-2 Education JOthers JEP [Constn. of Four Class rooms Bullding to Ser —33 35.20 25043017] 3520 a i[Completed [Compas ] 
3496 17 [HS at Duttargaoan vilage in Mand Ta. 
(1 ( tl "UB 
27 |KLB1622 |2016- |MICRO [Fafaborsg — [and KWo2 education Jokes [C7 — [ovಾಡಕಾನ್ಯಸನ ಪಡಮಾಡ ನಾನಾ FE) 1300] 13.00] 1040[Compieted | Soracd 
1066 7 ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
(8 | provision] 1 
28 |KL816221 |2016- [MICRO [Kataburagi [Aland RWS [Education JOthers [SCP [ಅಳಂದ ಹಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಸರೋಣ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಢ 5.00] 5.00] 28-03-2017] 4.95 463| Completed [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
1068 7 1 |ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರವಸ್ಥೆ ಕಲಿಸುವದು. 
35 [KLe12T [2088 [NERS [core Teed ws Education [Others [5 |voದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ ಅಂಬಲಗಾ ಸರಕಾರ ಪಡ 3oof ~~ Completed [ಕಲನ ಮನಿನಿಡ 
1069 17 ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು. 
36 ee AcRo rats J Ws [Education [Others [SCF [voc ನಾರಾ ರಗ ನನಾ ಪಾತ 550 500 2803207] SS 3S [cmpleed [APES 
1070 17 — ll ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ಯವಸೆ ಕಲಿ ಸುವದು. (f | 
31 [kb 16221 [206 [MICRO [oleae — [And ws [Education [others [5 |eಳoದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಪ ಪೊರಾನಿರಿರ 10001 10.00] 0505-2017 930 Sif Completed [completed 
21071 17 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುಪದು. 
[elem ee MICRO [Kalaborag — [And RWS [Edcaion [hers [SF — [SRS STS —T- Saf COT TS ETI ee EE] 
1072 17 |ಪೂರ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಲ್ಪಿಸುವದು. 
33 [Sie2n [soi [Micro [rafsre — Lins Kaoc2 [Educavon [ihe [sc [ಕಾರನ ಾಗಗ್ರಾಷನಾತ 3250 ET) [3S mms [emeed 
1704 1 [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
(inctuding Electrification Fan & Light Fitting 
L | land Plug provision) al 
34 |KL816221 |2016- [MICRO [Kalaburagi Aland RWS [Education 15 scp [ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಪೌಢ ಶಾಲಗೆ 5.00] 5.00] 28-03-2017] 4.95) 492[Completed [SUN ABST 
3083 17 ಕನಿಯವ ನೀರಿನ ಪ್ರವಸ್ಥ ಕಲಿ ಸುಪದು. 
[35 Juanes J20ie vio Kalaburag. [Aland [RWS “Education [Others [ser 'ತಾಲ್ಲೂತಿನೆ ಮುದ್ಧಡಗಾ ಪೌತ 'ಶಾರಗೆ 500) 5.00] 28032017 33 33[ Completed [Comeieted 
| _3094 17 . ಪ ನಾ ನೀರಿನ ಪೃವಸೆ ಕಲಿ. IR 
36 |KL816221 [2016 [MICRO [Kalaburg —[Niend ws [élucation [Others |General |svoದ ತಾತನ ನ ಕು ಸರಣ ಪತ 500] 500) 2803-2017] 355 Si] Completed [SoA RET 
308s {17 ಶಾಲೆಗೆ ಶುಡಿಯುವ ಸೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದು. 
Fe [soe Kalaburagi [Aland Koc2 Education [Other [SP [RS SNS ಸಾವನ್‌ 7.00 pT) T- 7.00]  S0[Completed [Completed 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 0 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
(including Electrification, Fan and Light 
Fitting 2nd Plug provision] 4 Ib 
38 [KL816221 [2016 [MICRO Kalaborsg — [Mend Pwo [duction [Sher [aera Jevod ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಷ 37000 EN eT 19256] T9255[Completed [Final Bil Pad 
310 [2 Kalaburagil (ಕನ್ನಡ.ಉರ್ದುಮಲಾರಿ) ಶಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 
[ಎಲೆಕ್ಮಕಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ (35 ವಿನಿಡೋದೇಶ 
ಕೋಣೆಗಳು, ಎಲೆಸ್ಕಿಕಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಬೋರವೆಲ್‌,ಶೌಚಾಲಯ(ಗಲಟding 
Electrification, Fan & Light fitting & plug 
| provision) 
39 [K1816221 [2016 [MICRO [falaburag — [Aland PWD [Education [Others [C6 [Sour ಸಾರ ವರಾರ ವಾ್‌ 10000] 100.00] 15-12-2017] S316| S242 [Completed [work comeleted Prati 
374 17 alaburagi| (ತರಗತಿ ಶೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ [paid 
ಕೋಣೆಗಳು, ಎಲೆಕ್ಕಿಕಲ್‌ ಜಾದುಗಾರಿ 
ಬೋರವೆಲ್‌, ಶೌಚಲಯ(ncluding 
Blectrification,Fan & Ligh fitting & plug 
provision) 
40 |KL816221 |2016- [MICRO [Kaloburagi (Aland. PWD Education [Others [General |ದೇದತಂಗಿ ಸರ್ಕಾರ £ನಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 30.00] 30.00) 18-11-2017] 2799 2476 Completed [work completed Fal ti 
32 [7 kalaburagi ಶಾಲಾ ಕೊಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ದುತ್ತು ಮುಖ್ಯ, paid 
ಗುರುಗಳು ಜೋಣೆ (ಎಲೆಕ್ಸಿ ಕಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಬೋರವೆಲ್‌ ಶೌಚಾಲಯInciuding 
Flectritication,Fan & Ligh fiting & plug 
l-- provision) 


Tess [oie [oa [falbursg — [Chinchoh [KR [Education [Others [SCP [Construction of 04 Class room Building for 25.60] er iso] 350o[  2000[completed [Completed 
1490 17 Govt. Primary school at Bhaktampall village 
~ in chincholi Taluka 
7 [woes [oie [co [alabursg:  [chinchot  [KRIDL2 [education [Others [5p  |ಡಕೇಕ್ವರ ಗ್ರಾದುದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ 7.00] 7 aso 700 S60[Compieted [Completed 
32 | | ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ೦1 ಕೋಣೆನಿರ್ಮಾಣ 
[meres [2016 Joa [albus [chinchot  [KRIDC2  |Education [Others [General |ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 35-00] Fe oso] 700 2800|Compieted |Completed. 
393 [7 [ಶಾಲೆಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ 05 ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು 
ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 05 ಹೊಸ ಕೋಣೆನಿರ್ಮಾಣ 
Ka —l — — 
3 [oes [2016 | MACRO [alabursg — [Chincho  |KRIDL2 [Education |Others [SCP [Construction of Chandapur P.U. College at FE) 14070] 08422016|  140.70|  11256[Cornpleted [Completed. 
3141 17 [chincholi Town. 
35 [Ma1esii [2016 [MACRO [Falaburag: — [Chinchol  |KRiOL2 [Education [Others [Generali Construction of Four Class Rooms Building to or oo sooo 3000] 2a00[Under we Room Ground Floor 
312 17 owt. LPS at indrampad Hosall vilage [progress [Plaster U/P & First Floor 
[chincholi Ta. Plaster U/P 
3s [rieicsi [3016 [MACRO [Kalaburagi — Chinchol  [KRiDL2 [Education Others |General [Construction of Compound wall with Gate at 1031) Toi] 08032017 1031 745|Completed [Completed 
3169 17 [Gowt. P.U, College at Sulepet Village in 
2 [chincholl Taluka 
7 [RoieiT [5016 MACRO [Kalaburagi  [Chincholi [PRED [Education [Others |General |MY Ghorpade G. P Building Garagpal 5000) Feo A530] a858| 313i Completed [Phy Completed 
3367 17 
lho oie [Res lsburag’  [Chinchol [PRED TT TT ETT TET ET) 600| 086052017 ಜಾ) 853 [Completed |Physically Completed 
3368 17 
3 [Kaieeit [2016 [MACRO Nalsdorg — [chincholl [RRC [eduction [others [7 ನರರ ಕರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚನವಳ್ಳಿ 07 7) eel older nearing completion 
3164 17 ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯನಿರ್ಮಾಣ Progress 
[ಮಾಡುವುದು 
50 |KL816321 |2016- |MICRO |Kalaburag iChincholl |RWS Education Others {SCP 'ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಲಗಂಗಿ ತಾಂಡ 2.00} 2.00 27-06-2017 1.98] 197 Completed [ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
1156 17 ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ 
p It (W ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
51 |k(816321 |2016- |MicRo |Kalaburagi [chincholl JRWS Education [Others [SCP ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ 2.00] 2.00 2803-2017} | 1.98/Completed [ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದ 
use | [ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಬ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
52 |KL816321 |2016- |MICRO |Kalaburagi [Chinchoti |RWS duction [others [5p |ತಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಿಪಿರ ತಾಂಡದ 2.001 2.00) 17-06-2017] 1.98 1.80| Completed [ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
uso | 'ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಬ್ಯ 
|ಒದಗಿಸುದ ಕಾಮಗಾರಿ 
53 |K1816321 |2016- | MICRO |Kalaburagl [Chinchok [PRED Education |Others [SCP [ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗ್ಲಿಪೀರೆ ತಾಂಡ | ~— EET TT 4.70| Completed [Completed Final Bi 
1161 17 [ಸ.ತಿ.ಪ್ರಾ:ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1೧cluರng submitted on 04.07.2018 
Electrification Exhaust Fan Fitting and plug 
[provision] 
[Rios [2056- MicRO [Kaiaburag  |Chinchol {PRED [Education [Others |p  |ಬೆಂಟೋಲಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪೂರ ತಾಂಡದ 300 sof aos] ass] a6o[ Completed |Work Completed Final 
1162 17 [ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ(ಗcluding [Bill Submitted on 
Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug + |27.07.2018 (Bill Amount 
1 p ( provision] JRs 4.91 Up to Date) 
55 |K1816321 |2016- |MicRo |Kalaburagi [chincholi [PRED Education [Others [SCP [ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವನಗುಡಿ (ಕೊಕುನಾಯಕ) 5.00] 5.00] 14-03-2017| 4.95 4.82| Completed [Completed 
us | [ತಾಂಡಾದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣಿ 
ನಿಮ್ಮಾalincluding Electrification.Exhaust Fan 
Fitting and plug provision] 
Fe [RioTesai [2056 [MICRO [Kalaburagi [Chincha [KRIDC2 [Education [Others ep 1ಗನಕೇತ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟಿಕೆ ಪೂರ್ವ 2933 3939] 3339/2387 [Completed |georrohd. 
1673 17 [ಬಾಲಕರ ಪಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೋಣೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electification,Fan & Light 
W) Fitting and Plug provision) 
FRIST oe [MR [ialaucg [Cech [ME [education [omer [57 |oಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಗರ ಪದ್ದಾ ತಾಂಡದ | 275 773 roe 272 248|Completed |ತಲಸ ಮೆಗಿದಿದೆ 
1699 17 ಸ.ಕಿ.ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ 
[ಒದಗಿಸುವುದು Nl 
[Rares [2016 [Mico [Kalabursg — [Chinchot — [KRIDL2 [education [Others [56 |ಚಂಟೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ 13.00} 1300} 1306|  10.40[Completed [completed 
1020 | [ಬಡಾದಣೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 02 ಕೋಣೆಗಳ 
[ನಿರ್ಮಾಣ including Electrilication,Fan & 
Light Fitting and Plug provision} 
55 [RL81631 [2016 [MICRO [Finckel [PRE [Education others [TSP |[ಚಂೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂತಾವರಂ 7) Sao Homies [Work Corplered Final 
2166 | [ಅಡುಗೆ ಕೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (including Bill Submitted on 
Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug [27.07.2018 Bill Amount 
provision] 853.94 (upto date) 
[raiser [5018 [Mico [falabursg Chincha [PRED [Education [Others [7S |ಬೆಂಬೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ 5001 so oso 496] 4 TS[Completed [Phy Completed 
2167 17 [ಬೊನಸದೂರ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (including 
Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug 
fe provision) ಜಾ 
[Reis |50i6- Mico [Kalabureg  [Chinchol [PRED [Education [Others [1S |ಚಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರುಮಲಾಪೂರ 7) $30[ 23072018] 647 636|Completed [Phy Completed 
2168 17 [ಸ.ಕಿ.ಚ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including 
tlectrilication, Fan & Light Fittings and Plug 
provision! lb 


62 [Kis16321 [2016 [MICRO [albus Toi TRE Education [Others (ಟೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಂಗದಳ್ಳಿ 2.00] 2.00] 27-06-3017) 158] 1.67[Completed [ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
a8 | [ಸ.ಹಿ.ಬ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಚ್ಯ 
f__ | ____ |uದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 
63 |KL816321 |2016- [MICRO |Kataburagi |Chincholl RWS Education Others 'ಚೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಿ 2.00] 2.00| 27-06-2017} 1.98| 1.98|Comp!eted [ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
379 [7 [ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
lo —- el { 
64 |KL816321 |2016- [MICRO |Kalaburegi [chinchoi [RWS duction [Others ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಠಪಳ್ಳಿ ಸಔ -ಪ್ರಾಶಾರ 4.00] 4.00] 07-06-2017] 3.96} 3.29[ Completed [ಕೆಲಸ ಮುಗಿಡಿದೆ 
3180 17 [ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
le ol _ l- IN 1 
6S |KL816321 |2016- [MICRO Kalaburagi [Chincholl IKRIDL-2 JEducation JOthers [General Providing watersuply Scheme and water 5.00 5.00| 31-08-2016] 4.00[Completed ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3183 17 filter, R.O.Plant to Kasturiba Vasati School in 
_! KE ‘Ratkal Village in Chincholi Tatuk | | 
66 |KL816321 2015: MICRO [Kalaburagi — [Chinchol — [RRDS [edcsion Tomer [ie ಡೆಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಿನ ಸಹರಾ, ಕಾರ ಕಡಹ 13.00] 13.00] 31-083016| 3360] To4o[Completed [RSS K| 
3187 47 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan 
[4 Light Fittings and Plug provision] 
FRG RE [MRS oboe — [era Rec [auction [Oren Net [ತಂಚೋನಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಡಕರ ನಹ ಪ್ರಾನಾರ — FE] Raf 3am ortecns 
3188 17 [ರಟಕಲ್‌ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including 
Electrification, Fan & Light Fittings and Plug 
[. ll. 1 I ml provision] ಮ 
68 |KL816321 [2016 |MICRO |Kslaburag Chinchol_ [KRioL-2 [Education  JOthers |General [do ತಾಲಾಕನ ಮುನರಂವಾ 'ಸ.ದ್ರಾಶಾಲ 13.00] 30) sro60e] To oao[Cmpleted recs, 
a8 [v7 [ಮುಕರಂಬಾ 2 ಕೋಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ (Including 
Electrification, Fan & Light Fittings and Plug 
pl 1 provision] | - 1 
69 |K1816321 |2016- [MICRO Kalaburag} (Chincholi KRIDL:2 Education ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರನಾಳ' ಸೆ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 13.00] 13.00} 1 13.00] 10.40|Completed |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
390 [7 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Flectrihcation, 
| Fan & Light Fittings and Plug provision] 
[75 [REE [508 [NCR [oad — ot TRiocz [Education [other Te 'ಚೆಂಚೋಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊರವ ಸಸು.ಪ್ರಾಾರಗ 71 13.00) 13-00] 1300] 1040Completed [Zerfecd ಕ್‌ 
3191 17 [ಶೋಡಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [including Electrification, Fan 
[& Light Fittings and Plug provision} 
[7 [rreresat [soe [ico [alee Cbincholl  [KROL2 [Education [Others [General [lod SEN ವಾ್‌ 7.00] 7.00) 1 70 So Comoieted [crreckd 
3192 7 'ಚೆಮ್ಮಾಯಿದ್ದಾಯಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ cluding 
Electrification, Fan & Light Fittings and Plug 
M provision] | esl | (ME 
72 |KL816321 |2016- [MICRO Kalaburagi Chinchok KRIOL-2 [Education Others SCP ಚೆಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದಸ್ಪಾಷೂರ 7,00] 73] 31-08-2016 7.001 5.60| Completed [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3193 17 1ರೋಡಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Including ectrification, 
Fan & Light Fittings and Plug provision 
— + — - - — 1 
73 |KL816321 |2016- [MICRO |Chincholl IKRIOL-2 [Education [Others [General Providing Compound wall and Gate to 30.00| 30.00] 31-08-2016] 30.00| 24.00| Completed [Completed 
asa [7 F Kasruriba Vasatio School in Ratkal for 
ju Education instituation I (8 il: 
74 |KL816321 [2016- | MICRO [Chinchali  JPRED Education Others [Sc outed ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಜಾಲೆ ಕುಸ್ತೆಂಪಳ್ಳಿ' 5.00] 5.00] 31-03-2017] 4.94 4.65| Completed [Completed 
3195 17 [ಅಡುಗೆ ಕೋಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ [nding 
Electrification, Exhaust Fan Fitting and plug 
| provision) 
75 |KL816321 [3016 [MICRO [falaburg — [Chincha oz Faction [oihes [Genet [Construction oT Auditorium Lab, Additional 750} 75-00) | 30S 30[comseted [crAecsd 
3682 17 [rooms for Govt. Degree college Sulepeth 
Including Flectrification,Fan & Light Fitting 
[and Plug provision) 
76 [KL816321 {2016 [MICRO [eT (Cbincholl  [KRIDL2 [Education [Others JSP [lola SiN dg ಗಾವ್‌ ಸಮಾಪ್ರಾ 26.00} 2600} | 360 —osofcomieted |Farecsd 
368s 17 ಶಾಲೆಗೆ 64 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including 
Electrification, Fan 8 Light Fitting and Plug 
provision) } 
[7 [R837 [5036 [WicRO aang’ Chincholr [RRL [education [Oher— [Genaat [ioe SERS 'ಐ.ತಿಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1300} 1300] 1300|  1040fUnder GF Plaster UFP & FF Roof 
[3686 17 ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress Laid 
(including Electrificotion,Fan & Light Fitting 
land Plug provision) | | 
78 |KLB16321 |2016- [MICRO |Kalaburagi Chincholl [KRIDL-2 Education [Others [General [Goad ತಾಲೂಕಿನ 'ಮಳ್ಳಿಕೊಳ ತಾಂಡದ 13.00] 13.00 13.00] 10.40| Completed |ಪ್ಹಂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3688 [7 |ಗಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
(including Electrification, Fan & Light Fitting 
al [and Ptug provision) if 1 
79 |KL816421 |2016- [MICRO |Kalaburagi [Chittapur  [KRiDL-1 [Education [Others [SCP [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವನತೇಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ 19.50] 19.50] 27.09-2016| 1950 15.60 Completed [genrroBc’ 
1263 17 ತಾಂಡ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 
ಕೋಣೆಗಳು. Mಮಾrniinctuding Electrification, 
Fan & Light Fittings and Plug provision] 


sn TRLB1642N [2016 [MICRO [Kalaburagt [Chittapur  [KRiDc1 [Education Others [SCP 'ಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 26.00| eo oso] 2600 2080[Compieted [ನಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
1264 17 [ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೩ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.4.8) (Including Electrification, Fan & 
Light Fittings and Plug provision] _ 
#1 |KL816421 |2016- [MICRO [Kalaburagl Chitapur  |KRIDL-1 |Education Others SCP [ಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹರಿಯ ದ್ರಾಥಮಿಕ 39.00] 39.00| 08-09-2016] 3900] 31 o[ Completed [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1265 17 [ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ. lincluding Electrification, Fan &. 
4f Light Fittings and Plug provision] | | Ig 
liar [oie [McA [alsbarg — [criapar — KRioLd [Education Others [5  |ಿತಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಗಳಿ ತಾಂಡಾ 13.00] 13.00 7300 1046[Completed |Completed. 
1266 17 [ಸ.ಶಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [including 
electrification, Fan & Light Fittings and Plug 
provision] I i 1 
Slee [oie [ico [olabog — itapar [Koc [Education [oes [5p |ಸಂಗಾವಿಗ್ರಾದುದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 00 Sof deans] S00) 4S0[Completed 
1267 17 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ — 
lire [soi Mico [aba — [Citgo oc [eduction [others [Sep |ಕಡೆಬೂರಗ್ರಾದುದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 500 500| 98052016 S| 400 [Cormpieted |danrrodೆ 
|168 {27 ಶಾಲೆಯಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 1 
we [kerio [2016 [MICRO [Kolaburagi [Chittapur  |[KRiDL-1 |Education |Others [SCP [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಗ್ರಾಮದ 3 3/73 1550 1560[completed [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ 
3277 7 [ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ 
including Electrification, Fan & Light Fittings 
e and Flug provision] 
Fle so Mice ioarg — crise KAD [Encstion [ihe [General |ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ 3900 | Sosa 3500 3120[Completed [aorrreohದೆ 
3718 [07 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ 
[ನಮ್ಮಾ including Electrification, Fan & 
ght Fittings and Plug provision} 
7 [KL816A21 |206- MICRO maar — [KRioci [Education [Others |General |ಸಂಕಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ಲಾಧಮಿಕ 28.00) 2600] 080352016 2600)  2060Under [Ground fioor & first ficor 
3279 1 [ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ತರಗತಿ ಕೋಜೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress roof roof plastering 
(including Electrification, Fan & ight Fittings Completed & flooring 
land Plug provision Work U/P 
wlio lio Mee [oops —[Giapa [Ro [duct [oes [SFP Fe ಬಜ ಸರಕಾರ ಹರಿಯ ನಾನಾ! 2600} aR 7530s 600 2060|Completed |carrೊಂಡಿದೆ 
3280 [7 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾnlincluding Electrification, Fan & Light 
Hi L Fittings and Plug provision] im 
limes [oor [Micro [aabarg — [Chiao [RRA [Education [Others |General |ತಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ eso 27053006] 3500 3120|Completed |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ES ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತರಗತಿ ಕೋಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಸಾಮಾನ್ಯ) including lectrfication, Fan & 
Light Fittings and Plug provision | el 
$0 |K1816421 |2016- |MicRO |Kalaburag\ par [Kos [Education [Others [General |ಹಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾದುದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 5.001 ETT RT) 400[Complered |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3282 17 — | ಶಾಲೆಯಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
91 |KL816421 |2016- |MICRO |Kalaburagl Chittapur  |KRIoL-1 [Education |Others [SC [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರತೂರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ 10.00] Too] 27053016 10.00] $43[Completed [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3283 17 ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ | 
lk oe [MieRe atorg — [citapor Rio [Eduction |Oihers [5 |ಚತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿ ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 135o[ 1950 750 1576(completed |ಪೂರ್‌ಗೊಂಡಿದೆ. 
3284 17 [ಕೋಣೆ ನಿಮಾಣ including Electrification, Fan 
A Light Fittings and Plug provision] 
eal — = \# 
93 [K1816421 |2016- [MICRO |Kalaburagi Crapo Rides eduction [others [General [ಬಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾದುದ 19.50 19.501 1950|  1576[Completed |ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3285 17 [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ncluding 
Electrification, Fan & Light Fittings and Plug 
Ni provision] ( 
94 |KL816421 |2016- | MICRO |Kalaburagr emepar — [KRioez [education [others [General |ಚತ್ಪಾಡೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 19.50] 19.50] 330[ 15.76|Completed |ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3286 1 [ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ 3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Including 
Electrification, Fan &: Ught Fittings and Plug 
provision] - _ § pee 
95 |KLB16421 |2016- |MICRO |Kalaburagl mapa [KRioci [Education [others [General |ಸಂತೆನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 5.00] 5.00 08-09-2016] 5.00] 4.00| Completed |Completed 
3288 17 ಶಾಲೆಯಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ i i 
Flies oie [Mice [lbosg — [eriapor Rio [Educsiion [Others 5p  |ಯಾಗಾವೊರ ಗಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ 7 $f osS3one| 500 400[Completed [ಮುಗಿದಿದೆ 
3289 17 [ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ದಾಣ, ಹ 
97 |KL816421 |2016- | MICRO |Kalaburagt [chittapur [PRED auction” [others [General |ಹೂನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ 19.50] FE ESTE ETE 17.84 Completed |Phy Completed 
3290 17 [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
(including Electrification, Fan & Ligh Fittings 
and Plug provision] lt | 
leo fore [Nice lobar —[oriapur [PRE — [eduction |Oihes [5p |ಟತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ 7) $00 osIo3oi 572 $34[ Completed {PHY COMPLETED 
3291 17 [ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರಾಮ ಮೊಹಲ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ 
[ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವದು. (Including Electrification, 
Fan & Light Fittings and Plug provision] 
—— + — 
Tre soe [Mice [tore — [Critapar [eRe — [duction [ohes [5 [ರಾದರೆ ಠಾಲೂತಿನ ಶಶಾಬಾದ ನಗರದ ನರಕಾರಿ 600 eo oon] 57 S50[Cormpleted [PHY COMPLETED 
3292 17 ಪೌಡ ಶಾಲೆ ಸ್ಪೇಶನ್‌ ರೋಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕೊಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವದು. including Electrification, Fan & 
Light Fittings and Plug provision] 
L 


100 |KL816421 [2016- TMICRO [Kolabursg’ — [eittapir —TRWS Education |others J5P —ತಾಡೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತನನ್‌ ಸಾವರ EF) 205 22122007] 203 187[Compieted [Completed 1 
3293 |? ಶಾಲೆ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | 
ಬ ಕಲ್ಲಿಸುವದು. - 
101 [KL816421 [2016 [MICRO [falacurg — [orig RW Education others |p ಜಾರ ಠಾಟೂತನ ಮಕತೂಡಗ್ಯಾಪಡ T 3.00] 330] 13122007] 3] 287[ Completed [Completed 
3294 7 [ಸರಕಾರಿ ಜೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
( ಡೃವನ್ನ ಕಲಸು. I _1 : 
102|KLB16424 [2016- [MICRO [Falaburagl Chittapur [RWS Education [Others {SCP ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ(ಕೆ] ಶಾಲೆ" 5.00] 5.00) 01-01-2018] 4.95 3.61/Completed |ನಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಔಡ್‌ 
3295 17 ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟ ಮತ್ತು 
[ಬೋರಬೇಲ್‌ ಅಳ: | 
103[KL816421 |2018- [MICRO [Kolaburag — [Chltapu [RWS —docation Tore Ter [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪದ ಕಾರ 30 360] 22322007] 356] 338 Completed [Comsited 
3296 [7 ಅವರಣದಲ್ಲಿ ುಡಿಯುದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುದದು [ 
Tale 2016: |MicHO [falabarag [rand — [WE — meee Tome Ke [ಶಾಸಕ ಕಾವಾನ ನಾವಾ J” 2-00) Fr i389 oo[Compered [completed 
3298 7 [ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಸೀಬರ ಕಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್‌ 
[ಹಾಕುವದು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವದು. 
fos [rcoiea sore [ince Ic Chitapur [RWS Education [Others [SFP [dad ಕಾವಾ 2 20 Sa Tome [romped 
[3301 17 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ತಿರಂದಾಜ್‌ ಟಾತೀಸ್‌ ಹತ್ತಿರ) 
[ಬೋರವೆಲ್‌ ಹಾಕುವದು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್‌ 
|ಅಳವಡಿಸುವದು iE | } 
106 [£81691 [5016 [MICAS [alsburag — ona Ro “education [other — [General [ಚೆತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಮೂಳಗ್ರಾಪದ 730 730 7050] 750 500[Compleicd [SnD Snrriscdd 
3736 17 'ಸರ್ಶಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು 
} RW | (ಗಂಡು ಮಠ್ತಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [ek 
107 |KL816411 |2016- [MACRO |Kalabura, Chittapur PRED Education Others [SCP M.Y Ghorpade G. P Building Badesur 50.00! 50.001 25-07-2017 48.98] 47.10] Completec |Phy Completed 
365 |? | | 
ire [2016- [MACRO Kalaburag! [Chittapur PREO \Education [others SCP M.¥ Ghorpade G. P Building Mogainagaon 50.00] 50.00 08-03-2017| 4803 46 eee Completed (Rs. 26.30 
3366 17 [Lakhs Final Bill submitted 
[on 11/19/2019 for 
sd IR payment) 
109 [KLB16411 |2016- [MACRO [Kalaburg — [Chitapor — [NKRoS— [ecren omer Ter Digital Board Smart Cass room (Smart 12.00] 1200] 107306 1200 oof compieed [completed ] 
3404 17 Boards -12 and Projectors - 12), Jawahar 
1 fl 1 [Navodaya School, Korwar | J 
110 /KL816411 |2016- [MACRO Kalaburagi Chittapur INK Education Others scp Detailed Estimate for proposed construction 50.001 50.00] 09-01-2017| 50.00 43.50} Completed [Work completed & 
3405 17 [of Multi Purpose Hall at Jawahar Navodaya handed over 
school, Korwar in Dist. Kalaburagi 
Ti|kl Tk Tae ml | 
೬816411 |2016- | MACRO Kalaburagi Chittapur HKROB Education [Others [scp TATA Sumo Gold EX 854, jawahar Navodaya 5.58] 5.58] 13-02-2017} 5.58] 5.58| Completed [completed 
3407 17 School, Korwar LS 
112 |KL816421 |2016- |CMDa Kalaburagi Tchitapor IKRIOL-2 [Education [Others [SCP [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಸರ್ಕಾರಿ ಮದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 20.00| 20.00] 20.00 16.00| Completed Completed. 
|427 1 | |ಶಾಲೆ ಟೆಂಗಳಿ 3 ಕೋಕಿನಿರ್ಮಾಣ 
113 [KL816421 [2016 JCMOQ [kalabursg [Chapa owe Education [Others [SCP [ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಚೆತ್ತಾಪಾರ 200.00 FEC ETT ETT TT) Ne Roof Laid Further Work 
438 17 Sedam ಕಲಬುರಗಿ Progress Under Progress 
(8 
124 [KLSIESAT [5056- Sl Jewaral Pre [Education [Others [SCP [Construction of Gor Schoal Riding oT 00.00] 94.00] 16032018| TST Complore [oly Completed 
3230 17 Jainspur Village in Sowargs Taluka _} | 
115 [KLB16511 |2016- [MACRO Kalaburagi ewarg PRED Education JOthers [SCP |M.Y Ghorpade G. P Building Khachapur 50. So 50.00| 29-06-2017, 48.10} 46.43| Completed [Physically Completed Rs 
3370 17 |10.29 Lakhs Final bill 
submitted on 02/1/2019 
| | Je. Forwarded to Payment 
116|KL816521 [2016 [MICRO [Kafabarag’ — [ewer] KRDL1 [education Jothers [50 |ಸರಾರ ರಯ ವ್ರಾರವಾಕಾವ ಪಾರಾ 1300] 02112016| 1300) 104o[compiered [dpnrrnoad 
130 [2 [ಶಾಲಾ ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ncluding 
Electrification, Fan & Light Fitting and Plug 
EN | provision) 
117 [KLB16521 [2016- [MICRO [Kalaburag: — [ieware FHOL1 [Education [Others [TSP |6ಡಕೋಳ ಗಾವಡೆ ನರಾ ಕರಪವ್ಠಾಮಾ 13.00] 02-11-2016]  1300| — 10a0[Comploted 
235 [7 [ಶಾಲೆ 2 ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Including 
Electrification,Fan & Light Fitting and Plug 
lerovision 
118|KL816521 [2016- [MICRO Kalaburagl Jewargi [KRIDL-1 [Education [Others General |ಹರವಾಳ' ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ" 13.00] 13.00] 02-11-2016] 13.00] 12.86|Completed |ceorrhodd 
3454 17 [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,2 ಶಾಲಾ ಕೂರಡಿ ನಿರ್ದಾಣ 
(including Electrification, Fan & Light Fitting 
=} land Plug provision} 
119 |KL816521 |2016- [MICRO Falbongi [eae [RO [doen [oie Jeenenl [ವಿಲಾ ಗ್ರಾದುದ ಸರ್ಕಾರ ನಹ ವ್ರಾತವಾ EC TT ETE EET) ETT [eT] [ಸಾರ್ಣಗೊಂದದ 
3455 17 'ಶಾಲೆ,2 ಶಾಲಾ ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ {Including 
Hectrilication,Fan & Light Fitting and Plug 
NN NS |. 
120|KL816521 [2016- |MICRO [falsburag [ews — [RRS [caterer {emer [ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಯ ಪ್ರಾಠಮತ 7-001 700 0110s 7.00] 5 60[ Completed ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಕಡೆ 
363 [7 'ಶಾಲೆ,1 ಶಾಲಾ ಕೊಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (cluding 
Electrification,Fan & Light Fitting and Plug 
provision) 


5 Tkl6iesat [2016 [MICRO [Kalaburagi  [jewarg RAD [Education [others [General [ವಸ್ತಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 700) 700[ 0211-2016 700 seo[compieted [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3464 17 ಶಾಲೆ, ಶಾಲಾ ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (cluding 
Electrification, Fan & Light Fitting and Plug 
Wi provision) | 
172 [KBie621 |2016- [MICRO [Kalaburagi  [Sedam KRiD2 [education [others [SCP ಪಂದ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕೆ 13.00} 300/ 300[ 1046 |Completed Completed. 
1581 17 ಗೆ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
(inctuding Electrification, Fan & Light Fittings 
|e and Plug provision —— 
lier [oe [ANCA [bare oedam eT [cation [oie [SEF Toaaad ಗ್ರಾಮಡ ಸರ್ಕಾಕಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ 70 700 doe 700 S0[compieted ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1582 17 [ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including 
Electrification, Fan & Light Fittings and Plug 
JE provision] - - 
Ta [KLGI66H [5016 [MICRO [Kaloburagi  |Sedem ioc [Eden [others [5 [ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಧಾನಗಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ 13.00} 7300 300 1287 [Completed [Completed 
1588 17 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ-3 ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೋಣಗಳ 
[ನಿಮಾಣ (Including Electrification, Fan & 
Light Fittings and Plug provision} 
125 |KL816621 |2016- | MICRO |Kalaburagi Sedam KRioL-2 [Education JOthers [SCP 'ಅಡಿಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ 7.00] oo 7.00] 5.60[Completed |Completed. 
1590 17 [ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Including 
Electrification, fan & Light Fittings and Plug 
provision] 
36 [KLBI66TY [5016 [MICRO [¥alaburagi [Seda Ros [education [others [57 |uenರಾ (8)ಗೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ 13-00] Re oso] 1300 10A0|Under Plaster ulo 
1594 [7 [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
including Electrification, Fan & Light Fittings 
[and Plun provision] ll . 
127 |KLB16621 |2016- {MICRO |Kalaburagi Sedam IKRIoL-2 JEducation [Others |TSP ಹೆಯ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 6.40! 6.40] 6.40] 5.12 Completed |Completed. 
2595 17 ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
including Electrification, Fan & Light Fitings 
IR [and Plug provision] 1 
128|KL816621 |2016- |MICRO |Kalaburagi [Sedam KRioc7 [Eduction Others [General |ಸರಾರಿ ಪೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಡ್ಲಾಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 6.00] 6.00] 6.001 S40[Compieted |ದೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3602 17 (ನಿರ್ಮಾಣ. | 
775 [KL8i66rr [2016 [MICRO [Kalaburagi  |Sedam Fe eer [oer 7 |ಠಂಕೂಳ ಗಾಮದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಢ ಕಾರ ಕಣಡ 50.00} 600] s000[  a0.00[Under [Ground Floor Basament 
3603 1 ನಿಮಾಣ. (including Electrification, Fan &. progres [UP 
J [uight Fittings and Plug provision] | Ik 
To [Koieer [2016 [MICRO [Kalaburagi [Sedan Ros [Education [Others [General JAuditorium,Lab Additional rooms for 5000 000 5% 40.06 [Completed 
3693 17 [Gout Degree college Sedam (including, 
Electrification, Fan & Light Fiting and Plug 
1 provision] (( 
GI|KLGI662Y [2016 [MICRO |Kalaburagi  [Sedam ioc [eduction [Others [General [Girls and Boys Tollet rooms, Lab, equipments 20.06} 20.00] 3650| 16 00[Completed [Completed. 
3694 17 or Govt. U college Sedam including, 
Electrification, Fan & Light Fitting and Plug 
Jprovision} | 
132 |KLB16621 |2016- | MICRO |Kalaburagi [sedam Rio [Education (Others [General [Building Construction of Govt. PU college 50.00| 34.00] 3400/3362 [completed |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3695 17 [malkhed (including Electrification,Fan & 
ght Fitting and Plug provision) 
133 |KL816621 |2016- [MICRO |Kelaburag!  [Sedam RD [Education [Others |S [Construction of Ranjol Govt. High School 50.00 000] 50.00|  4000|Under 
3696 17 building Lab and Additional rooms (including Progress 
Flectrification,Fan & Light Fitting and Plug 
hs provision) cl 
134 |KL816611 [2016- [MACRO |Kalaburagi Sedam Roc [Education [Others [General |ಸರ್ಕಾರ ಠನ್ರಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಳಖೇಡಗೆ 06 39.00} 39.00| 14-02-2018 38.55 Completed |Completed. 
3163 17 ಶೋಣೆನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. cl 
135 [KL816611 [2016 [MACRO |Kaiaburagi  [Sedam Feo — [duction [others [General [Construction of MY Ghorpade G. P Building 5000] Soo 286082017] 4908]  49.01[ Completed [Completed 
3371 17 Yadaga _! [i 
36[KLB1661 2016 [MACRO [Kaloburagi [Sedo Pre [Eduction Others [Sc |M Ghorpade G. P Building Sindhanmadu 50.0] oo does 489i] 4887| Completed |Phy Completed 
3372 17 | [8 [ 
137|KL816631 |2016- |[coa |Kalaburagi 'Sedam KR (Education [Others [General [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಿದೇಟ 13.00] 13.00] 18-01-2017! 1300] 1259 Completed [Flooring U/P 
PU [ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡು 
[ಕೋಡೆಗಳನಿರ್ಮಾಣ H_ 
138 [Kbi6sst [2016 [Coa  [Kaiaburag  |[Sedam RT [Education [Others [General [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಡಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕಯ 860] 710 30012016 730/  7.02[Completed [Plastering U/P 
3477 17 ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೆಲಸಮ 
ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಣೆನಿರ್ಮಾಣ 
lar [ie Joa [oboe — [edam —— [KROLT [Education [Others [General [Construction of School infrastructure at Indra 1800 Ted 053017] 150 1400|Completed (Completed. 
3478 17 Nagar of Paslari Village in Sedam Taluka 
140 [KL816631 [2016- lea Kalaburag  [Sedem oT [éducation Others [General [Construction of one room building to HPSC at iol SASH ATA Comieted [Comoleted 
3479 17 Huda (8) Village in Sedam Taluka 
Tai [kL816631 [2016 [Coa [Kalaburag! | Sedom Roce [Adecstion” [Other [General |ನಾಡೇದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ ದುಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ 26.00} 5/0 2553 304i[Under Roof Level 
|__13486 17 _|08ಹೆಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ys Progress | 
Ta [kL81663 [2016 [C00 [falaburagi  [Sedem oT [educion [Others [General [Construction of 06 Class oom Building for 700! oe irae] 00 3360|Compieted [Completed 
3489 17 Govt. High School at Sedam Town in Sedam 
Taluka 


3150 17 


for Proposed Navodaya School at police 
[round Ketaburagi 


143[KL816337 [2016 Kalaburagi Other [Genel [ನರರ ಕನ್ನಾ ಪಾಷ ನಾರ ನನ್‌ 3245] 8020 sas 3] [Fomplered. 
3498 27 [ಹಿಂದುಗಡೆ ಸೇಡಂ'೧4 ಕೋಣೆ ದುತ್ತು 
[ಶೌಚಾಲಯನಿರ್ಮಾಣ 
144 |KL816331 rors Kalaburagi |ಹಾಬಾಳ (ಟಿ) ಗ್ರಾ ಮದಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಢಮಕ ಕಾಲಿಯ 31.45] 23-02-2018 [COMPLETED 
3495 [17 ನವೀಕರಣ ಮತು ಕೋಣೆಸಿರ್ಮಾಣ' [L 
145 |KL816711 |2016- Kalaburagi [Construction of Toilets Building to Govt. High 10.00| 03-09-2027] Work completed & 
3194 17 [School (Urdu) at Lalgeri Cross in Kalaburagi handed over 
ity 
146[KL816711 [2016- [Kaiaburagi Kalaburgi [NK [General [Construction of Talles Building to Govt. $80] 03530 [Work completed & 
3195 17 [Modal Primary School (Urdu) at Sonia Gandhl [handed over 
[Colony in Kalaburagl City 
147 [KLB16711 [2016 [MACRO [falsbureeT Construction of lianabad Govt PU College 13.00 O401307] Work completed & 
316 at M.S.K. Mil Kataburagl [handed over 
as [Kibie7i |2016- [waco |Kataburagi [Construction of compound wall to First 2545 28-03-2017 |Work completed & 
3202 17 [Grade College at Mahagaon in Kalaburagi Handed Over 
| [raluka (1 
149 |KLB16711 [TT Kalaburagi M.Y Ghorpade G. P Building Basvapettan 50, co[ 08-01-2017] 40.44| Completed [Phy Completed 
3369 7 
150|KL816711 |2016- [MACRO Kalaburagi Providing borewell and hand pump to Govt 1.46 07-01-2017} Phy Completed 
38 | higher primary schoot at Nandikur village In 
| [dist Kalaburagl 
151 |KLB16711 |2016- MACRO Kalaburagi [Constn of road for Auditorium and girls 28.10] 29-01-2018| 2575 completed [Completed 
3386 17 [hostel in Agriculture college in Kalaburagi 
|— {- 
152 |K1816711 |2016- Kalaburagi Providing 200 mtr athetics track, See saw, 5.27| 02-03-2017] Work completed & 
3388 17 [wings slice and cycle stand at Kendriya [handed over 
vidyalaya in dist Kalaburagi 
Ak 
Fs [reaierie [5oe” Kelaburagi [Const offirst loor at Independent FU college 6443/2057 Werk compleredE 
3389 17 at dist Kalaburagi handed over 
154[KL616711 |2016- Kalaburag Education |Others [Construction of platform in Laboratories at 16.00| 15-12-2017 13.86 [ Completed [work completed fal 
3408 17 Govt. P.U, Girls College Building at Kalaburagi paid 
Dist. 
155 [KL61671 [2016 [MACRO [Kalaboress Serent [Fectical wort at Rosiorbe Sander [77 T [completed 
3412 17 Residential School, Kalaburgai 
156 |KL816711 |2016- Kalaburagi |Additional Class rooms for Govt.Womens 7] 10-12-2017| [Ground floor roof laid & 
3512 17 [Polytechnic College Building at Ta and in Dist plastering work U/P & 
kalaburagt First floor 88M Upto 
lintel Level 
157 foie 2016- Kalaburagi Providing Toilets at Kannada Medium Block 5.40| 02-10-2017 |Completed 
3146 17 for Proposed Navodaya School at Police 
Ground Kalaburagi 
158|K1816711 |2016- Kataburagl [Providing Water Proofing for Urdu Medium 5.40} 02-10-2017| [Completed 
3147 17 [Block for Proposed Navodaya School at policr 
[Ground Kataburagi 
la ನ | 08 
159|KL816711 |2016- [MACRO Kalaburagi Providing Borewell and Pumping Mechinery 2.25| 02-10-2017| Completed 
3148 17 [to Proposed Navodaya Schoo! at Police 
[Ground 
160|KL816711 |2016- Kalaburagi [Renovation of Kitchen Block for Proposed 4.30| 20-10-2017| [Completed 
3149 17 Navodaya school at police Ground Kalaburagi 
151 [KL816714 [2016- Kalaburagi “ox Reparis to Toilet Block in Urdu Medium Block 500| 0230-3017 [Completed 


TETRRieTi [oie [MACRO [fsisburagi  [Kolburag' FETT Toco Joters [General [Provding Painting Proposed Navodaya pT) eT TET SY TT] [Completed 1 
3151 17 [school at police Ground Kalaburag! 
rl ; A wa ale 
alamo foe [ARES [iaiborag  alsburag KROL me ome | [ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಪನ ಗ್ರಾಡುದಸರ್ಕಾರಿ T3600 Sasso 560) 206M[Completed 
357 | ಪ್ರಾಡಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 94 ಕೋಣೆಗಳನಿರ್ಮಾಣ 
Tea RrieT Fe Taree Toe —oi [education |othes [SC ವರ್‌ ನಾವಾ ಕರಾಡ ತನ ರಾಪಪನ್ನಿ al a 33s 1000) 800 ವಾ [ಷಾನ 'ಘಾರ್ನಗಾಂಡಿದೆ 
3158 17 ಶೌಚಾಲಯನಿರ್ದಾಣ 
alriaierit [2016- | MACRO |falaburagi  |Kalaburag! eT Austen [ores [sc |sowdh 'ತಾಲೂಕಿನ ಪೇವಣಗೆ ಗ್ರಾಮದಸರ್ಕಾರಿ Ts Ra aro Te3s|  14S8[Completed gi 
3160 17 [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೋಣೆಗಳನಿರ್ಮಾಣ 
Telireierii [2016 [MACRO |Kalaburagl \afcore [Aoi [education [Others [SCP ತವಬಾಕನ ತಾದ್ಗೂತಿನ ಅಪರಾದೇಬಿ) ಗ್ರಾಮದ 3 Sa esos 2400) 1920) [Completed Tere nian 
3161 17 [ಸಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪಸತಿ 'ಶಾಲೆಗೆ ಸೋಲಾರ್‌ Work U/P 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುತ್ತು ಕಂಡ್ಯೂಟರ್‌ (101 
| Rl ಕನ ಕಲಿಸುವುದು. — ek A 
GIT [707 [MAERS [aieburag.  [Coleburag: [KNOL FRR [ores [FP [Construction of Thee Class Room and Toilet Set ~~ rare] 2050) 1960 Completed [Completed 
3162 7 alock to Govt. HPS @ Nandikoor Vilage in 
Bd alaburag) al dl 
TTT [aoe [Eo aobarag.  [alsburag [KROL ae omen [57 [ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಮಹಗಾಂವ್‌ 20.06} Sa as 3600 2400[Completed 
432 17 [ತ್ರಾಸನಲ್ಲಿರುವಸರ್ರಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
[ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್‌, ದಾಪನ ನಿಲುಗಡೆ, 
'ಠಸೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಸಸ 
[ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಕೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಬಿದೃದ್ದಿ, 
|ವಿದ್ಯೂತ ಕೆಂಬ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾನ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. L iB Ra! ee 
Tes [itera |2016- |cMoa |Kalaburagi Kalaburagi [PWD Education Others [ತಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಶೇಖರೋಜಾಸರ್ಕಾರಿ 20.001 20.001 13-10-2017 18.53 1331|Complered | work Completed final bill 
437 1 IKalaburagil (ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆನಿರ್ಮಾಣ ಧಡ 
[ಮತ್ತು ಬೋರವೇಲ್‌ ಶೊರೆಯುವುದು. 
FoR [ao1e |MICRO [Kalaburag!  |Falaburag “IRws Teme Gree 7 ows ತಾಲೂತಿನ ರಮ್ನೂರು ಆರ್‌.ಸಿ 434 aloo asf Ati[Completed [ಮುಗಿವಿದೆ: 1 
» 1516 17 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರಹಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 
= _|ಕುಡಿಯದೆ ನೀರಿನ ಪಪಸೆ ಕಲಿಸುವುದು. WY 
Talkies |2016- |MiCRO |Falaburagl Kataburagi RWS Fducation [Others SCP 'ಸಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸರಟಗಿ ಸರಕಾರಿ Too] 4.00! 02-01-2017| 3.96| 376 [Completed |completed 
1517 [7 [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥ 
172 RSE [eS Tolaburasl Tame TFS Faction |others |SCP ಸ್ತಂಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಜೀವನಗರ ಸೆಹರು ಗಂಜ್‌ 7a 700 07-12-2016] OE olcompleted [work completed final bill 
1642 17 Kalaburagi [ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆ 01 ಕೋಣ [pad 
[SaಾrH (Including Elecification Fan & Ught 
| Fitting and Plug provision) 
173 |KL816721 Wd Kaaburagi [Kaiaburasi |RWS Education |others |TSP ರವರಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಫ್ಯಾಷಪಕ] 6.771 5.001 a 495 olcompiaed [ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
220 | [ಶಾಲೆಗೆ ರುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 
Talis [2016- |MicRO |Kalaburag! haborag [KRioci [Education |Others ಣಗ [ಕಲಬುರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ 15.001 15.00| ERT 15.00| oolcompieted [ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
3523 7 ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 01. 
ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.. (nding 
stectrification with AC] 
Te [KIBieTsT [2016- [MICRO |Kalaburagl Raburag (KRIDL1 J! mes [sc ಇರಬಕನ ತಾಲಾಸನ ಮಹಾಗಾಂಪ್‌ ವದವಿ ದೂರ್ವ 10.001 ooo 0540-20161 ooo 8 lorie J 
32, [7 ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ncluding 
Electrification, Fan & Light Fittings snd Plug 
\ i. provision} al — 
GARETH 58 [NCR [Falsbursss  [Folsburag! JPWD Re oer [General [Construction of Toles room In Gown Urdu 100} aoe sao 775[Comnleted work completed final bill 
3526 1 Kalaburagi| pamarySchool in Shaik roza Kalburg! paid 
- lr = ate 
RT ioe [NcRo [Kaloburag  |fotaburagt KNOLL ee [omer [er |5owದhಿ ನಗರದ ಬಾರ್ಡ ನಂ: 38 ಹೀರಾಷೊರ 1950) sol 13-04-2016) 1950] Completed 
367 17 [ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ದ್ರಾಪಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 
03 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ncluding 
etectrification.Fan & Light Fitting and PIuE, 
provision) 
Ta KLa1e7a1 |2016- Tero [ofaburses Kalaburagi RET [Eire oie —Teear ಸನಮರನ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಮ್‌ ಪಿ ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ 26. wl eo 1508-2016) 2600 Ta [ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
3745 17 ಶಾಲೆಗೆ ತಹಸೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ 04 ಕೋಣೆ 
ನಿರ್ಮಾ (Including Electrification Fan & Light 
Fitting and Plug provision) 
179|KL816521 |2016- Tae Kalaburag! Sane [KRio [Education Others Te ಇವರಗ ತಾರೂಸನ ಮಹಾಗಾಂದ ಸರ್ಕಾರಿ OE a sal wa lees RES ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
mo | ಪ್ರಧಮ ದರ್ಗ ಅಾಲೇಶಿನ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ೪ಂಗle 6 
1 [ಕಾಮಗಾರಿ 


7 (i T [Others Total _T 3089.08 3876.26 T 
1 [81816321 ]2018- [CMDS [rhb Ta Pehl JKROCT Education [rman Ter 'ಚೆಂಚೋಳಿ ಕಾಲೂಸನ ವರದಾನ ಮೋತತವಕ್ಷ 20.00) 1945] 2708208] 193g) Under Plaster UP 
3500 7 school [ಗಾದುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳ progress 
[ನಿರ್ಮಾಣ 
KL816721 |2016- JcmoG Kalaburagi Katburag: [PRED Education RT [ಕಲಬುರಗಿ ತಾರೊ3ನ ಗೊಬ್ಬರದಾಔ ಗ್ರಾಮದ 3 — 20.00] 20.00] 02-02-2018] ess 17.35|Completed [Physically completed ] 
[3520 17 School [ಶಾಲಾ ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
— 1 - 
ಜಗ Primary School Total TF 40.00] 39.45 
1 [K1816722 [3016- [MACRO rolaoragr Kalaurag [NK J Unwerait Construction of footpath Tn Gulbargs 39.81] 40.38] 208307) Completed [Work compleredt 
ae y University campus, Kalaburagi [handed over 
- ಗ್‌ University Total 39.81 4038) x ¥ T 
1 |KL817747 Kalaturagi — JpwD Education [Degree [Gane [ಕಲಬುರಗಿ ನಿಧಾನ ಸಭಾ ನೇತ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ಸಗರದ 10.00] 10.00] 01-04-2018] 20) Complsted [Work Final Bill Pai, 
3092 alaburagi colege [ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾನಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 
(ಆರ್‌ಓಿ ಬ್ಲಾಂಟ (ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಥಟಕ) 
[ಹಾಗೂ ಗಣರ ಯಂತ್ರಗಳು ಸೀರೋಪಕರಣಗಳು. 
[ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 
2 [K8i7ai [007 wien Toba Te Jo Fouation [Degree [ERR ಕಮಲಾನೂರ ಸರ್ಕಾನ ಪಡ 2500 30) ES work completed fall | 
381s fs Kalaburagi College [ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ paid 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು Fe Pte : 
2017- [MICRO [rabies — [ee oT] 5 TR Degree [General [SONS NO ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಪ 5 7170] EET ಸಷ 3830 Compre Te Bill Submitted 
[Kalaburagi College ಕಾಲೇಜು ಜೇದರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 07 ಶಾಲಾ 
ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
NI Degree College Torr Fl 10670] CCRT ಸಂಟ 
Kalaburag —JAiend Peeo [eduction [igh ees ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾವಷ 10.00] 1000] 06053618) — 973 — Ses Phy Completed 
school ಸರ್ಜಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ 
ಶಾಲೆಗೆ ಸೋಲಾರ್‌ ವ್ಯದಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಆಗತ್ಯ 
ಪೀರೋದಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು 
2 [Kibo [a0 Je Kalaburagi [Aang Peo [educator gh mares ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಚಂದಗ್ರಾಮರ ನರಾ 300 3oorsos] — 3] (Physically completed 
3057 18 ‘School ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ » 
[ fe i. ‘i [adage ms 
3 |KL817221 |7627- [NAICRO [ore Nand PRED education [en ಚೆನಸೂರುಗ್ಗಾ 230) 1001208] SA] Physically completed 
[ 3058 [18 ‘School 
PT 2017- |eAIERO [ralebaregT and — Education [figh POET FE 484] Completed [Complered 
3059 [13 school 
EE el NN 
Kao - [MICRO |Kalaburag — Aen FRO Tr ನ 08012018] 3S] meee [Physically completed 
3060 school 
MICRO |Kalaburag Te PRED [Eduction TE 5-00] | ~ 433] [ero Tpysicolly completed 
School ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯ 
3) ca (ನಿರ್ಮಾಣ. el el 
7 [R872 [3017- [RS [eae [Aiand PRED [Education [igi er ದರ್ಗಾಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾನ ವಾ್‌ 500] 500) 1993308] is Physically completed 
18 [School |[ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪೆಶ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 
'ಮೊತಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. Hi Wi 
8 [KL517227 [3007- [NCRO [oor and PRED education Tigh [Sere [tas ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಪೈಡ್‌ 500 50 OTE lie [Completed 
3063 18 School ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತ 
df (ಮೊತಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ + 
9 [8827221 [3017- [ MICRO [falar and Pre Jéduction [rh Tomer [isc ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ನಾರ 500 0 2 le Physically completed 
3064 18 ‘Schoo! [ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ವತೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 
J 'ಮೂತಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ | 
10 |KL817227 [2007 [mero Kalaburagi Aland PRED Education [High Sena! |ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಾರ 5.00] 5.00) 08012018] 4.94 3.93| Completed [completed 
3065 18 School [ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 
ek - ]ಮೊತಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, RU 1 
3 [sma [sor fie Kalaburag — [Mand A ee ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾನ ಪಾರಾ 500 500] 2ST is [Completed 
3066 18 ‘school 'ಬಾಲತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಟಾಲಯ ಮತ್ತು 
L ಮ p "ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, is 
12 [K1817221 [3017 [AicRO foley Rand PRED JEducation™ ign 1s 'ಮತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾ ಪಡನಾ್‌ 300] 50 NIN Tl Phy Completed 
3067 18 [School 'ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಟಾಲಯ ಮತ್ತು 
y- _ 'ಹೊತಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
3 [K817221 [2017 [CRO [flare] Aland PRED [Education [gh emer ಸೂಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕ ವಾವ್‌ 300) UT Physically completed 
3068 [1g [school [ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 


a Tkt817221 


ನಾಗ [ನಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ HT si[Comoleted [Completed 
3069 |ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 
[ಮೂತಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
3 [wrsi7on ನಾನಾಗ |ಅಳಂಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಪ್ರಾಢ ಶಾಲೆ | RT —alGmoleted [Completed 
3070 ಟಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 
[ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
16 |KL817221 [ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ [) Gaalcompieted [Physically completed 


3071 


ಲಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 
ಮೂತಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


17 |¥817221 
3072 


ಣಗ ಸಿಡಸುಲ್ದಾನ ಗಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 


[ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 


488] lms [ln Corpleied 


18 [KL817221 
3073 


Te [ದೂತ್ತಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ನಾಗ |ಯಳಸಂಗಿ ಗಾಮದ ಸರಕಾರ ಪಡ ಕಾಲೆ 


484] 37 Corapleted [Physically completed 


38 [KL817221 
3074 


ಧಗ ಪುಡಗುಣಕ ಗಾಮದ ಸಂನನ ಪಡ ಠಾರ 


491 T35[Compieted [Physically Completed 


26 [KLB17221 
3075 


ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವಾಗ |ಮಟಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆ 


ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಟಾಲಯ ಮತ್ತು 
ಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


48 Fel Completed [Physically completed 


21 KLb17221 
3076 


[ಬಸವನ ಸಂಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾಶಿ ಪ್ರೌಡ 
[ಶಾಲೆ ಬಾಲಸೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 


[EN a7 Compieted [Physically completed 


22 [A872 
3077 


ಧಗ ಹಲೊ ಗಾಮಡ ಸರತ ಪಸ ಶಕಾರ 


ಮೂತ್ತಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


at lorries [Physically completed 


23 [KLB17221 
3078 


[ಫಾಡಲ ಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ T 
ಬಾಲಕೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಕೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 
ಬಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ 447 [Completed [Completed 


24 |KL817221 
3079 


'ಇಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ 
[ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 


7H ——oo[Cornoieted [Physically completed 


25 |Kl817221 
3080 


ler |ಠರಾರ ತಾಮಾಸನ ತಡುರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ 


ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


$8] Fo Completed [Physically completed 


28 |FL617221 
3053 


ನಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸನಗುಂದಾ ಸರೆಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ 
ಶಾಲೆಯ 2 ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 


aos] 1340|  1339|Completed Tarr completed 


27 [Ki8172 
3088 


Ten [ನರರ ಪಡ ಶಾಲ, ಖನೂರೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, 


[ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ 


3442] 80.97|Under Roof Slab Work Under 


progress  |Progess 


28 [KUB21 
3089 


ಸಾಗ [ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ಸರಸಂಬಾ, ಅಳಂದ 


ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ. 


13442 oa onder Finiching Work Under 


progress [Progress 


25 [Ki817221 
3096, 


'ನವಾಣ! |ಸರಶಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕು ಆಳಂದ 


ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಡ್ಯೂವೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ ಖರೀದಿಸಲು 


| — 
5.00} C00[Unde: [UNDER PROGRESS 


Progress 


30 [KL817241 
3093 


ನಾಗಾ ಪಾನಾರ ಸರನಂಬಾ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕು 


'ಇದರ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 


paid. 


3% |KLB17281 


he 
Ia [ialoburasl ನಾನಾಗ [ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಯಳಸಂಗಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಾ 


RH 1634[cormplered [work completed final wir] 


3095. 'ಇದರ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ. paid 
32 |KLB17321 'ತಂಡೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚಾವರಂ 6.24! 6 04| Completed Completed 
31062 'ಸ.ದ್ರೌಡಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
33 [KL8I7331 ನಾಗ |ಸುರೇಪೇದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ $0 77a 224[Completed Teomoieted 


3109 


[ಡ್ಕೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ ಒದಗಿಸುಪುದು- 


l 


34 [KLB17331 
3132 


ನಾಣಂಣಗ |ನುರಡೇಟ ಗ್ರಾಡುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ 


[ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರವೆಲ್‌ ಕೊರೆದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
_;ಪ್ರವನ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 


3 alors Tory Completed 


35 [KL817331 
3128 


coo [Kalaburagi 


Taare ih — [ened |ಗರಾದಾರ ಗ್ರಾವುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಡ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ 13 


[ಡ್ಕೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು. 


0851 o#5lCompleted |Compieted 


18 ವ] [ompieted [work completed final bill 


35 [8827331 [2017 [CoQ — [abo Timor PRe0 [education [High [omen ಸುಲೇಶೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರ ಪಷನಾರ 3700] 3.00 030620] To 224[ Completed [Completed 


3235 [is schoo! (ಬಾಲಕರ) 50 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. 
37 |K1817331 [2017 [C00 [rofaburse — chon PRED “Education [igh ವಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಠಾ್‌ಗ 3 10) ea complied [comers 
3126 is ‘schoo! [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ ಒದಗಿಸುವುದು” 
Ee EA J a le 
Fe Ria [05 fiero Kalaburagi  |Chittapur — [PRED — [doce ish [5 ನಾನಾರು ತಾಲಾತಿನ ತಾರಾ p7 50) WN] TS — cme [rrr Completed 


3374 18 ‘School ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ (ಸ್ಟೇಶನ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ತೀಕೋಪತರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. 


[rar /2017- was Kalaburog’ [ewan PRED Education [High — [Geen aR ಚ್ರೌಢ ಶಾಲೆಕಲ್ಗೂರ 3 ಕಾರನ 210] ಸ 36173007] 3] oe Comple’sd ra 
3696 18 School ನಿರ್ಮಾಣ 


— J el 
40 [Kiersm [oi7 eR Kalaburagi —[fewarg ——[FrED eT $e! ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಸಿಸ ನನಾ ಪಾರಾ 7] 1400] eR 1268]  769[Completed [Completed 
[3699 18 [school 'ಇಟಗಾದಲ್ಲಿ 2 ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ere fl | J 
47 [KSI Fr (me Kalaburagi J Cee high [eo apr ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪಕಾರ 1400] 1400) 0502708] BA] oem Completed 
3700 [is school ಯೆಡ್ರಾಮಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ICSE Kalaburagi —[Jewargi Ts Education Jer [ee ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಢಠಾಲ್ರಮಥ್ಣ ಚಾವರ್ನತಾಮ್ಠಾಪ; FEET) 26032018] 12064] TE 3a[Complered [Fal iTS 
ಜೆಲ್ಲೆ 


3090 18 [Kalaburagi [School [ಕಲಬುರಗಿ 


emer C00 Jralabirael ere KROL Jducaiion [Hh er [ಸರ್ಕಾರಿ ಕಸ್ಕಾ ಪ್ರೌಡಶಾರ, ಮರಾ 6.00] 600] D020 $00] 5.93[ Completed [Completed 
d 


3100 18 [ ‘school 'ಶೌಬಾಲಯ ನಿರ್ನಾಣ 
ree [Tosa NT Sedam [KRIDL-2 [Education Fe (ಗ [ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲ ನಾಡತದನ್ನ ನಾವ 6.00] 6.00] 02-01-2018 5.00] le Basament 
3102 18 I} [School ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
35 [KL817631 [2017- [C00 — [alae — Te KRiDC2 me High [sc Tರಾರಪ್ರರರಾಲ ಇಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಘೌಚಾಲಯ 6.00] [7 02-01-2018] 6.00] 4.80] Completed [Completed 
3104 18 School ನಿರ್ಮಾಣ f_ 
la —— 1 
36 Rarer icoa  |Kalabureg: — [Sede PRED {Eduction [Hie oem ರಿಬ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಷಾ 'ಡ್ಯೂಯರ್‌ [77 [7 ಪಾ 067] 067[ Completed [Completed 
3105s fis [School [ಡೆಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು. 
[ A 
47 less Tor 7- |coq Kalaburagi Sedam PRED Education High SCP ಮುಧೋಳ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ 3.00] 03-06-2018 2.241 2.24| Completed [Completed 
3106 [is school [ಡೆಸ್ಮ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಇ loess Toe 8 eam fe “eduction rier Sener] [dod ಸಾನ ಘಾ ರಡ್ಯೂಯರ್‌ FET) 30) 030608] 00] Sema omer 
307 [18 School [ಡಸ್ಮ ಒದಗಿಸುವುದು. 
— Pa J 
49 |K1817631 [2017 [C00 [abun ~~ Js cron [rig er [ರಂಜೋಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಾರಗಾ 'ಡ್ಯೂಯಲ್‌ 43ರ) 450| 0306308] 337] 3.36] Completed [Completed 
308  [s ‘School [ಡಿಸ ಒದಗಿಸುವುದು. 
_. 4 
50 |K1817621 Sedam PREO Education High General [ಸೇಡಂ ತಾಲೂತಿನ ಕಾನಾಗಡ್ದಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ 144] 1.44] [TTT 1.08| 1.07| Completed Completed 
3930 [School ಶಾಲೆಗೆ 24 ಡ್ಯೂವೇಲ್‌ ಡೇಸ್ಮ ಒದಗಿಸುವುದು 
51 [Kise [5or7 le Kalaburag — [Sedan Peo [education [Hen [eR ಸರಾ Fr To) ಹಾ 134] 34 Completed [Campicted 
3931 [1s school 'ಶಾಲೆಗೆ 30 ದ್ಯೂವೇಲ್‌ ಡೇಸ್ನ ಒದಗಿಸುವದು 
52 |K1817621 [2017 MICRO Kalaburagi Sedam PRED Education High scp ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ದುಗನೂರ ಸರಕಾರ ಪೌಢ T 3.00] 3.00] 05-03-2018 2.24] 224| Completed Completed 
332 School ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂವೇಲ್‌ ಡೇಸ್ಥ ಒದಗಿಸುವುದು 
53 [K817621 |2017- [MICRO [alabama PRE [Education [High ee a ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲಕುಂದಾ ಸರಕಾರಿ ಪಡ 2-10 ET eT 137] I3Gmpleted [Comptes 
3933 18 School ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂದೇಲ್‌ ಡೇಸ್ಮ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಈ. — a. - !- 
54 |KL817621 [2017- [MICRO Kalaburagi Sedam PRED Education High scp ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕನ 'ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ 3.00] 3.00 05-03-2018] 2.24 2.24 Completed Completed 
3934 18 [School 'ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಕೂದೇಲ್‌ ಡೇಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು 


TB [017 [MICRO [Kalabursgi  [Sedam RET [Han [7 [ನೇಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂದಾವೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ 130] Ta =a 3 13a[Compteted [Completed 
1935 18 School ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡ್ಯೂಜೇಲ್‌ ಡೇಸ್ಮ ಒದಗಿಸುವುದು 
5 [xi817621 |2017- [MICRO |Kalaburagl Sedam ls Ta rar ಘಾ [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಡಾ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 3.00] 3.00| KR 2.24 724 Completed (Completed 
336 [18 school 50 ಡ್ಯೂವೇಲ್‌ ಡೇಸ್ಮ ಒದಗಿಸುವುದು 
|: —— er -- ye H 
[iio [5017 | MICRO [Kaloburagi  [Sedam Reimar [ian [8 [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊತಕವಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ EX) Sea 23 22a[Comoleted |Comoleted 
3937 18 |Schoot ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂವೇಲ್‌ ಡೇಸ್ಮ ಒದಗಿಸುವುದು. 
Ge a817621 |2017- MICRO |Kalaburagi Sedam PRED Education [High scp ಷಂ ಮೂಕನ ಇಟಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ val 250] 14-03-2018 | 2:38| Completed [ETT 
3938 18 [School [ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 50 ಮೀ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ 
it ನಿರ್ಮಾಣ 1 i 
59 |Kt817721 |2017- | MICRO laburagi Kalaburagi |PRED Education |High ನಾಣಗ |ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದನೂರ 'ಗ್ರಾಮುದ ಸರ್ಕಾರಿ 4.001 4.00] 20-08-2018] 3.22) 3 3a[Completed [Phy Completed 
3785 18 |Schoot 'ಬ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಫ್ಯಾನ ಹಾಗೂ 
ಪೀರೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು 
@ [rai [2057 Tiere labora Ceara” [PRE [Education  [tigh [SCP ತಾನಸುಕ್ರಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ Fe) 00! eT 73 ಘಾ Pry Completed 
3781 18 school ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿ ಶಾಲೆಗೆ ೧ ಶಾಲಾ 
1 [ತೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
RTA [507 [MICRO [Kolaburags  |Kolaburag! reefer fer — [7 |souರಗಿ ತಾಲೂತಿನ ಕಲ್ಮೂಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಡೌಡ ar ETE) Fl mpleted [Completed 
3797 18 School ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 
TTA Gor7 [MICRO |olaburas aborag [PRED [Education ler ಇರ್‌ ಪೋಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ —T 338 ~~] 20) 733 [Completed [Completed 
108 [is school ಒದಗಿಸುವುದು 
a 
GTi |o017- | MACRO |Kalabursg! Te opi [education Te ಸವಾ |ಸರಬರಗ ಕಠ್ನಪ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ EET) pe ETO ET area [Noucರನರ ಮಖ್ಯ 
3527 18 School $5೬ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುದಾರಣೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಥರಾಲಿಕ ಗುರುಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಅನುದಾನ 
'ರೆಜೆಗಳಾದ ಹೆರಿಗೆ ರಬೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆ ಮತ್ತು ಮರು ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಿ ಜಮಾ 
ಅಸಧಿಕ್ಕತ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ನ ಖಾಲಿ ಇರುವ [ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸಕಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಜಸೆಪರಿ-2018 ರಿಂದ 
ಮಾರ್ಚ್‌ - 2018 ರವರೆಗಿನ (3) ತಿಂಗಳ ಅವದಿಗಾಗಿ 
[ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರುರಿತು. | 
Be [ a 
elo or eo0— [fabarag — [Keiabureg [PRED [Education RR rear [5owದಗ ನದಾನ ಸಾ ಕ್ಷೇತ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ, ಇ) oo 2510-2018 va Alclad [comoieted 
3091 18 ‘School ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಪೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
i 5 BN igh School Total 75670 eur FT) Fa ಹ 5} 
 [RUBi7iit |2037- | MACRO |Kalaburagt |Atzalpur Pwo Teaco [iigher [Generel |ಅದಜಲವೂರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಪಗಿರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 24.00| aco oss] 1986  1035|Completed [Physically Completed. 
3479 18 [Kalaburag! Primary ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಹೊಸ Final bill awaited. 
[School ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 
—— 
Taras [5007 [Micro |kalaburagi [Aland [ Fe [ane [General [Gಳoದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಗೆರ ಗ್ರಾಮದ ae sore] 1377 Ralconmpieted [completed 
3052 18 [Primary ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊರಡಿ 
school ನಿರ್ಮಾಣ. 
+ aE 
Tass Tan [2007 |MicRO [Kalaburagi  |Aland Re —Tmaton—[iiaker [General [2ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹರಿಯ ಡಾ; 'ದಮಕ 200) Rao oi] 399i [Coropieted completed 
3046 18 Primary ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
schoo! 
1 Je X- ಸ it mE 
3 [ki81722 [2017- MICRO |Kalaburagl [Aland PRED cron [fisher |General |ಚಿತಲಿ ಗ್ರಾದುದ ಸರ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 21.00| 7100 2403-2018] 20. 5/05 (Corpleted |Phy Completed 
3939 18 Primary ಶಾಲೆಯ 03 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
i 1 sl As 


ST [or Times Kaaburag’ [Alan PRE [education [Higher [ep Todರಗಾವನ ನಾವ ವಾಶಿ 7 200 2603208] ST Toms [Physically completed 
340 | Primary ಶಾಲೆಯ ೦3 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
Schoo! 
SS SO ವ! 
6 [sro MICRO |kalabursg —[Aisnd Feeo [faction [Higher [Gener [SIRE ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಓರಿಯ ಪ್ರಾಠರ T 100 203308 038] odin completed 
3941 Primary [ಶಾಲೆಯ 03 ಶಾಲಾ ಕೋಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 
School 
f- L- y 
[7 [ker [sor [wee Kalabureg’ [Aland PRE [education [Higher [Geer JSS ಗ್ರಾಮಡ ಸರ್ಕಾರಿ £ರಯ ಪ್ರಾಣ | EO ery Under Plastering Under progren 
342 hs Primary [ಶಾಲೆಯ 03 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
| School 
8 [KITT 1 MICRO [fslabursg — and [PRED [Education Higher ~The ]ಳಂದ ಕಾಮಾನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ 1406] 1400 dios] Completed [Physically completed 
354 [is K Primary ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
school 
9 |KL817221 [2017- |MICRO [radar — iene PRED [Education [igh Ter 'ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಸೆಟಗಾ ಸರಾ ನವ 7.001 760 oor] 338] Onder intel Level 
3055 18 Primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
Schoo! 
fm ~ T- 
10 |K1817331 [2017- [Co0 — [rear Tomei PRED [ducer ಯಾಕಾದೂರೆ ಗ್ರಾಮರ ಸರ್ಕಾರ ನನಯ ಫಾನವಾ FT TT ee ee 
323 [is 'ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ನ [ Tat 
1 [KL817331 |2027- |C00 — [FalebarseT [hincholl  JPRED [duction [iigher General [ಸುಲೇಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ನರಾ ನನವ ಪ್ರಾಧಮಕ ET) 2.40 03-06-208] 17 3a Completed (Completed 
3124 18 Primary [ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆಗೆ 40 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Schoo! [ಒದಗಿಸುವುದು 
J J LS - | 
12 |KLB17331 [2017- coq “[Riaboreer |Chinchoti PRED Education Higher General [eras ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ೬ರಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 3.00] 300] 03-06-2018] 2.24] 2.24| Completed Completed 
327 [1s rimary [ಶಾಲೆಗೆ 50 ದ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು. 
School 
Ki 2017- [CoQ —“Jslburg — [inca Tres Education [Higher [General [SRS ASRS ಪಾಡ್‌ | 7a 219[ Completed” Completed 
3129 18 [Primary 'ಶಾಲೆಗೆ 49 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಚೆಸ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. 
[school 
[7 ] ಇ rr 
14 [KL817331 |2017- icoa Kalaburagi IChinchoki PRED Education [Higher ‘General ಇರಗಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಷುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 1.80| 03-06-2018] 1.34 1.34(Completed Completed 
3130 18 Primary ಶಾಲೆಗೆ 30 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು. 
school 
A> Ah | 3 
15 |K1817331 2077-000 isha — recor PRED [Eduction [ifieher Te 'ಬುರಗಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮರ ಸರ್ಕಾರ ನನಹ ವ್ಯಾನ [x 090 0506308] DoH [comics Tomplered 
3a bs primary ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು: 
[School 
16 [KL8I7337 la 0a |Kalaburag’ [Cinch Res Education [Higher [ener |Sae ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಯ ಪ್ರಾನ [77 030) 0306208] 08] os Completed 
mo [8 Primary 'ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. 
‘School 
L- dls 


Mas [oor |coa  |Kelaburogs Arincrok [PRED Fduction [Higher Te ಪವಾಷಾರ ಎನ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ eas] asf 03-06-2018| 036] 3slcompleted [Completed 
1 18 Primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 08 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆನ್ಮ 
school ಒದಗಿಸುವುದು. 
is err [oo J eae [Chinchok [es Tear [iene [General [80% ಗಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ RT [7 [ET ನನಾ 08 Fcmpieted [Completed 
3112 [Primary 15 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು. 
school 


rs! 


Karst [a007- |coa  |Kalaburag Ta eo [Elucavon [Higher [SCP ನನಡಾಪಸ್ಗಗಾಷಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ 


tl 
af os06308) 036 RR [Completed 


3113 18 Primary ಶಾಲೆಗೆ ೦8 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 
[school 
20 Tears 517 [coa  |Kalaburagl a PRED —[docion | ಣಗ [ವಂಟನಕ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾರ ಸರಯ ಪ್ರಾಢಮಿಕ 0.48] al 03-06-2018| 0.36 G3 [Gormpleted [Completed El 
ana [8 primary ಶಾಲೆಗೆ ೮8 ಡ್ಮೂಯಲ್‌ ಡಸ್ಮ ಒದಗಿಸುವುದು. 
school 
ts —— - le md — 
ler [son [Coa [Kalsburagt chon [PRED Tr Tighe [General ] ಷಡ ಸರಾನ ನಿಯ ಪ್ರಾರಮಿಕ [XT oa 00 af —oaofcompieted [Completed 
ms 8 primary [ಶಾಲೆಗೆ 15 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ 
. school 
S hs 
Seist [eos [coo |fatsburag! Fema Reo education  |tgher ಧನಾ ನಡನಾಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ 'ಪಾರಮಿಕ [7 sar wea 08] 0 a Completed — 
“sue .|8 Primary [ಶಾಲೆಗೆ 10 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ, 
[school 
23 |KL817331 [Chinchot [PRED duction |Hieher [TSP 'ಸಾಡನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 78 078] 03-06-2018 0.58 GFa[Cormpieted (Completed 
3117 Primary ಶಾಲೆಗೆ 13 ಡ್ಯೊಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ ಒದಗಿಸುವುದು. 
School 
7a [Riei73s |2017- |CoQ ture [chincholi [PRED ation Higher |General ನಟರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚ 3a 03-06-2018} 0.18 Sr lcomwieted Completed 
3118 18 Primary ಶಾಲೆಗೆ ೦4 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. RN 
school 
A —— 
Fs forsee Vo a [Kalaburag! —Tainchol ee action Ne [oenerd ಸಾಪ ಸಾನ ಸನಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ [ETN A —olcomoieted [Completed 
3119 18 Primary 15 ಡ್ಯೋಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು. 
school 
—T A— A RTT ಸಾದಾ 
26 FE coa  |[Kataburagt [hinchol [PRED Teaco Migher [General ed ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 3.001 300|  03-06-2018| 2.241 FFalcomoieted [Completed 
3120 18 [Primary ಜಾಗೆ (ಬಾಲಕರ) 50 ಡ್ಯೊಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮೆ 
school ಒದಗಿಸುವುದು. 
—- 
oir [sor [Coa —T ise — [ERchol Tes — cater lege ore [ods ನಾಪರಸನಾಣಿ ಕನಯ ಪ್ರಾರಮಿಕ pT) EO TS wT —lomeieed 
3121 18 [Primary ಶಾಲೆಗೆ (ಬಾಲಕಿಯರ) 40 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆನ್ಮ 
\School ಒದಗಿಸುವುದು. 
8 |R73D |2007- EE Va Gino [PRED maton [fianer [General a ದಾಸನ ಕನಕಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1600 FE) maa] a[Gnpieted (completed (Rs. 784 | 
31050 18 Primary ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 2 ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Lakhs Final Bill submitted 
school ion 03/30/2015) for 
[payment 
ls L _1 


33 [reir Fo IMICRO Xa Taburagi ICinchot [RED Education Tighe [eee ಚೆಂಬೋಳಿ ಕಾಬಾ ನ್ನನನ 32.00] 3170 187730 27.91[ Completed [Compiled 
31051 fig Primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 4 ಕೊಣೆ ನಿರ್ದಾಣ 


30 |Kt8T732y 2617- |MicRS Kalaburagi ICtincholi PRED Education Higher [scp ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿರಿಂಗದಳ್ಳ3 F; 6.50] 6.40] 25-10-2018] 6.15 5.85[ Completed IPhysicalty Completed 
31061 [1¢ Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 3 ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


2 Ni LL 1 | el 
31 |K1817321 '2017- [MicRO [Ralsburagr [Chinchoti PRED 6.40) 20-09-2013] 6.15] 5.97[ Completed Physically Completed 


31064 [1g 


32 [KL817327 CRO [Kalaburag Tomar 
[31065 


33 |KL817321 5007 Jie Vaca J [PRED [a Higher [7p ಸಂಚಿ ತಾರಾನನವಾವನಾಗಾನನ್ಯ ಇ [Ts 20-0530] [ poe Completed Final Biir 


20-09-2018 533] 5.79] Completed [Completed ಸ 


oss [1g (Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೊಜ Submitted on 
‘School 04/03/2020 Forwarded 
for Payment 
34 |KL817327 [207 [eR Kalaburag: Cnc — oreo Education [Higher ep ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಾಲನ ನಾನಾ 'ಗ್ರಾಮೆದಕ್ಷಿ — 550 a 06-10-2016] ಇ! 6.16[Completad I 
21060 [15 Primary 'ಸ.ಹಿ.ಬ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೊಹೆ 
‘School 
35 |K817323 |3017 Jeno ee ~; Pee [educate ener General Jo ಕಾಮಾ ಸನಕ್ಯಾನಾ್‌ಾಾಾಾ- [2 ಇರರ ನಾ] ಷಾ! 5346]Compieted [Physica Campin 
31046 [1g Primary [8 ಕೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ Rs. 14.17 Laks Final ai 
School [submitted on 


13/12/2015) fot payment 


16.00] 1580 sos] 1496 5.60 Under Roof Laid Pan Bill 


36 [1817327 [7007 eS Kalaburagi Taree PRED [Education 


31047 18 Progress Submitted on 
28/02/2020 Forwarded 
Foe Payment 
37 [1817321 [2077 Meo Kalaburag Js ee Tr 2406] FT) ಸಾ 2186] 2130 Corlered” [wer Physically 
31048 18 Completed Final Bilt 
Submitted on 
31/01/2020 Forwarded 
for Payment 
38 [KL81732T |; Kalaburagi ——Jrmeroi ores Education [Higher er ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಾಮಾನ್‌ ನವಾನಾಗ ಗ್ರಾಮದ 48.001 - ಸಾ [oT 35 eee Physically Completed 
11045 Primary 'ಸೆ.ಹಿ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಜಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Final bill Submitted on 
School 19/02/2020 Forwarded 
lor Payment 
39 [KL8I7321 MICRO [Kslaburagi — cheer PRO Jeduction [fener — J ತಾಲೂಕಿನ ಗುರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಷಪ is 635] 64 aT 65 ವಾ Physically Completed 
11053 Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
Schoo! 
40 |K1817327 201 MICRO Kalaburagi [Chincholi PRED Education Higher scp [ಚೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ತಿ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡದ 50} 6.50 18-09-2018] 6.04, 6.021 [ ಗಾ 
1osa [1g (Primary ಸ.ಹಿ.ದ್ರಾ. ಕಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೂಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
School 


FA TRGTIs7Y [2017 [MICRO |Kalaburag [rinchott [PRED duction [Higher [SCP ಸಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ 'ಕಾನುನಾಯಕ 650] aol 06-10-2018] $95] FaifCompieted [Physically Completed 
oss [18 [Primary ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹಿ.ಪಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಅಡುಗೆ ಕೊಣೆ [completed (Rs. 1:09 
school ನಿರ್ಮಾಣ Lakhs Final Bill submitted 
[on 25/10/2019 for 
payment) 
7 [Ris [1007- ಸಾ eae [ehinchol [PRED [Education Tr — Tad ತಾರಾನಿನೆ ಬಾದ್ದಾನಾಯ ತಾಂಡದ 650) ao 2610-2018] af [Comsleted Teompcied ie 355 Final 
nose 8 primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ill submitted by AEE on 
schoo! 26/9/2029) Submitted 
or payment 
Lt ೫ |__| 
3 NFaT7aor |2017- (MICRO Taos — \chittopur [PWD Education oe ಸರಾ [ಚತ್ಪಾಪೂರು ರನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ 30.001 Sooo 16-01-2018 e377 [Completed (Work Completed 
3373 18 ed Primary ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀಸಲು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ' 
School [ಮಾದರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ 2 ಕೊರಡಿ, 
ಆಟದ ಮೈದಾನ 'ಆಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಆರೋ 
Lh Le ie 2 a ಸಾ 
lero [7607 [Micro (kalaburagy “Tirana [Pwo (Education leer [6eneal |ಮುಗುಟಾ ಗಾಮದ್ದಲಿರುವೆ ಸರಶಾರಿ ಏರಿಯ T- 5050] ooo 2206208) $6 ar 5) Grpieted |Work Completed | 
[3362 18 sedam [Primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 7 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
[school ೌಜಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆರೋಗ್ಯ) 
mb A 
[ela ior [wicns [rataburag.  [Ciittapur [PRED Education [er [ ನಮಾ ಗಾಮದಕ್ನಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ 6.00} FI) FEET ETT FlComsicted [Completed 
31037 18 Primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
school 
ಖಿ. Ml! | —- — 
3 [iiei7azi |2017- [MICRO |Kalaburag! [Chittapur PRED Education 'ನಾಷಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ 16.00 sso 23402018) $55|Under Roof level work under 
[31038 18 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Progress progress 
lr —r—ssss ಸ 
TTT TN Wane [SF ಕಾನಾ ಸನಾ | DET Gmpfeted [Comoieied 
2366 18 Primary [ಡ್ಕುಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ವಿತರಣೆ 
school 
Te lierast [soN7. (MICRO |Kolaburas! ದಾ PRED auction [Higher ಗ ನವನ್‌ ಗಾವದಕ್ವಿರುವ ಸರರಾರಿ ಹರಿಯ 3200] PETE TO ET ET oof Sib Loid 
302 8 Primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಠಾಲೆಗೆ 4 ಶೋಣಿಗಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
school 
1 J Ted 
Rao [507 (MICRO |Folaburag!  (Chittapyr PR action [tigher [General ಸಾಪ ಗ್ರಾಷದನಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ Fa) Ra Has 1d 13562 Grmpiered [Completed (Rs 3:91 Laks 
31033 18 primary [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 'ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Final Bill submitted fof 
school Payment on 09.10.2019) 
Ir rar] — ಗಾ! 
 Trisr7ari [2017 [MICRO |Kalaburag! [Chitapur [PRED auctor [Higher [General ಪ್‌್‌ತಾರ ಗ್ಯಾಮದರ್ದಿರುದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ 06-10-2014 77a “3635 | completed [Work Physically 
31035 8 primary ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ completed Final Bil 
school submitted on 
31/01/2020 Forwarded 
or Pavment 
- — Je Ji el I 
Sy rerar [5087- [MiicRO [kalaburags  [Chitapsr pao — [education |Migher [SCP 'ಧಾಷಾಷಾಕಗಾಷಡ ಸರಕಾ ಏರಿಯ ಪಾಧಮಿಕ 000) Ra Saas 3357] SA6[Completed Physically work 
3357 18 Sedam [Primary [ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೊಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) [Completed 
school 
_ ಧ್‌ - i lb —t 
SF lierias (2017. | MICRO |Kotabura! I FR [eduction “ghee [SC ಧತವಾನ ಗಾಪದಕ್ಕಿರುವ ಸರರಾರಿ ಹಿರಿಯ 15.00] oo 14-03-2018 war ai[completed [Completed 
3359 18 Primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
‘school [ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆರೋಗ್ಯ) 
Le ml wl ಹ! = 


$3 [KBI7421 [507 TNR Kalaburagi Tei iapur —Trwo Education [Higher [res [ಚಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸನಾ ನನವ 35.00] 35.00) 080220 27 AA[Corpleted Work Completed 
3360 [1g Sedam Primary [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


School (ಆರೋಗ್ಯ) 
34 [K1817427 2017 [wid Kalaburag —[Chinapor 


1370 18 


ವ 0 ll 
ನ್‌ [ತಾರಾರುವಾರಾನ ಕಾವಾ 7 7 ae — $50) Completed [Work Tompierd 


55 |KL817921 3007 ier Tra buragi —“Jhitapar 


ಎ — 
rsp [ಮೋಗಲಾ ಸರಕಾರಿ ಹರಯ 11,00| 1070) 2336308 9.37] 8.39| Completed [Work Physically 
es 


21032 18 'ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ‘ompleted (Rs 6.02 Lakhs 
[ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. Final Bil Submitted on 
[30/01/2020)Forwarded 
For Payment 


PRED Education [Higher [sep 'ಚೆತ್ತಾಚೂರು ಹಾಲನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ 154] 154] 


i ನ್‌ — dl - 
57 [K817421 [2075- Jco Kalaburagi —Tritapur —ores ಸರಕಾರಿ ₹ರಣು 16.00 3s) 10520) Ga ಸಧಾ Phy Completed 


102 [18 Primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಗೆ 2 ಕೋಜಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


154 153| Completed [Phy Competed 


WA 2017- [MICRO [ralbursg [Sitapar ores Te Higher Te ಪಂಡೋತಿ ಗಾಪವಕ್ನ್‌ ಕವನವ 1800 1600] 2770s] 13.85[Completed [Work Phair 
18 


11026 [Primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Completed Final Bu 
School Submitted on 
[31/01/2020 Forwarded 
for Payment 
55 [stein Tes J ere “es ನಾ [ನಿಗ್ಗಾಂಪೆ ಗ್ರಾಮದನ್ನರುನ ನಾವ pr 3145] Tos ನಾ ವ Finishing Stage 
[11007 [1g [ಪಾದಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (Progress 
school 
60 [KL6I7aaT [ 7- JMicRo A ~ 5 [ಮುಗಳನಾಗಾಂವ ಗಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರರಾರ ರ 7 16.00] FE FT 13.49| Completed [Phy completed Fira ಇಗ] 
1028 [1g [ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ತೋಡೆಗೆಳ ನಿರ್ಮಾಣ, SUbmitted on 
|01/10/2019, 


61 [KL617427 MICRO [Kolabursg — [opr rs Fducation [Higher 1 [ಮಹಾನಗರ ಗ್ರಾಮರಕ್ಸಿಡವ ಸನಾ 16.00] 16.00] 0530208 13.17| Completed [Work Pryce | 


11029 Primary [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, Completed Final sl 
[school submitted on 
31/01/2020 Forwarded 
for Payment 
a ಫ— 
62 [K1617421 ]2077- [RRO roo Chivapur PRED con gre C= ಗಾಮರಲಿರವ ಸರ S80 2370700] Te Roof evel 
11030 [1g Primary ಪಾದಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ progress 
School 
arm 2017- [MICRO [RalabargT TR [ Education Te Te 'ಇಂದಸಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದನ್ನರುವ ಸನಾ ನವ - 3300] ET 601-2018] 33] Work Complered ——] 
[1348 18 Sedam Primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ರೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
Schoo! 'ಶೌಟಾ ೯ (ಅರೋಗ್ಯ) 
1 
[3 [en uss Citasar Ts Fducation ihe [se Tames ಗ್ರಾಷನ್‌ರವಾ ನಾ ES FR 3970) 2376 Complies [Wor Campers 
1349 [1g dam Primary ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೊಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮತ್ತು 
‘School 'ೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಜಾಣ (ಆರೋಗ್ಯ) (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 
ll 


Tira [oi [oa [fotabursg  [Chitapur [PRED [ducati er [6enenl [ತತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಧಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 10.00] TA oo 336 S3s[Corpleted [Phy Completed 
319 8 Primary ಸರ್ದಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ 
[School ಅವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
I | —l A 
FF [RBIS [3007 [MICRO [kalaburagi  [ewargl Ro —Taen [Hane [General [ನನವ ಠಾಲೆ ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ [ er so 338 3S7[Completed [Completed 
3702 18 primary ನಿರ್ಮಾಣ 
schoo! 
Fle or Neo [aacarsg — [iewara [PWD [Education [Higher Genero! ಸಸಪ್ಯಾ ಶಾಲ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣ ೦1 7-00] ಇ Fer | oS Completed work completed final bil 
3703 18 (Kataburagi Primary ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, paid 
school [Fan Light Fitting and Plug Provision) 
$8 (KLBI7521 (2017- [MICRO |Kalaburagi ewargl Teneo Faction [Higher [General [ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಯಾತನೂರ ಹಿರಿಯ 10.45| 10.45 pl 9.01 $79| Completed |Phy Completed 
3704 18 [Primary [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ೧1 ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಆಟದ 
school [ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ 
eo [Kiai7s5i |2017- [MICRO |Kalaburagi Fe —~Tiaaion Hane [General [Bea ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹರಿಯ ಉರ್ದು 21-00} Sat ao] so] 418 [Compieted [Physically Completed 
» 3705 18 Primary [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊರಡಿ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ Final bill Submitted on 
school ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 29/02/2020 
_ Fo Keren |3017- |MICRO |Kelaburagi  Jlewargl eo [acon ihe [5 |ನಹಿದ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದುತ್ತಕೋಡ್‌ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 700 ETE TT ಧಾ [Completed [Completed 
1652 18 Primary 
»| school 
1 18 J | 
73 |[KL817521 |2017- [MICRO |Kalaburag! ewarg PRED [Education scp [ಸಹ-ಪ್ರಾ.ಶಾಲ ವಡಗೇರೆ 1 ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 7.00 7.00] 30-12-2017 6.00] a63| Completed [Completed 
1653 18 
57 fiers \5017- [MICRO [Kalaburagi  ewarg Pred — [education [Higher [SCP lr 'ಫಂಗರಗಾ 1ಕೊಠಔ ನಿರ್ಮಾಣ 700 Un | 627[completed [Completed 
1654 18 Primary 
school 
1 T T F 
Tea [07 NcRs [olabarag — [ewsrer [PRED [Education |tgher [SCP ಸಾಕಾರ ಸುಂಬಡ 1ಕೂರದಿ ಸರ್ಮಾಣ 70] aos | 6 32{Completed [Completed 
1655 18 primary 
school 
rsa [oon [Rac [aiabarsg — [ievarsl Pre [Eduction (Higher [SCP Jer 'ಹಾಳವಾರ 1 ಕೂರ ನಿರ್ಮಾಣ 700) et ao] e1s| 5 7o[Completed [Completed 
1656 18 primary 
school 
| 
75 |Ku817521 |2017- [MICRO |Kalaburagl ewargi PRED [Education 'ಸ೫.ಪ್ರಾ- ಶಾಲೆ ಅಖಂಡಹಳ್ಳಿ 1 ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 7.001 7.00) 22-11-2017} aT oa comeleted [Completed 
1658 18 
| A 
7 [Resa (2017- [MICRO (Kalaburagi  ewarg Re Taner [57 |ನಹವ್ರಾ.ಠಾಲೆ ವಸ್ತಾರಿ 1 ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 700 700| 30-12-2017 af ose completed [Completed 
1659 18 [primacy 
school 


77 |K1817521 [2017 [MicRO [Kataburagi Dewar: PRED [Education [iether Te ಸೆ.ಹಿ.ಬ್ರಾ. ಶಾಲ ಸೆಕನೂರಗ ನೂನನ ನಮಾ 7.0] 700] 27353007 63] Comes [Completed 
1660 18 Primary 
School 
in pl Amel 
EOTe>rees Tee Kalaburag’ —— [iowarl PRED [Eduction Te [ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ೫ರವಾಳ ತಾಡ ಗ ಸಾರ 7 7001 700] A207] [77 5.32[ Completed |Completed 
1663 18 [Primary ನಿರ್ಮಾಣ 
[School 
| sl ul 
79 [KL817521 [2077 Fe Terme Hewarel PRED [Education [Higher [se ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಜಾಲೆ ಹರವಾಳ ಇಂದ್ರ ನಗರ 7ಸಾಂನ 709] 700] 39313007 633 ದಾ 
1664 18 Primary ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
30 [rors [07 [ere Kalaburagi PRE0 [Eduction [Higher “He ಸಹನ್ರಾಾಾ್‌ ಮಂದೇವಾರ ತಾಂಡ ತಾಪನ 7.00] 700 25507] 38] $.72[ Completed [Completed 
1665 18 Primary ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
1 \ ೬ J | ಸ 
83 |KL817521 [2017- [MHICRO [Falabarag — [ewer PRED Higher [SCP JES RITTER 700] 700] 261220 ವ [Completed 
1667 18 [Primary 
School 
32 [#1817521 [2017- [ MCR eure] re PRD ಕ Higher [TSP Jed STARE ನಾವಾ 373 737 ಘಾ 
[2668 18 Primary [ಶಾಲೆ ದಡಗೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೧1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ. 
School ಹಾಗೂ 01 ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
Tf Te -] % % 
83 |KL817521 |2017- [MICRO [yelabureeT ewargt PRED [Education Higher [General 'ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪಂದನೂರ 2 ಕೂಗ ನಮಾ 14.00] 14.00] 0201208] we Completed [Completed 
3669 18 Primary 
school 
| A, 
84 [81817521 [2017- [MICRO [Foloareg — [evar JRE —[doeaton Hiher [General |ಸಹಿಪ್ರಾ ಕಾಲ ಕಾನಾ ಗನ 7.00) 70) ~~ — Completed [Completed 
3670 18 [Primary 
[choot 
| 
85 |KL817521 [2017- [MICRO [ee ewargi PRED [education [Higher [rear [SES STE or 7-00] 7.00] 241207 53] lcm (Completed 
3672 18 [Primary 
[School 
36 [isis [sor [eR foeborsr Fe PRED [Education [Higher er /ಸ.ಹಿ ಪಾ.ಶಾಲೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಕನ ಸಮಾನ 700] EO EETETTe [7 6.06 Completed [Completed 
3673 18 Primary 
School 
—! Ul 
87 [RL817521 [2017 [CRO [faiarad — ewer PRED [Eduction ager Ter ಸಹಿ.ಡಾ. ಶಾಲೆ ಜನಂ ಗಸ ವಾನ 70) en] — (Completed [Completed 
3674 18 Primary 
School 
ಗ — ಮ — A 
88 |K817521 |2017- MICRO Kalaburagi Jewargi FRED Education [Higher Genera! [ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲ ಕಾಚೂರ 1 ಕೊರಕ ನರ್ಮಾಣ 7.00} 7.00 04-01-2018} 6.45] 2.26| Under Finishing Work Under 
3675 18 Primary Progress Progress 
School 
L Ll ) ale 


Tian [2017 [MICRO [Kalaburag Pewargi PRED Eduction [Higher [SCP ಸಹ. ಪಾ.ಶಾಲ ಬಾಡ್ಕಪೂರ 1 ಕೂರಔ ನಿರ್ಮಾಣ 7.00) 700 25-01-2018 [77 Fai[Completed [Completed 
3676 18 [primary 
School 
(1 
$0 [KL617521 |2017- [MICRO Dewars PRED Faction [figher [General |ನಹ.ದಾ.ಶಾಲ ಕೆಲೂರ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 14.00 FT EET ETT) sAi[Under Plastering Work Under 
367 [18 Primary Progress Progress 
school 
(e. al | 
Fae oor [Mio [sare [esarg [Eo [eduction |Higher [Genel [ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಡಕೋಳ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 14.00} | ooo 1255 S75|Under Untel Level 
3678 [8 Primary Progress 
school 
7 [R875 [29007 [MICRO [alabureg  jewargl Production” [Higher |General [ಸ.ಹ.ವಾ,ಠಾಲೆ ಮಾಣಶಿವಣಗಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ 14.00] elon 38 13 60[Complieted [Completed 
379 is Primary [ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
<li so Mio [ators — [ews — [FRE [edaction [Hehe [Sc [ಸಹಿದಾ ಶಾಲ ದುಯೂರೆ 2 ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 14.00} Re oro) 327i] 12 6s[Completed [Completed 
3680 [is [primary 
School 
ho Rl —T 
94 |KL817521 |2017- [MICRO |Kalaburagi lewargi PRED Education [Higher [SCP ಸಹ ಪ್ರಾ-ಶಾಲೆ ಚೇಲೂರೆ 2 ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 14.001 14.00| 31-01-2018 1258 4.41 Under Plastering Completed & 
3681 18 Primary progress [Flooring Work Under 
school ” Progress 
tT —! 1 
95 |K1817521 |2017- | MICRO [lewargi PRED Education [Higher SCP [ನಹಿ.ಪ್ರಾ-ಶಾಲೆ ಬದೆನಿಶಾಳ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 7.00 7.00] 18-11-2017 6,53 $.95|Completed [Completed 
3682 18 Primary ನ 
choo 
T — | Ti 
Fla fo [wee [iatabarag — [iewerg — [PRE [education [Higher [5 |ನಹಿವ್ರಾಶಾಲೆ ನೇದಲಗಿ 1ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 706] 7a ion] af $35 [completed [Comoleted 
3684 18 Primary ಸ 
school 
J 1 ( 
$7 [KL8T7521 |2017- |MICRO |Kalaburagi ewargt PRED Education gre [General [ಸಹಿ ವಾ,ಶಾಲ ಹರದಾಳೆ 1 ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 700 700 1811-2017] [77 33 Completed [Completed 
3685 18 Primary 
school 
i 
38 [FIGT7521 [2017 [MICRO [Kaloburagi  (Jewarg reo — [eduction [Higher [General |ಸಹ.ದಾ.ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಹಂಗರೆಗಾ 1 ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 7-00) 7H ao 67 G3sfcompleted [Completed 
3686 18 Primary 
school 
55 [KUBI7S2 [2017- [MICRO Tema [Reo [eduction [Higher [General |ಸಹಿ.ದಾ, ಶಾಲೆ ಮದರಿ 1 ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನ 7s sors] S15[  Sia[completed [Completed 
3687 18 Primary 
school 
alarm or [riere [aber — [ews — [eRe [tducavion [Higher [General |ನ.ದಾ, ಶಾಲೆ ಬಿರಾಳ ಹಿಸ್ಸಾ 1 ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ~~ 7H Aso B46) 605|Completed (Completed 
3688 18 Primary 
School 


101 |KL817523 T2017 [MICRO [Kalaburag] Fao Education [Higher [General [#. ಹಿ.ಪಾ.ಶಾಲೆ ಕೆ.ಔ.ಎನ್‌'ಅರಳಗಂಡಗ 7 ಕೂಡಔ 7.00] DO ETETETTe [77 6.26[ Completed [Phy Completed 
3690 18 Primary ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
wl | 
ವ] NL817521 [2017- [MICRO [Kolsburag [evergreen Tier el 'ಪ್ರಾ.ಶಾರ ಮೊರಗಾನೂರ 7 ಕಾರಿಗಳ ಗ a 1400) 18012018] 127 27 ompleted [Completed 
3691 18 Primary ನಿರ್ಮಾಣ 
choo! 
| | a fo — 
103|KL817521 |2017- [MICRO [Kalaburag’ — [ewan —[ Reo — aceon “Niafer— [General ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಣಸಿರಸಗಿ 1 ಕಾರನ ನಷ 7ರ] Fe wT Homme [era Ki] 
3692 18 [Primary 
school 
104 [sera 2017- [MICRO [ialaburegr — [ewarar we Education Higher [Generel [S&S S30 Sd Id ನಾ 700 700) 0412-2017] $76] &73[completed [Completed 
3695 18 Primary 
School 
(i a! 
105[KLB17754 eee Folaburag. [PWD [ducer [Hehe [omen RSNA SR ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರ 2100) 2100) 0401-2018] 1829] I746fComplcted [work completed mari 
3803 Kalaburagl Primary [ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆ paid 
[School ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ps ol mR - i 
106 |KL817721 |2017. |Micro Kalaburagl PRED Education [Higher ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾನವಾಜ್‌ ಕಾಲೋನಿಯ 5,00] 5.00| 09-10-2018} 3.35| 3.34| Completed [Completed 
3806 [1s Primary [ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ 
school [ಪೀರೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು 
107|KL817723 [Z017- [MICRO [aburg — reiaorg we [meter [fhe [orca SSR ಮನಾ ಕಾರಾನಿ ಸರ್ಕಾರ [7 6.00] 23102018] 7/270 Compieted [Completed 
3807 is Primary *ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀರೋಪಕರಣ 
school ಸರಬರಾಜು (ಜ್ಯಾನ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ 
[ಸಾಮಗಿ) 
+ + il (18 ತ: 
108|KL817721 |2017- [Mico [Kalaburag] [Kalaburagi [PRED Education [Higher [SCP [ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 5.00] 5.00 30-12-2017] 83 4.83|Completed [Completed 
[3796 18 Primary [ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಹಿಳಾ 
School ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 
_l _ 
109 |KL817721 |2017- |MicRO Kalaburag; [Kataburag Pwo Education [Higher /6eneral | ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾನವಾಜ್‌ ಕಾಲೋನಿಯ 21.001 21.00] 04-01-2018] 20.09; 17-51|Completed |ahysically completed 
3800 [1s Kalaburagi Primary ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಡಿ 
schoo! ನಿರ್ಮಾಣ 
J TK; ನ ತಾ l= 
110|KL817721 [2017- [MiCRO IKaiaburagi Kalaburagi [PWD Education [Higher Genera! |ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜನಗರ ಸರಕಾರಿ ೬ರಿಯ 20.00] 20.0C| 30-11-2017 18.21 18.20| Completed [work completed final bill 
300 [is Kalaburagl| Primary 'ಪಾಡಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಡ ನಿರ್ದಾಣ pad 
School 
4 a —! 
111 |KL817721 |2027- [MICRO [Kalaburagr [Kalaburagi PRED education [Higher [General [od Si ಕಾನನ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ 5.00] 5.00) 09-10-2018] 4.99] 4.96] Completed [Completed 
3809 [is Primary [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀರೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು 
School ಕಾಮಗಾರಿ 
1 —— - —- y (i - 1 
112 |KL817721 |2017- [MICRO Kalaburagi Kalaburagi PRED [Educstion [Higher scp ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ £89 ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ 4.34] 4.34 23-10-2018 3.72} 3.71 Completed [Completed 
37848 fs (primary ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
Schoo! ಕಲ್ಪಿಸುವದೆ. 


Higher Primary School Total 1384.98, 1375.15] 1261.79| 1094.95 
TIN [5087 [MACRO [folaburag  [Kotaburagi [PWD [Education | ಗಣ |ಕಲಟದಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಕಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ 14.801 aso] E30 1300 1299[Completed [work completed final 
358 hs Kalaburagi [ಸಂಸ್ಥೆ (ಪುರುಪಿ) ಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಸಿಗೊಂಡ ಶಾರ್ಯಗಾರ paid 
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬೈಯರಿಂಗ್‌ 
| ಕಾಮಗಾರಿ. 
Ay imi Total ls 14.50} aso[ CEN [ಗ್‌ 
1 |KL817421 |2017- | MICRO |Kalaburagi Chittapur Pwo Education [Others [SCP [ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೊರ್ಜ ಕಾಲೇಜು ಟೆಂಗಳಿ 20.66| 20.66| 21-07-2018] 20.45! 20-28 Completed |Work Completed. 
son [is sedam ತಾಲೂಕು, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್‌ ಸ್ಲೀಪ್‌ ಮತ್ತು 
Pl [2.ಐ.ಆರ್‌.ಎಟ್‌ ಗಳನೋಳಗೊಂಡ ಶಾಮಗಾರಿ 1] l el 
2 [Ki817a2 |2017- [MICRO |Kalaburagi [Chittapur [PRED Education [Others (TSP 'ಚಿತಾಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಿಶಿಜ್ವ 3.24 3.24] 24-08-2018} 313 332 Completed |Phy Completed 
2365 [38 [ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. 
3 [K817a2i [2017 |MICRO ioe —[oiitapar [PRED [Eden [Others ರಾ [ತತ್ಪಾಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ 500] ಇಷ! ao] S| 388 [Completed |Phy Completed 
1369 18 [ನಂ.31 ರ ಮಡ್ಡಿ ನಂ-2 ಸರರಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 
|ಪೀರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. 
4 |KL817521 |2017- Twicro [Kalaburagi ಗ PWO Education [Others [General |ಜೇವಗ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ 32.00| 3700| [NEVE 28.90| 27.68|Completed Tar Bill Paid 
3706 [18 Kalaburagi [ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 04 ಬೋಧನಾ ಕೊರಡಿ ಹಾಗೂ 
ig [ಕಾಟೀನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 8 = 
Tai [5007 [MACRO [Ralabursg  [Kelaburagi |DDPU (Education [Others el |ನೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಇಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ [ST [7 000| RUT [Work completed 
3516 [18 ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರತಿಬಾದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು 
ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 
ol I [ಸಾದಿಲಾರು ವೆಚೆ ಕುರಿತು. | | 
rr sor Micro Folaborag — [folacurag [PRED [Education [Others |General 4ಂಬರಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಣೋನಯ | 3.೦೦) s/o 242 2.62(Completed [Phy Completed 
3808 [18 [ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 
[ಸೀರೋಜಕರಣ ಸರಬರಾಜು 
7 |ke817721 |2017- [MICRO [Kalaburagi Kalaburagi |PRED Education Tre ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ 4.00] 4.00| 07-09-2018 | 3.99} 338 [Completed |Phy Completed 
3805 18 [ಶೈನ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 
[ಪೀರೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು 
1 1 1 1— | 
8 |KL817721 |2017- | MICRO |Kalaburagi Kalaburagi [PRED [Education [Others [General ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜನಗರ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ 2.00| 2.00 10208 2.00] 200\ Completed [Completed 
smo [8 [ಪಾರಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋದಕರಣ ಸರಬರಾಜು 
, | my ವ 
Toma ior ice [abone — [Kabursg [Pwo — [Education [other [General [ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಜನಗರ ಸರಕಾರಿ 8ರಿಯ 10.84 al oars] 1056|  1055|Completed work completed final bill 
3811 18 Kalaburagt ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಆರ್‌.ಓ ನೀರು ಸರಬರಾಜು paid 
ಮುತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
10 |KL817721 |2017- |MICRO BE] Kalaburagi [PWD ಇ others |General (ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ | 2.00] 2.00| 10-11-2017} 1.95| 196[Compieted Jwork completed final bill 
3812 18 kalaburagll ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ paid 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
| | | L, 
11 |KL817721 |2017- | MICRO [Kalaburagi |Kalaburagi {PWD Education Others sce [ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕದುಲಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ 10.00| 10.00} 19-05-2018} 9.41 9-41} Completed |work completed final bill 
3813 18 alaburagil ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ paid 
[ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 
12 |KL817721 |2017- [MICRO |Kalaburagi |Kalaburagi [PWD Education |Others |General [ಕಲಬುರಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ದದವಿ ಪೂರ್ವ 72.00| a ಇ 63.68! 50.75) Completed [Physically completed. 
3814 18 |Kalaburagi ಕಾಲೇಜು ಸುದರ ಮಾರ್ಕೆಟ (ಏಮ್ಮ್‌.ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌) 
[ಕಲಬುರಗಿಗೆ 8 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ETA Me oases ROWSE [Educator [oihers [General |soರಗಿ ನಗರದ ಸರಾರಿ ದದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಇ! Se aren] 37] 280 |Completed |work completed. 
3815 18 ಆದರ್ಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೋರವೆಲ್‌, ಜೈಪಲ್ಯನ್‌, ಅರ್‌.) IN 
i or Te ose — toa [PRE — [Faron [omer iss |5oWdನಿ ನಗರದ ಕರಣ ಕರನನಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರತಿ 7 aoe] TA] silcomsiered [Phy Completed 
283 | [ಬಡಾವಣೆಯ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಚೇರ, 
[ಚೆನ್ನ ಆಲಮಾರಿ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಗೆ. 
1s |KL817721 |2017- [MICRO |Kalaburagi Kalabursgi [PRED Te others Tಾ [ತರಬುರಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕಾಲೋನಿ 1.89| 1.89] [ETT 1.88] TaslCompleted [Phy Completed 
10 [8 [ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀರೋದಕರಣ 
ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ 
18 | | [others Total 7183 171.63| ವ್‌ 156.85| 141.85] li 
Y |KL817121 |2017- | MICRO |Kalaburagt Afzalpur PRED Education Primary [General |ಕೇರಕಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 4 ಕೋರಡಿಗಳ 26.00! 26,00] 17-02-2018| 22.40| Completed [Physically completed 
3001 18 schoo! ನಿರ್ಮಾಣ. 
L- 


2 [K87121 [2017- [MICRO [falaburng [Afar — TREE Primary [Sc [oud SSE RIS TIE 7.00] 700 19012018] 70 [Completed [Completed 
[3002 18 schoo! |ನಿರ್ಮಾಣ. 
| 4 — 7 | (a 
3 [KL817711 [2017- [MACRO iburagi [Afzalpur Pwo Education [Primary |General [Ard ಮಾದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳ್ಳಗಿ, 96.30] 96.30) 24032018  9649| S645 [Corpleted [Physically Completed 
2017 18 IKalaburagi ‘School ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ Final Bill awaited 
[ e} 2 | a 
4 |K817221 12017: [MICRO [Kalabureg — [Aiand PReo [education [Primary |S [vd ಾuನ ವರ್‌ ತಾಡನ 1400 14.00) 19032018] 1375] 3375 Completed [Pvaicaliy completed 
1045 18 [School ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
f 
5 |KL817221 [2017 [MICRO [Kalaburag — [Along [reo [ation [rmen [7 —Ticme ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಕ್ಷಾತ್ರದ ಆಳದ 1400] FE ವಾ! 1297|  1290[Completed |Phvsically completed 
1983 18 School [ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಓಿಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 
| [ತೋಣಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ | 
6 mR 2017- | MICRO |Kataburagi [Aland PRED Education I Isc [ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ 20.00] FO) TET 1846]  1751[Completed [Physically completed 
1985 18 ‘School [ತಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ, ಸಲಗರ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ” [Final blll Submitted on 
[ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಹೈದಾಸ 31.01.2020 
\ Al ನೀಡ ಪದಸ್ಥ ಕಲಿಸುವುದು. 1 
7 [K1817221 |2017- [MICRO [Kelabursg [Aland Peeo [education [Primary [Se |suueಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದಾನ ಸವಾ ಕ್ಷತ್ತಾ 708} 701 23202018] G64 S61] Completed [Pivaicaihy completed 
1986 18 School [ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಮುಗಳಿ ಹಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ 
'ಡ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
IR 
r 3 Jstaiaas [5007 [wicro (Kalaburagl [Aland PRED Education [Primacy ‘5 [ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಳಾದ 25.00| | on a 21.84| Completed [Physically completed 
1987 18 School 'ಶಾಲೂಕಿನ ವಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ವರಿಶಿಷ್ಟ 
[ಓಣೆಯಲ್ಲಿರುದ ಸರರಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 
[ಹೈಮಾಸ ದ್ವೀಪ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, 
[ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1 | |_| 
[3 [Rei72n [307 [Race [raters Te ro — rier Primary [sce [80ರ ಗ್ರಾಮಾಣ ನಾನ ಸನಾ ಕ್ಷತವ ಕಾರ 500 5.00 23102018] 437] ——T38[Completed [Physical Completed 
1988 18 ‘School [ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ದರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಿಶಿಚ್ಛ 
ಸ 'ದ.ವಸ್ಥೆ ರಲ್ಲಿಸುಪುದು. 
10 |KL817221 |2017- [MICRO [Kalabursg Aland PRE |Fucton [primar [General ಬೆಣ್ಣಿರೊರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಪ್ರಾನನತ 21-00} 1100) 21022018] 1535| 9 30[completed” [oye completed 
3007 18 school ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
11 |KL817221 |2017- [MICRO [Kalaburag — [Aland Pee [education [Primary [Geel [ನಾರೇಗಾಂತ ಗಾವುದ ಸರಾಕ ವಾನ 14-001 14.00] 2701208] | ಇನ Physically completed 
308 hs school ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
— - el i 
12 |KL817221 ]2017- [MICRO [Kalaburag’ — [Aiond PRED [Education [Primary [General |ನಾವನಕ್ಸಿ ಗಾಷರನರಾಕ ವಾನ ಶಾಲೆಯಲಿ 1400 14.00) 2603-2018] - 1368] 7 08completed [Skysrcally completed 
3049 18 Schoo! 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
1 
15 [M872 [2007 MIRO [isdane — Aer PREo [Education [Primary [SF [Sddodad SRT ಪಾಡ 1400] 1400] 1527308 6] Golo ively compled 
3050 18 [School 'ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
Flare Mico [ralabarag — [And PRED [Eduction [Prima [Gener [snd ಬ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಕಾನ ಪ್ಯಾಢಷಾತ 1400] 1400] 2901208] 1289 Tsao compiered” [romped 
3051 18 [School [ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. 
J [ I 
15 [K817321 [2017- J MICRO [Kalaburag: — [CFinchoi [PRED Tacos Primary |p [ಚಿಂಯೋಳಿ ತಾಲೂತಿನ ಸವಾ ನಾರ ವಾವಸ 850] 840/  33102018] 8Ti[Completed [Completed 
oo |e school /01 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ke T- 
16 |[KL817321 |2017- [MICRO [Kslaburag [Chincha — [PRED — [domes Primary [sce |S ತಾಲೂತನ ಸೇನ ಬಡಾ ತಾಂಡದ 7) 23.60 29092018 228 Sol Onder Flooring Work under 
moa | School 'ಸಕಿ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ೦3 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [Progress 
. eT 1 ವ್ಯ t 
17 [KL817321 |2017- [MICRO [falaburagr [cinco [PRES — [a Primary [sce [Sod ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಂಾನರ ಕ ಪಪಾಯ 16.00) 1580/1030 RSs [Comes 
oz [is school ತಾಂಡ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ೧2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
18 [KL817321 [2017- [MICRO [Kalabursg — [Chinchol RE — ace Prima [5 [So ತಾಲೂಕಿನ ಹಮ್ಮಾನಾಯಕ ಪಾಂಡವ 16.00} ETT EST TT eee ee Comploted 
nos [18 [school ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 0 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
L 


Fei7321 [2017 [MICRO |Kataburag! [Chincholi [PRED ation [oman [SCF ಪಾಷಾಣ ತಾರೂಕನ ಗಡಿರಿಂಗದಳ್ಳಿ ಠಾನುನಾಯಕ 8.50| 840] 06-10-2018} 7.61 7eifcompleted [Physically Completed 
11044 18 School ತಾಂಡದ ಸ.ಪಾ. ಶಾಲೆ ೦1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Rs. 1.37 Lks Final Bill 
submitted on 
Ns 25/10/2019) for payment 
iainszi |2017- |MIcRO |Kalaburagi [Chincholl PRED Education |Prmary [SCP ತಾತಾ ತಾಲೂತಿನ ಪಸ್ಸೆಮೂರ ತಾಂಡದ 6.50| $50] 26-10-2018 6.19| Ta inder Roof Level 
os? [18 schoo! [ಸ.ಕಿ:ದ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
Kuoi732i |2017- |MICRO Chincholl PRED Education [Primary |SCP ಸಂಪ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರಿಯಾಣ ಸಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ [27 6.40) 26-10-2018| ಇ! Fiel completed [Physically Completed | 
31063 18 [school ಉರ್ದು ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ Final Bill Submitted on 
[24/12/2019 Forwarded 
L A sal UIE for the Payment 
Ror [07 [Micro [Kalaburagi  |Chinchol [PRED — duction [Primary [SCP ಸಾಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಸ್ತವೊರ ಗ್ರಾಮದ ೩50] 330 2011-2018 330 Fa lCompleted |Physically Completed 
31052 18 [School [ಸ.ಉರ್ದು.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Final bill Submitted on 
[29/02/2020 Forwarded 
| -\ el or Payment | 
ara for [MicRo [Fslabursg:  [oNinchol [PRED (Education Re 7 [ನಂಜಿ ತಾಟೂನಿನ ಜಂಗಿಪಿರ ತಾಂಡದ 650 aoa 35 So7|Corpleted [Physically Completed 
31058 18 School 'ಸ.ಕಿ.ಪಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 Bi 
RT oor [Re [olasarsg— [chinchol [PRED [Education [rma ಧನ ಾಷಾನ ತಾಲೂಸಿನ ನಮ್ಮನೆಚೊಡ' 340) SRT Aoi[Comoleted [Work Physically 
31049 18 [school ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ, ಶಾಲೆ 3 ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Completed Final Bill 
submitted on 
[30/01/2020 Forwarded 
AB for Payment 
Rar [oor |coo  |¥alaburagi  |Chinchol Pred [Education [Primary |General ಸರಾಷೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ರಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ Fr 3.00[ 03-06-2018 224 32a[Compiered [Completed 
3122 18 [School ಶಾಲೆಗೆ 50 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದು. 
FT or Micro [alabarag  [chitapur [PWD [Education Rr 7 [ನತಾವಾರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾಟ) ಗ್ರಾಮದ 30001 eo) 20208] 2 ಷ್‌ oFi[Compieted [Work Completed 
3350 18 Sedam [School ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. 
Ribi7a2 {2017 |MICRO |Kalaburagi [Chitapur  |PRED Education  |Primery [SCP ನಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾಟ) ಗ್ರಾಮದ 10.00| 10. ಇ! 14-03-2018| 9.43 943| Completed [Completed 
3351 18 school ಸರಶಾರಿ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. 
I BE } Le TE 
RTT [aor [Miro ataburg [cniitapor [PRED [Education 7 [ನತಾಷಾಡು ತಾಲೂತಿನ ತೊನಸಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌) ಸರಕಾರಿ 1400} Ao] S| a SoComoleted |Comolered 
3352 18 [School ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
| I 
RT [so Micro Nalaburag  [cnittapur [PRED (Education Rr 1 ನಶಾಪೂಯ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಳಾ) ಗ್ರಾಮದ 200) Aaa 7 178[Compieted [Completed 
3353 [8 Schoo! ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಪಡಿಸುವುದು. 
Raa [2017- [Micro |Kalaburagi Geper [Reo [Education Te [Genera 15 'ಗ್ರಾಷದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 15-00| ef eos] 1a4s|  1398[Completed Completed 
3354 18 [School [ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 
1 _ I - A A 
Reta |2017- [MICRO |Kalaburag! [Chitapur  |PRED ation [Primary |General [Ld (8) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ2 15.00| 1441] 08-02-2019 13.11 Tai[completed [Physically completed 
3355 18 schoo! [ಜಾಲಾ ಕೋರನಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ 
la J De rT 
KibI7a21 [2017- [MICRO |Kalaburagi [chittapur [PRED Education  |Primary [SCP ರಾಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ 8.00] oof 22-01-2018) 7.93 75 completed |Work Physically 
3356 18 school ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ! Completed (Rs 1.14 
§ Lakhs Final bill Submitted 
jon 29/01/2020} 
Forwarded For Payment 
Rar oi [iS [bars [cnitapur [PRED a Timer [General |ತೋನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಗಿರುದ ಸರೆಕಾರಿ ಉರ FT) FAT WETS WET ET Glcmpieted [Fhvscaiy Completed (Rs 
31036 18 School ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [4.46 Lakhs Final bill 
submitted on 
23.12.2019) forwarded 
Mt al - \ for Payment 
WeI7a2 |2017- [MICRO |Kalaburag! [Chittapur PwD Faction [Primary [General |ಹೊನ್‌ 'ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪೌಧಮಿಕ 50.001 50.001 TET) TTT) ET [completed |Work Completed 
3361 18 Sedam School ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಆರೋಗ್ಯ) 
I il I —t J 
aT oor [ime [eloburaa [Chitrapur [PRED [Education [prema ಘಾ |ತಂಪೋತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು 20.001 a ao] S| as|Completed [Completed 
3363 18 School ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಆರೋಗ್ಯ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | 


36 |K1817421 J2017- [RHICRO [ebore — Trig PWD [Education [Prima [eeneraT 'ಚಿತ್ಪಾಪೂರು ತಾಲೂತನ ಶಹಾಪಾವನಗರವವಾರ್‌ 14.00] 14.0) 05-01-2018] 3330 [omic Ter Completed 
3372 18 Sedam school [ನಂ.19 ೮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ದ್ರಾಧಮಿಕ ಠಾಟಿಗೆ 
2 ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
1 Km RT 
37 |K1817421 [2017- (MICRO raleburagl Chittapur Pwo Education Primary [General [ಚಿತ್ಲಾಪೂರು' ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ 14.00] 14.00 08-03-2018] 13.27] 7.71[Complated [Work Completed 
32 [is [sedam School [ನಂ.16 ೮ ಸರಹಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ 
[ನಗರ 2 ಕೂರಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. 
38 [1817631 |2017- [C00 — [ralabor de [Fics esc ~e [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರಗ್ಲಾಪನ ಘರ 15.00 140] Tr 1430] Sel nder Roof level 
1196 18 [School [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 02 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ Progress 
[ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
[el - A le 
39 [KL817631 |2017- coq Sedan KRIOL-2 Education [Primary [scp ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ನಂ ಬೋರ್ಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸ್ತಂ 15.00| 15.00} 16-02-2018] 15.00] 12.00|Complerad [Completed 
197 schoo! [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
40 [RL817722 [007 [CRO [lore Kalobuagi PRED [duction J ser a ತಾಲೂಕಿನ ಹತಗೂಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಾನಾ [37 678] oro1308] 3s] ee [Pry Completed 
1779 18 School [ಬಡಾವಣೆಯ ಹತಗುಂದಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 
'ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
al | BE; A 
41 |KL817722 [2017- MICRO Tolabaraet Kalaburagi PRED [Education Primary [scp ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನಸಿ(ಕೆ) ತಾಂಡಾದ 14.00| 14.00] 30-12-2017 13.20| Completed | Completed 
180 [1s [school [ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳು 
| ನಿರ್ಮಾಣ. Rl 
df. 
los 67 [NNER [roar Tee Tr TE Primary |S [5oಬರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ರೀನವಾನ ಸವಾ 300] 30] 2811207] 23] TSC [Ram aRST 
188 he School [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥ 
'ಕಲ್ಪಿಸುವದು. 
33 ot Tr eee eee rao — [aces Primary ರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂಸಾ ಸಾ To i050 oso ಾ- 925] 883[Comsleted [physically compared 
3802 18 IKataburagi [School ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 1 ಶಾಲಾ ಕೋಜೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
(SS Ne [Primary SchoorTotal [7 8801 S158) soo 
KL817221 |2017- [MICRO Kalaburagi Aland PWD Education Jey SCP ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಳಂದ 5] 10.00 10.00} 19-05-2018 9.41 9.39| Completed [work Completed final bill 
3989 [3 Kalaburagi| College ತಾಲೂಕಿನ ನರೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ paid 
[ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಚಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ ಸಂವರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 
[ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪೀರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ಪೊರೈಸುವುದು ಮುತ್ತು ಕಂ್ಯೂಟರಗಳಸ್ಸು 
pl J | ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು. | | 
KLBT7721 [3017 [eo rofearegs Kalaburog: JPW [educator Te [ಠeಗel |ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಬೂರ್ಪ ಕಾರಾ ಇವಾನತ 15.00 FC ESTE ae) Completed [completed 
197 [is Kolaburagi college [ಕಲಬುರಗಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 
SS — A 
3 |KL817711 [2017- MACRO |Kalaburagi Kalaburagi [Pwo [Education |py |General |Construction of class rooms at Adarsh Nagar 47.65] 47 65 01-02-2018] 43.63 41.08|Completed [work Completed final bilt 
3064 18 Kalaburagi [College Govt P.U COllege in Kalaburagi aid 
4 |KL817731 [2017- [MACRO [Kataburagi Kataburagi [pwo Education Jo [General Repairs, Renovation and Electrical works for 14.73 12.63] 12-04-2018] 10.76| 10.70| Completed work Completed final bill 
3211 18 [Kataburagi [college round floor of Independent PUY Colege in paid 
Kalaburagi City 
mi Lf 
ಗ [PU College Total [ENN 35.28 7539] 037 
1 [KL817221 |2017- MICRO Kalaburagi Aland PRED [Education School scp [ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ಲಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳಂದ 28.00] 286.00, 29-09-2018] 26. saf 26.43| Completed Physically completed 
1984 18 [ತಾಲೂಕಿನ ವಾಗ್ದರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚರಿಶಿದ್ದ Final bill submitted on 
J [ಓಿಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. Wl 31.01.2020 
2 |KL817221 |2017- [MICRO Kataburagi Aland PRED Education [School scp ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಚನಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಶಿಡ್ವ 14.00] 14.00] 01-03-2018| 13.64| 13.49} Completed Physically Completed 
1064 big ಜಾತಿ ಓಣಿಯ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊರಡಔ ನಿರ್ಮಾಣ 
I$ 
Tr cheer Toral 42.00) 420] als 
1 |KL817831 2017. [MACRO [ralobore; Chincha [PRED [eduction [Prima Tse [ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾದರ ಗ್ರಾಮ ಮಾವನ ಆಔಯರ್ಷ 10.00] 10.00] 23072019 913 6.25 Complies [sys Camels 
11026 18R School [ಕಲಬುರಗಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜವ್ಪಾರೆ 
ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
al 


2 |Kt817R31 [2017- J MACRO [Kalaburagi [Chinchol [PRED education [Primary [SCP [ಮುಖ್ಯಮಂತಿ, ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3.00] 3.00] 21-02-2019] 251 2-45[ Completed JPhysically Completed 
107 [sR school |ಕಲಬುದಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜವ್ಲಾರ (Rs. 2.50 Laks Final Bill 
[ನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಸಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ Submitted on 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 11/12/2019) for payment 
Primary school Total [soo 33) 370) 
1 |FL818521 [2018 [MICRO |Kalaburag:  [Afolpur [PWD [Education |0egree [General [ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಅಡಜಲಡೂರ 3.00] 3.00 2707-2019 2.16| Completed [work completed final bill 
329 19 Kalaburagi [College (ಬಿ.ಎ /ಬಿ.ಕಾಂ/ ಬಿ.ಎಸ್ಲಿ) 50 ಡ್ಯೂದೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ paid 
| [ಸರಬರಾಜು. 
2 |xtereenl [2018 (MICRO [Kalaburagi  [Afaipur [PWD [Education [0e6ree [5  |ಅರಜಲನೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಥಜಲಪೂರ ಮತ್ತು 18.00} 15.00 10072019] 144i]  1440[Completed |Work Completed Final 
175 19 Kalaburagi college [ಕರಜಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ Bill Paid. 
ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (ಆರ್‌.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌) 
( 
3” |Kb18621 |2018- [MICRO [Kalaburogi  [Afealpur [Wo [Education |egree [50  |ಸರರಾರ ಪ್ರದದಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕರದಿ 76.00 7400|  21062019| 7087] O00fUnder lintel Level 
4102 19 Kataburagil College (ಬಿ.ಎ!ಬಿ.ಕಾಂ) ೦ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
4 [Kl818621 [2018 [MICRO [Kolaburagi — [Afalpur Pwo [Education [Degree |SoP [ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕರಜಗಿ (ಬಿ.ಎ 3.001 ಗ 21-02-2019] 292} 2.91| Completed [work completed final bill 
4103 19 Kalaburagi college /ವಿ.ಕಾಂ) 50 ಡ್ಯೂಪೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು paid 
5 |KL818721 |2018- |MiCRO |Kalaburas Aland Pwo Education [Degree [SCP ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾದನ 9.00] 9.00] 1507-2019 5.97] 5.96| Completed |Final Bill Paid 
1239 19 Kalaburagi College ಹಿದ್ಧರಗಾ (ಬಿ.ಎ /ಬಿ.ಎಸ್ಲಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 150 ಡ್ಯೂಪೆಲ್‌ 
ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು 
1! It RN 
§ |KLBI8821 [2018 MICRO [Kalaburagi  |Chinchol [PWD [Education (Degree [General |ಸರರಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ರೆ ಕಾಳೇಜು ಸುಲೇಪೇಟ್‌ 130) FET TTT) ETT) EET) [Work Completed 
3366 19 ನಂಡೆam college (ಬಿ.ಎ!ಬಿ.ತಾಂ/ದಿ.ಎಸ್ಸಿ) 30 ಡ್ಯೂಪೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
[ಸರಬರಾಜು 
7 [KL818871 |2018- [MICRO [Kelaburagi  [chinchol [PWD [education [Oegtee |p [ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಚೆಂಚೋಳಿ (ಬಿ.ಎ 350 360 202019 279] O00[Under [Under Progress 
1414 19 sedam College / ಬಿ.ಕಾಂ 1 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) 60 ಡ್ಯೂಪೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು rogress 
— \- Ti I 
8 |xt818921 |2018- [MICRO [Kelaburagi [Chittapur [Degree [SCP ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ೦8 128.001 128.00) 10-07-2019] 117.17 21.85|Under [1st Floor Roof Laid 
1626 19 College ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress [Further Work Under 
Progress 
+ 
9 |Kt818921 |2018- |MicRO [Kalaburagi Chittapur  |Pwo Education [Degree |SCp [ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ 35.00] 35.00| 02-02-2019] 27.47]  27.42| Completed |Work Completed 
1627 19 sedam college |ಕಾಪೌಂಡ್‌ ವಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
\- —- ( 
10 |KL818921 |2018- [MICRO |Kalaburagi [chittapur [PWD Education [Degree [Cp [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 100 6.00} 6.00] 23-07-2019 5.37 4.29| Completed [Work Completed 
1628 19 5d college [ಡ್ಯೂಪೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು 
1 |Ki818921 |2018- [MICRO [Kalaburagi  [chittapur [WD [Education |Degee [Sh [ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರಿ ಬ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 50 300 300] 2907308 255 151 [Completed [Work Completed 
1629 19 $d, College [ಡ್ಯೂಜೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು 
ee — 
72 [KL1E102 [2018 [MICRO |Kolaburag  [Jewargi Pwo [éducation [Degree [5 ರೀವ ಸರಕಾರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಭೆ (ಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ/ 9೦0 S00 0803208 809| 808 Completed |work completed final bil 
soo 9 ataburagi icolege ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 150 ಡ್ಯೂಪೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು' paid 
— ll ಸ ॥ ——— 
13 |KL818112 |2018- |MicRO |Kataburagi Sedam [Pwo Education [Degree [SCP [ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ (ದಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ / 9.00] 9.00) 03-07-2019} 745 7.44] Completed [Work Completed 
uuso |19 [Sedam College ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 150 ಡ್ಯೂಪೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು 
J — 
14 JKL8I8112 [2018 | MICRO [Kalaburag  [Sedom Pwo [education [Degree [5 [ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ದ್ರದಮ ದರ್ಜಿ ಬಿ.ಎ/ರೆ.ರಾಂ 5096] Fe 030s] 878 875 |Onder [Upto Lintel Work 
uns [19 Sedam College /ವಿ.ಎಸ್ಟಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ 6 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊರಡಿಗಳ Progress [Completed 
ನಿರ್ಮಾಣ 
15 |KL818112 [2018 |MicRO [Kalaburagi [Sedan RWS [Education [Degree |S [ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಶ (ಬಿ.ಎದಿಕಾಂ/ 300] 300 3012205] 297 O00[Under [under Progress 
mns2 |19 |Coege 'ಬಿ.ಎಸ್ಲಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್‌.ಓ. [Progress 
ಪ್ಲಾಟ 
mt ] A 
16 |KL818112 [2018 [MICRO [Kalaburagi [Sedan Pwo [Eduction [Degree [5p [ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ oo $700] 00  000[Not started [ADM Approval 
mis [19 sedam College (ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಎಸ್ಲಿ) ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


17 [Rssas [p08 [uAcRD [alsburse — [bung [No — [ican Toe [ಕಲಮಖರಗಿ ಸರಕಾರ ಮ ಲಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 33000] 32000] 33012020] 34567] Ooo[Under — [Fociing Bed under 
11300 [19 Wataburagi coniese 16 ಹೆಚ್ಚುದರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [progress 
| (i — — 1— (i 
18 /KL818121 }2018- [MACRO |Kalaburagt Kalaburagi |Pwo [Education [Degree ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 250 15.00] 15.00 23-02-2019! 1181] 11.80| Completed [work completed final bill 
301 [19 Kalburagil Coltege [ಡ್ಕೂಜೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು paid 
J el 
15 [KlBI8121 [3018 [MACRO [Folsbares’ Kalaburag [PWD Education |Oegree ಕಲಟುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಮಲಾಷೂರ ಸರನಾರಿ 3350] T350/ — 0860530N 3530] 2034[ Completed [physically Completed 
131264 19 (Kaiaburagi (College [್ಛಧಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗ್ರಂಭಾಲಯ ಕಟ್ಟದ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಘಾ ml dh — ಸಾ t 
20 |KL818121 |2018- [MACRO |Kolaburagi — [Falaburas [Wo — [edocation [deere ಶಮೆಲಾಷೂರ ಸರಕಾನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜ ಕಾರನ 300 300 rors] 3 37[completed [work completed hnathil 
1165 19 kaloburagi college [ಡ್ಯೂವೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು paid 
— ( — 
21 [KL818121 |2018- MACRO |Kalaburagi Kataburagi |PwD Education [Degree ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಶಿ 3.00| 3.00] 21-02-2019] 2.08 207| Completed [Final Bill Paid 
13266 [19 [Kalaburagi| College ಕಾಲೇಜಿಗೆ 50 ಡ್ಯೂದೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು 
- ae ನ 4 
22 |KL818121 |20i8- [MACRO Kalaburagi Kalaburagi Pwo Education [Degree ಕಮಲಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 10 194.00] 13400 13-01-2020| 200.32} 0.00 Under IGESCOM Electrical pole 
131267 [19 (Kataburagi| College ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress shifting work under 
lorogress 
J | | | 
23 |KLB18129 |2018- [CHALLE Kalaburagi Kataburagi |Pwo Education Degree |General [ಸರಕಾರಿ ದ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಮಲಾಪುರಗೆ 100.00] 100.00| 13-01-2020 103.94 0.00| Under Earth work under 
131396 19 [Nc Kalaburagil college [ಅಡುಟೋರಿಯಮ್‌, ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ & ಇ- Progress [progress 
uno |ಗ್ರಂಧಾಲಯ. 
24 |KL818125 [3018 [CHALE [Soabure — [labora [mms [Ceater ome [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್‌] 300 | Oooliiot Sared 
131404 |19 |NGe Joner [College [ಕಾಲೇಬುಗಳ ಗ್ರಂಧಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಆದಾರಿತ 
uno collegiate [ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಡೆಗಿಸುವುದು. 
Education 
Blore 
L | - 
|: Degree College Total 11aso| —— iosiso) 1009.57] ia] 
1 |KLB18621 |2018- |MICRO |Kalaburagi Afzalpur 'oDP1 [Education [High [ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾ.ಗೊಬ್ಬೂರ ಬೆ 1.20] 1,20] 29-05-2019] 1.20] 0.84|C೦mpleted |ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 09- 
160 19 [School [ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್‌ಕ್‌ಬೇಡಿತೆ. 08-2019 ರಂದು 
ಕ,ರಾ.6.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ 
[ಎಜೆಸ್ಟಿಯವರು ಡೂಯಲ್‌ 
'ಡೆಸ್ಮ ಸರಬರಾಜು 
1 [ಮಾಡಿರುತಾಲೆ. 
2 |KL818621 |2018- |[MicRO Kalaburagi [Afzalpur PRED Education [High [ಆಪಜಲಷಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 45.00] 45.00} 05-03-2019| 38.97] 13-21|Under Roof Laid 
450 19 ‘school [ಮಣೂರ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [progress 
T ] 
3 [KL818621 |2018- [MICRO Kalaburagi JAfzalpur PRED Education [High ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 15.75] 15.75] 21-02-2019| 15.431 10.67| Completed |Physically completed 
491 19 School [ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
Ima — - 
4 |KL818721 |2018- |MicRO Kalaburagi Aland [57°72] education High ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ರಗಾ 1.80| 1.80| 29-05-2019| 1.80| 1.26| Completed 
3161 19 [School [ಶಾಲೆಗೆ 21 ಚ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ 
—. 
5 |KL818721 |2018- |MicRO Kalaburagi |Aland ooPi Education  JHigh ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ದಂಗಾಪೂರ 2.40} 2 40 29-05-2019] 2.401 1.68| Completed 
362 9 school [ಶಾಲೆಗೆ 28 ಜೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ 
6 [KL818721 JETS MICRO [Kalaburagy [Aland PRED Education [High [ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಶವಲಗಾ 3.75) 375| 27-02-2019| 3.701 2.41|Under [Plastering under progress. 
1225 19 |Schoo ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
JT ir - 
KLB18721 |2018- | MICRO [Kalaburagi [Aland “rae [Education |High ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಟೌ. ಶಾಲೆ ಯಳಸಂಗ 1 15.75 15. | 02-02-2019} 15.45 9.54| Completed [Physically completed. 
426 [19 [School [ಕೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
/ 
8 [1818721 |2018- [MICRO [ralsbursg And [PRES [icc [rR [ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ ದುತ್ತರಗಾಂಪಇ 3375 63.75| 0803209 22] 066 Under Plastering Completed 
4247 19 [School [ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
9 [kL818721 [2018 [MICRO [alabursg — [Aond PRED [education [High [ಅಳಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಆಂಬಲಗಾ 3751 3.75] 27023009 33a] 257 Under Flooring to be started 
4248 19 [School ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಣ Progress 
1 
10 |KL818721 |2018- [MICRO Kalaburagi Aland PRED [Fducson High ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿಸೆ' ಸ.ದ್ಲೌ.ಶಾಲೆ ಆಳಂಗಾ 3.75 3.75| 11-02-2019 3.71 3.40| Completed [Physically completed 
429 [is school ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
i ill 


1 [Ru818721 [2018- |MicRO |Kalaburagi [Aland PRED [education [High sop [ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ ತಡೋಳ' 3.75] 3.75 18-02-2019 3.71) 187[Under [Roof Level 
4250 19 school ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
77 [RCSIE7Y [5018 [MICRO [Kalaburag: [Aland Recto [Hen [505 [ಳದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೋತನಹಿಪ್ಪರಗಾ sa 3/020] 37 185 [Under Flooring Under progress 
4253 19 school [ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
I 
3 TPIT [7018 |MMCRO [laburag  [Alend Re [ator [Hien [55 [ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕಮಲಾನಗರ 375[ Hoos ssa 283(Under ies onder progress 
4252 19 school ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
lira [oie [riers [fafasarsg Mand mor en [50 [ಳದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಪ್‌, ಶಾಲೆ ತಡೋಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ems Tal Soofbnder [under Progress 
8253 19 School ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ [Progress 
7 Nleis7o [2018 [MICRO [Kalaburagl Aiand [RWS Facion [High [so ಳಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಖಜೂರಿ ಶಾಲೆಗೆ IT Tso 3012-2019 148 O00|Under 1 Progress 
|4254 19 [School [ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟಕ [Progress 
elk H I | 
16 [Ku818721 |2018- |MICRO |Kalaburagi Aland RWS [Education |High sop ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಬಂಡಾಳ ಶಾಲೆಗೆ 1.50| 1.50] 30-12-2019} 1.48 0.00 Under under Progress 
4255 19 ‘School ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ Progress 
— — —T He {— — 
7 [a7 [2018 |MICRO [Kalaburag! Mand marr [High [so [ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ, ಶಾಲೆ ಕೋತನ 150] 30 302209] 148 O00Under Under progress 
4256 19 [School ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ Progress 
iu 
18 [Ku818721 |2018- |MICRO |Kalaburag! [Aland RWS Education [High i [ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕಮಲಾನಗರ 1.50} 1.50| ST 1.48| 0.00 Under under Progress 
[4257 19 School ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟಕ Progress 
- ml 3 
19 [KL818721 |2018- [MICRO |Kolaburagi Aland ODP! education [High sop 'ಜಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೋತನ 1.80] 1.80| 29-05-2019} 1.80} 726(Completed |ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
4263 19 [School [ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೊರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
IB is — 
70 Risis7aT [5018 [MICRO [Keisburag [Mond Hato ign [508 [ನಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ ಬಜೂರಿ ಶಾಲೆಗ FE HRs To To[compietes [ACS sadn 
[4264 19 schoo! 17 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ ಬೇದಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
~l— ch 
2% |kt818721 |2018- |MICRO [alaburagt Aland |ooPt Education [High SOP [ತಳದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕದುಲಾಸಗರ 2.40] 2.40| 23-05-2019} 2.40] TT ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ. 
a265s [9 [school ಶಾಲೆಗೆ 28 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉದಕರಣಗಳನ್ನು ಚೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
T; Taw re ಧ್ಯ TIO ETT ol 
77 A5Ie7aN [2018- [MicRO [Kalaburagi [Aland Rae —Taoction” Meh [sop |evoದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ದ್ಲೌ.ಶಾಲೆ ನಿಂಬರಗಾ 150 753050] 148) O00|Under Under Progress 1 
4258 19 [School 'ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ Progress 
je A, —l 
73 [Rrore7ai [2018 [Mick [katabursgi [Mond Re —Taceren Tin — [or |5ಳoದ ತಾಲೂಕಿನ ನಪ್‌ಶಾಲ ಯೆಳನಂಗಿ 150 730 —3oA30s| 148) O00Under [ander Progress 
4259 19 [School ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟರ Progress 
24 [1818721 |2018- [MICRO |Kalaburagi Aland DoF! [Education [High sop [ತರದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ, ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಆಳಂದ 1.80] Tao) 2553019} Tao — 26 compieted [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
4260 is school ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ |ಉದಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
el El —t 
25 |KL818721 |2018- | MICRO |Kalaburagl [Aland DoP! [Education I sop [ನಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ, ಶಾಲೆ ಬಾಲಕರ ಆಳಂದ 1.80] 1.80| 29-05-2019} Taf 136[compieted [ಸದರ ಶಾಲೆಗೆ 
[4261 19 School [ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
| ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
| - J IR 
26 |Kt818721 [2018- | MICRO |Kalaburag! Mand oop duction [High sop [ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪೌ, ಶಾಲೆ ಅಂಬಲಗಾ 150] 150] 29-05-2019} 1.50| 703|Compieted [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
|4262 19 ISchool ಶಾಲೆಗೆ 17 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಸ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
27 [Ki818721 [2018- [MICRO |Kalaburag’ [Aland Ta “High scp [ನಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿಕೆ. | 62.00 62.001 | wat 24.80| Under [BASEMENT U/P 
1236 19 [School ಸಲಗರ ಶಾಲೆಗೆ 05 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
BGT Te Re cre — RRR RES [soccer [Wah [General [ಸರಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆ.ಪ್ರೌ.ರಾಲೆ 'ಚಂದಾಪೂರ 5 7500 af ees] 7135] 4410[Completed |Phy Completed Ki 
31054 19 School ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
TT Io RNR abuse — [Cinco — [PRED [Eduction [igh [General |tiodaed ತಾಲೂಕಿನ ಸಪ್‌ ಶಾಲ ಸುರೇಡೇಟ 6 ೦೦0} 600| 18062019] 8400) Tal orae — [naa Wor Under 
3328 19 [school ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ progress [Progress ist and Part Bill 
[submitted on 
27/22/2019 (Bill Amount 
i _1 Rs. 3104 Las) 
SERGI [5018 [MICRO Falsburag  |chnchoh PRED [Education [High ರಾಂಪನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೊಂಚೆದರದ್‌ Ts 575| 06032019] Fr7) TialCompleted |Physicaily Completed 
1411 19 School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
k J 1 ht — 
31 [Kus1s821 |2018- [MICRO |Kalaburag! [Chinchol [RWS Education Ter $Cp [ತಂಟೋಳಿ ತಾಳೊಕಿಸ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಚೆಂದನಕೇರಾ RT 3.54 | 1.48 o-00[Completed [Physically completed 
1412 19 School ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ 


32 [KL818821 [2018- [MICRO [Kelaburag’ — [Cheri Toor Education [High Je [ನನಾ ಹೋಲಕಪಳ್ಳಿ 7] 7.08] 25053035 708] a ss[Compietd [RSS SIT 
ws Schoo ಶಾಲೆಗೆ 33 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಸ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
33 [KL818821 |2018- [ MICRO [raloborser incholl [PRED JEducation [High — [Gencnl [ARTTE ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ರಟಕಲ್‌ 3650 730 pe 25.16] 25 64[Completed [Completed 
348 [19 School [ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
34 [Kl6ieS2i J MICRO [iafaburagt —[orinene? TR Education [High — [Genel Jd STR ಪೆಪಾಬಾಪ್ಯ್‌ ಕಾ 373 375] 19022015| el 333[Compieted [Completed 
349 is school [ಚೆಂದಾದಂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
35 [KL818821 [2018- [MICRO [¥ofablrag —[hincRoi [RES — roar High RR ತಾರೀಕಿನ ಸಪ್‌ ಕಾಕ T— 33] ois] oom Plastering to be Done 
[3350 19 Schoo! |ನಾಗಾಯಿದಲಾಯಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ | Progress 
36 |KL818821 |2018- MICRO [Ae [Chinchol I) Education High wT ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಗಣಾಪೂರ 3.751 3.25 02-02-2019] 3. 70 7 eee [Completed Bill 
as1 is school [ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Submitted on 
97/03/2013. (Bill Amount 
| Rs 3.65 Laks) 
37 [KL818821 [2018 [MICRO ce Chincholi — [ober — [education [eh ea I [Jods ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಸುಲೆಕೆರ್‌ | 6.0) 25-05-2019] —600[ 320 completed [ad Sdn 
3353 19 School ಶಾಲೆಗೆ 70ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ [ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈರ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
38 [Kis1ss2i [2016- J Kalaburagl Tas Teer Education [High General [ಶಂಕ ತಾರಕನ ನಷ್‌ನಾರವಾಗಾರ್‌ 1.26 is ER [Completed [ಸದರ ಕಾಲ 
3354 19 ‘School 14 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚೂರೈಕೆ 
( [ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
39 [KL818821 |2018- | MICRO Kalaburagi |Chincholi ODPI Education [High Tren Te ತಾಲುಕಿನ ಸ, ಲೆ ಚಂದಾಷೂರ - 3.001 ser 29-05-2019| 3.00| 2. [Compared Taa5 ಶಾಲೆಗೆ 
3355 19 ‘School ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ |ಉಪಶರಣಗಳನ್ನು ಪೂಲೈೆಕೆ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
R [ 1 | a 7 
40 |KLB18821 |2018- [MICRO [Kolobural [Chincholl _[DoPi Education  JHigh (Genet i [does ತಾಲುಕಿನ ಸ.ಪೌ,. ಶಾಲೆ ರಟಿಕಲ್‌ ಶಾಲ] ರಂ €.00| 29-05-2019 6.00] 4.20|Compieted [ಸದರ ಶಾಲೆಗ 
3356 [19 Schoo! 70 ಡ್ಕೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ [ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
— J — | 
41 |KL818821 |2018- [MICRO [Kalaburagi [Chincholi  JDDPl Education [High ‘scp [ಟೆಂಚೋಳಿ ತಾಲುತಿನ ಸಪ್‌ ಶಾರನಷ್ಯನಷಾಡ 3.00| 300| 29-05-2019] 3,00] 2.10| Completed [ಸದರ ಶಾಲೆಗೆ 
3357 [9 choot ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂಯಿಲ್‌ ಡೆಸ್‌ ಬೇಡಿಕೆ [ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
| [ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
42 |KL818921 |2018- [MICRO [Kalaburag eee PRED [doctor [gp Ter ae ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಹೇರ ಶಿರೂರ ಶೌಜಾಲಯ 375 3.75] 05-03-2019] 382 3.61l Completed [Completed 
1604 19 [School 
43 |KL818921 [2018- [MicRO Kalaburagi [Chittapur PRED Education [High Sc [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸ ಪೌ.ಠಾಲೆ 33.751 23.40} 11-02-2019] 30.14 10.44| Under Roof Level 
1605 19 [School 'ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ Progress 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ aol [ 
44 KLB18921 |5018- MICRO [Kalaburagi |Chittapur PRED Education “High. scp [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸಪೌ.ಶಾಲೆ ಶೇಳ್ಗಗಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.75| 3.75] 02-02-2019| 3.65 2.27| Completed Physically Completed 
1606 19 ‘School ನಿರ್ಮಾಣ 
(8 - 
45 [riser [2018- [MICRO [Katabure |Chittapur PRED Education High scp 'ಚಿತ್ತಾವೂರ ಸಮೌ. ಶಾಲೆ ಚೆಂಡೋಳಿ ಹೆಚ್‌ 3,75] 3.75| 07-02-2019 33 2.00| Completed Physically Completed 
1607 [19 school [ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Final bill Submitted! on 
29/02/2020 Forwarded 
J ior Payment 
46 [KL818921 |2018- [MicRO |Kalaburagi Chittapur PRED Education [High SCP ಟಾಪರ್‌ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ' 'ಮಾಡಬೋಳ ಶೌಚಾಲಯ 3.75 3.75} 15-02-2019] 3.51 3.46|Compteted [Completed 
1608 19 [School 
I ವಾ್‌ ; T 
47 |K1818921 |2018- [MICRO Kalaburag) Chittapur PRED Education [High scp [ಚಿತ್ಲಾದೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ಕೋರವಾರ ಶೌಚಾಲಯ 3.75 3,75) 14-02-2019] 3.26] 3.25| Completed Physically Completed 
1609 19 School ನಿರ್ಮಾಣ (Rs. 3.25 Lakhs Final Bil 
submitted on 
23/12/2019) forwarded 
i loaner 
48 |KL818921 |2018- [MICRO Kalaburagi [Chitrapur PRED ree High scp ಚಿತ್ಯಾಡೂರ ಸ.ಪೌ. ಶಾಲೆ ಕಲಗುರ್ತಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.75! 3.7 14-02-2019] 3.45 3.44| Completed [Physically Completed 
1610 19 School ನಿರ್ಮಾಣ (Rs. 3.44 Lakhs Final Bill 
‘submitted on 
[23/12/2019) forwarded 
—}- for payment 
49 |KL818921 [2018- [MICRO Kalaburagi Chittapur PRED Education “righ scp [ಚಿತ್ತಾದೂರ ಸ.ಪ್ರೌ. 'ಶಾಲೆ ಸೂಗೂರ ಕೆ. ಶೌಚಾಲಯ 3.75] 3.75| 07-02-2019, 3.46| 2.06| Under [Roof Level 
1611 19 School ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
so KL818921 [3018 MICRO Kalaburagi Chittapur RWS Education High scp ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆ ಮಂಗಲಗಿ 1.50| 0.00 | 0.00] 0.00/Hot Started [Est submitted to ADM 
1613 [19 school ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವೆಟಕ I [Approval 
31 [KL818921 |2018- [MICRO [foaburag [riage we Teeter [Hiner ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂತನ ಸ.ಪ್ರೌ ಕಾರ ಹಾನ್ಸಾರ 150] [7 T—a—alte Started Ext. submitted to ADM 
1614 19 school [ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟಕ [ASproval 


TST Poe [MRS [abuse [chitapur [RWS [Education [High JSC ನತಾಷಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪೌ,ರಾಲೆ ಬಂಕೂರ 150 [7 sf orol[Not stared [The amount required for 
1615 19 [School ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ (5€P) [the work is 1.75 Lakhs 
Slits [5018 |NicRO [alabursg’  |Chittapur |ODP! mater Hen 7 |dತ್ತಾಪಾರ ಸಪ್ರೌಶಾಲೆ ಮುಗಳನಾಗಾಂಪ 14 FET) Tao 29052019 a o08[compieted |ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
1616 19 school ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
TRS 0 [MRS labors — [Critapur [oop (Education [High [SCP 'ಸತಾಪಾರ ಸಪ್‌, ಪಾಲ ಪೇರೆ ಶಿರೂರ 14 130 Teel 29052019] 120 ಇ ompleed [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
1617 19 school [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
55 |KL818921 |2018- [eo [ealaburae. [Chittapur  |ODPI Education [High scp 'ಚತ್ತಾಪಾರ ಸವ್‌, ಶಾಲೆ ಚೆಂಚೋಳಿ ಹೆಚ್‌. 17 a 1s0| 29-05-2019} 1.50 702 [Compieted |ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
1618 19 school [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದೂಲೈಕೆ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
56 Tki8s18921 [2018 [MICRO |Kalaburag! ರ್‌ DoP| education [High Te le 'ಸ.ಪಾ.ಪಾಲೆ ಮಾಡಬೂಳೆ 12 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ 1.08 108] 29-05-2019} 708 ದ [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
1619 19 school ಡಿಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉದಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
I i - I m 
57 |KL818921 |2018- |MICRO |Kalaburag! [chitapur Joop Education High scp [ತತ್ರಾಷೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ದುಂಗಲಗಿ 10 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ 0.90] 090 29-05-2019 0.90] oofcompleted [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
1620 19 School ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
| | 
58 [KL818921 |2018- [MICRO |Kalaburag! ichitapur Joop sce [ಚಿತ್ಪಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೋರವಾರ 14 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ 1.201 3.20] 29-05-2019} 1.201 oaalCompleted [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
152 is ಡೆಸ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
೫ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಜ್‌ 
53 |KL618921 |2018- (MICRO |Kalaburag! [Chittapur [ooPi [Education High [sce ಚತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಗೋಟೂರ 14 'ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ 120] 1.20] 29-05-2019 1.20| o84[ Completed |ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
1622 19 School ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ |ಉಪರರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
p ~~ FT| Te Ta 
60 [KL818921 |2018- | MICRO |Kalaburag! [Chittapur  |ODPI Education [High SCP [ಸತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ. ಾಲೆ ಸೂಗೂರ ಕೆ,21 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ 1.80) 180) 29-05-2019} 150| T26[ completed (ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
“| he 19 schoo! [ಡಿಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
1 [KL818921 |2018- [MICRO |Kalaburag! —eimapur  |OOPi ler High 1 [ಟಿತ್ಪಾಪೂರ ಸ.ಪೌ,.ಶಾಲೆ ಶೊಲ್ಲೂರ 21 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ 1 a 180) 29-05-2019 1.80| Tolcompieted ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ರೈರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ 
124 [19 school ಡಸ್‌ ಬೇಡಿಕೆ [ದಾರವಾಡ ಎಜೆಸ್ಟಿಯವರು 
[ಡೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ ಸರಬರಾಜು 
el 8 ಮಾಡಿರುತಾರೆ 
2 [Kiei892i [2018- [MICRO |Kalaburagi [Chittapur [ Education High scp [ತತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕರದಾಳ 14 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ 120} 1.20} 29-05-2019} 1.20] aA completed |ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
1625 19 School ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ. 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
i UL Ik pl 1 
Gore [ioe [NERS [Folabarag — [Chitapur [PRED [education [teh [SOP [ತತ್ಪಾಷಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಡ್ರೌ ಶಾಲೆ ಮರತೂರ 4 7 aH soa S978] 953[Under [Ground Floor Completed 
4663 19 School [ೋಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ದಾಣ progress (1st Floor Roof Laid lind & 
Part bill submitted on 
18/02/2020 Forwarded 
For Payment 
ea JKLB18921 [2018- [MICRO |Kalaburagi Chittapur [PRED [Education [High so [ತತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಡ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೊಡದೂರ 4 60.00| ol 06052019] S798) 4243 Completed Physically Completed 
4664 19 school [ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
5 [KL818921 |2018- lee [baa — [Rica Tr aie Heh |ತತಾಷೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ. ಶಾಲೆ ಅಲಹಳ್ಳಿ 3 37] RT ooo 3672 Onder  |Plostering Work Under 
3526 19 School [ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [Progress 
ps = (8 AI 
ie [501 [Micro [Kalaburagi  [chittapur [PRED |Education 37 375] 0808-2019 37 [Completed [Completed 
3527 19 
- 
Tes [oe [McA Valbarag — [chittapur  |PRED [Education 375 sR oes 373/37 completed |Work Physically 
3528 19 [completed Final bill 
submitted on 
24/01/2020 Forwarded 
For Payment 
G8 [KL618921 [2018 [MICRO |Kalaburagl Chittapur [PRED Education [High ನಾಗ |ನತ್ತಾಪೂರ ಸಪೌ, ಶಾಲ ಡೋಣಗಾಂದ ಶೌಚಾಲಯ 3.75 3/751 | 351 0.00 Under Footing Work Under 
3529 19 school [ನಿರ್ಮಾಣ progress Progress 
SF TiTRIGS7T [i0N8 [MICRO [fslaburagl ichivtapur [PRED Education Ter ಣಗ |ನತಾಪೂರ ಸಪ್‌, ಶಾಲೆ ಬೀಮನಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯ 3.75 37[ 19 02301| 3.27 ಸಾ Physically Completed 
3530 19 school [ನಿರ್ಮಾಣ 
Tiss [oie [MICRO [ialabursg:  [Chitapur peo — [edocrion [Mish jr 'ಾಪಾಕ ಸಪ್‌ ನಾಲ ಉರ ಠಾಷೂರ 3 EET ESD alone ment Completed 
3531 19 ‘School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress 


72 [RLEI8S2 [2018 [MICRO Tasca Chiropur [PRED [Eduction [High Ter ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ ಠಾಲಗಂಡು ಪಾಪಾ T—~ EO ET) ee 3.28[Completed [Work Physical 
3532 19 [Schoot ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Completed Final 8il 
Submitted on 
/27/01/2020) Forwarded 
lbs For Payment 
[3 mee 2018: “ee Kataburagl Chittapur PRED Education High SCP [ಚಿತ್ತಾದೂರ' ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ ನಾಲವಾರ ಶೌಚಾಲಯ 3.75| 3.75| 21-02-2019] 3.471 2.28|Under [Roof Slab Laid 
35331 is schoo! ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
— — ವಾ ql! dT 
73 |KL818921 [2018- MICRO [Kataburagi [Chittapur PRED Education [High General [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ಕೌ.ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪೂರ ಶೌಚಾಲಯ 3.75| 3.75| 07-02-2019 3.21 0.00[Compleied [Physically Completed 
3534 19 [School ನಿರ್ಮಾಣ 
74 [KL818921 [2018 [MICRO [ialeboraT Te PRED ನಾ High [General |ನತಾಮೂರ ಸವಾ ನಗ್ಗಾಂಪ ಕೌಜಾಲ 37 37 —o 333 349] Completed [Comoletea e335] 
3535 19 School Fo Final Bill Submitted For 
; of ಸ Payment on 09.10.2019) 
75 |KL818922 [2018 [MICRO [FalsboreeT “taps Tore Education [High (ಠೀ! [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪೌ:ಶಾಲಗೂನೂರ ಕನಾ =f 3.75] 07-02-2019] 3 2.08[ Completed [Physically Completed 
3536 19 School ನಿರ್ಮಾಣ Final bill Submitted on 
J 29/02/2020 Forwarded 
RE fo: Payment 
earn 2018- [MIcRO [iiakors ittapur  |PRED [eduction [ier 5೧a! ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ ಶಾರ್‌ಕಬ್ಬಾಳ ಸಾಪ mi 375 T 05032013 7s 3.74] Completed [Completed 
3537 19 School ನಿರ್ಮಾಣ | 
77 [KL818921 [2018 [MICRO [FaiebarseT Chittapur [PRED J Tg 6a! ಬೆತ್ತಾಪೂರ ಸವ್‌.ಠಾರಹಾನಗಾವಾ 335 375] 2500 333] 3.61[ Completed JPhysically Completed fe” 
3538 9 Schoo! ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [03.61 Laks Finat Bill 
submitted on 
(28/11/2019) for payment 
78 |KL818921 |2018- [MICRO Kalaburagi Chittapur IDoP} [Fdocren High SCP [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಮರತೊರ 27 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌' 1.80| 1.80! 29-05-2019 130| 1.26| Completed [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
3549 19 School ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕ ಸ [ಉದಶರಣಗಳನ್ನು ಪೂಲೈಕ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
79 [KL818921 2018” [MICRO [Fafaburegr Chittapu: — |DoPr ree Tigh er ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ 'ಠಾಲ ಕನ್ಮಾ ನಾನಾರ 300 3.00] 25-0530 300] 2-10Completeg [NGS FT 
3550 [9 Schoo! [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಸ್‌ ಟೇಡಿತ [ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
- le } 
Fe KLB1892 [5018 [MicRS Kalaburagl Chitapur — [oo —[eaeen High 5ಗeಣ| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪೌ.ಶಾರ ಹಾನಗಾವಾ 1-20} 1.20] 29-05-20is 1.20) 0.84) Completed [ಸದರ ಶಾರಗ 
35s1 [19 school [ಡ್ಯೂಯಿಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿ [ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚೂಲೈಶ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
31 |[K1818921 |2018- MICRO |Kalaburagi [Chittapur oop! [Education [High |General [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ದೆಂಡೋತಿ 25 ಡ್ಯೊಯೆಲ್‌ 2.16] 2.16] ಇಡ FE 150|Completed ಸದರ ಶಾಲಗ 
352 School [ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
818921 |2018- JMICRO [Kalabursg — [riage oor ವ High Te [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ 'ಶಾರ ಹೊಣಗ FET) 120] 3530s FE eT] ‘Completed [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರಾ ಅನನ 
3553 13 School ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕ ದಾರವಾಡ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು 
[ಡೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ ಸರಬರಾಜು 
| [ಮಾಡಿರುತಾರೆ 
83 [KL818527 [705 [CRD [aban — ee Toor aie igor Smee ಪ್ರೌಕಾಲ ರಾಷಸ್‌ ಷಾ 150 255305 Soler ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆಸನಾನಸ 
3554 [3s school [ಡಸ್ಟ್‌ ಬೇಡಿಕ ದಾರವಾಡ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು 
[ಡೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ ಸರಟರಾಜ 
wl} mE 1 [ಮಾಡಿರುತಾರೆ' 
84 |KL818921 |2018- [MICRO ialabursgr Ichittapur [OOP Education High scp [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸಪ್‌ ಶಾಲ ಇಂಗಳಗಿ ಡ್ಯೊಯೆಲ್‌ 1.68 148/ 25-05-2015 1.68] Tacoma [ಸದರ ಶಾಲೆಗೆ 
355s [19 schoo! [ಡೆನ್ನ್‌ ಬೇಡಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
| ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
— 
85 |KL818927 [5018 MICRO [relator Chitapur ——JoosT [Education fee ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾ ರಾಷಾರ 35ಡ್ಕೂಯೆರ್‌ 30 300] 2520s 3-00] 210[Compisted 7 ಶಾಟಗ 
3556 [9 School ಡೆಸ್ಸ್‌ ಬೇಡಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಖಿ — 
Ieee MICRO |Kalaburag! — [Chittapur JOD — [acer ik [SP Sema ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕನ್ನಾ ಚತ್ಟಾಪಾರ 3 300] 300 ಇ 300 230[Completed 90ರ ಕಾರ 
3557 [is schoo [ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್‌ ಬೇಡಿಕಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಡೂದೈೆಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
87 [KL818927 |2018- [MICRO Kalaburag Chittapur [Oo [edocston High scp [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪೌಶಾಆ ಬಾಲಾ ಚಿತ್ತಾಪೂರ 17 1.50} 150] 29-95-2019] 150] 1.02|Completed [G5 Sdn 
3558 9 [School 'ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಸ'ಬೇಡಿಕ 'ಉಪಶರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
kK ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
+ ek 
88 [KLa1892 [2018 Tee alaburagi —— [Cnitcapur — [OOP Tan High |Generai [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ನವ್‌ ನಾರಗಾನಸತ 'ಕ್ಯೂಹರ್‌ [ET 10) 29052039] To] acme ada 
3559 is school ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕ ಉಪಶರಣಗಳನ್ನು ಚೂರೈಕೆ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
als 


TASS [5018 [MicRO [Kalaburag — [Chittapur [oop [education [High [General [ಜತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಬಾಗೋಡಿ 10 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ [XT ar 330s] oof oso[compieted [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
[3560 19 School ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
|ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
30 |k1518921 |2018- |MICRO [Kalaburagi [chittapur  Jopl education [High scp ಚೆತ್ತಾಪೊರ ಸ.ಪ್ರೌ, ಶಾಲೆ ವಾಡಿ 17 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 1.50 FE TTT) 1.50] 102[Completed [ಸೆದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
3561 19 School ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
[risa [5018 [Micro [aabursg — [chitapur Joop [education [High [5 [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ, ಶಾಲೆ ನಾಲವಾರ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ 300 300/30] 300 2A0[Completed [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
3562 19 School ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ 'ಉದಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮ \- 
92 |KL818921 |2018- |MICRO |Kalaburagi [chittapur Joop Education [High scp [ಚೆತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೊಡದೊರ 14 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ 1.20] 120| 29-05-2019 1.20] 0.84[ Completed [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
3563 19 ‘School ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
| | ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
| — — 
93 |x1818921 |2018- [MICRO [Kataburagi [Chittapur |ooPl Education [High al ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪೂರ 05 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ 0.48] 0.48|  29-05-2019| | 030(Completed [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
3564 19 Schoo! ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ |ಉದಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
+ 
lis oe [Wicd [albung — [itepur [oo [Education [Hak J |ಬಿತ್ದಾಪಾರ ಸಪ್‌, ಶಾಲೆ ನಾತನೂರ 17 ಚ್ಯಾಯೆಲ್‌ 130] 7s Sos] iso 105[Completed |ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
365 [19 school ಡಸ್ಟ್‌ ಬೇಡಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
= sioiasri [5088 [Mico [ielabursg — [chitiapur oop [Education [High |General |ಚತಾಪೂರ ಸ.ದ್ರೌ.ಶಾಲೆ ದಿಗ್ಗಾಂದ 14 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ 120 Ta aos 30 OBA Completed [SES FN 
3566 19 [School ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ERS 508 MIRE [sabre [chip Joo [eduction [High [Genel (ಡತ್ರಾವೂರ ಸಪ್ರ್‌.ಶಾಲೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ 14 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌' FET) 730 2505205} FET) as completed [ಸದರ ಶಾಲೆಗೆ ಕರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ 
3567 19 School ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಧಾರವಾಡ ಎಜೆನ್ನಿಯವರು 
[ಡೊಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಿರುತಾರೆ 
97 |Kt818921 |2018- |MICRO [Kalaburag! Chiteapur [opr [Education [High [Geಗra |ಚತ್ತಾಡೂರ ಸ.ಪೌ,.ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ 14 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ 1-20| 1.20) 29-05-2019] 13 0.84[ Completed [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
೫ 3568 19 School ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ [ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
= [wreisoit [5018 MACRO [falaburag — [chitapur [PRED [Educeiion [High [5p  |ಚದ್ದಾದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರ 2 3375] 37 oo a S39 |Under [Column Raised up to 
1069 [19 school [ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ progress [lintel Level (Rs. 8.39 Part 
ull submitted on 
a; [19/10/2019 for pavment) | 
Rares [018 [MACRO [iolaburasi — [chitapur [PRED [Education [High {scp |ಚಿತ್ರಾಡೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಕೊರದಾರ 3000] 3000] | 2784|  2766[Completed Completed 
11070 19 School ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
| —l 
Too [Kieioior [2018 [MICRO [Kolaburag  [jewari Reo [duction (High [Sop [ರೇವ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 3635 3035[ 17422018 2963] O.00fUnder [foot [e 
14808 19 [school |ಠಡಕೋಳ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ Progress 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಬ I 
101 |KL818102 |2018- | MICRO |Kalaburagi Jewargi PRED [Education [High sop [ಬೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೂರ 30.251 30.25] 21-06-2019] 25.96} 12.61|Under Flooring Work Under 
14810 19 [school [ಕೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress [Progress 
—— — \ 
77 [oie [308 [MIRO [aburg [evar [one [education [High [sop |ಪೇವಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ದೌಢ ಶಾಲೆ 17.00 Fe rors 150 O00[Under RoofLevei Port bil 
14811 19 ‘school ನೆಲೋಗಿ 1 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ Progress | Submitted on 
ನಿರ್ಮಾಣ 19/02/2020 Forwarded 
for Pavment 
103 [KL618102 [2018 [MICRO [Kalaburagt  [jewargi reo [eduction [High [sop [ವಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆ ಆಲೂರ 375 Ross 33 ao comeeted [physicolly Completed | 
14812 19 [School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
me — + | 
104 |KL818102 [2018- [MICRO |Kalaburagt [ewargt PRED Education |High sop [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ದ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 3.75} 375} 16-02-2019 3.48] 2.08[Completed [Physically Completed 
14813 19 [School (ಯಲಗೂಡ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
el 
105 [KL818102 |2018- [MICRO [Kalaburagi Jewargi PRED Education [High sop [ಶೇವರ್ಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 375 375| 22-02-2019 37 [comnieted [Physically Completed 
13814 [19 school [ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
— 
Toe [Keio [08 [Micro [olabursg — [ewargi [PRED [education [High [50 [ಜೀವಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆ ಇದೇರಿ 3735 soe 346) O00|Under intel level 
14815 19 School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
— — Le 
To KIETo7 [3008 [MICRO [oburag — jewargi [Pad [education [High |S [ವಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ದೌಡ ಶಾಲೆ ಮಳ್ಳಿ 375 3 sas 370 2a Under Roof Slab Laid 
13817 [19 school ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
| — 
108 [KUB18102 [2018 [MICRO |Klaburagi  [fewargi Freo duction [High [50 [ಕೀಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 3 375| 05-02-2019, 770 oe Onder [Plastering Work Under 
ms 9 school |ಮಾಗನಗೇರಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [Progress 


109 |KL818102 [2018- [MicRO Tralaburag Hewargi PRED [Education Tigh sop ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 3.75| 3.75] 09-02-2019 3,70| 2.96| Under Roof Laid 
has 9 schoo! [ಕಣದೇಶ್ವರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
110[KL818102 [2018- [Mien | —ewagr — [oRto [education [nen oe aan ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಕಾರ 37sf 375| 07063019 336 26i[ Completed [Physically Completed 
14820 19 ‘School 'ಅಂದೋಲ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ps + 
111 [KL818102 [2018 [MICRO ನಾ ewaral PRED [Education [High $0 [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರ ಪ್ರಡಢ ಕಾಲ ನಿರಾಳ 375 373| i0e2ois 330) ಹಾ intel level 
18 is [school ಶಿ. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
iN Jl 1 — ll 
112 (KL818102 |2018- [MICRO |Kalaburag Jewargi PRED [Education High Tor [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಶಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 3.75| 3.75 21-02-2019] 3.58} 0.00[Under Untel Level 
182 [19 [school ಅಂಕಲಗಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
| IR a 
173 [Kisieios [508 [NERS Kalaburag [lewargi PRED Education [High 'soP ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪೌಢ ಕಾಲ ಇಟಗಾ 375] 1-07-2015 370] 000 Under intel Level 
14823 [19 [school 'ಶೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
A ವೆ 1 
114 |KL818102 |2018- [MICRO [Kalaburagi ewargi (PRED Education [High 'soP ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಶಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 3.75] 3.75| 22-02-2019] 3.70] 2.85|Under [Roof Laid 
14824 19 School ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ.ಎಸ್‌, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
— ——— — 
115 K818102 [2018 [MICRO [alaborag Hewargi [PRED Eduction [High Sor [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲ ಆಮೂರ 375 375] 2107-2015 3.87 285[Under Plastering Work under 
14825 19 School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [Progress 
— ಕ! if ml 
116|KL818102 [3018 JMICRO [Kafaburag — [evar — [oie — ain High [sop |ಶೇವರ್ಗ ತಾಲೂನ ನರನಾರಿ ಪ್ರಾಕಾರ 375 EO ETS ES) TT) ET 
14826 39 Schoot [ಬಳೂಂಡಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
| ll [ I t /- 
127 |KL818102 |2018- [MICRO |Kalaburagi Jewargl PRED Education High sop [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಸರಕಾರಿ ಪೌಢಶಾಆ ಕಸ್ಕಾ 3.751 3.75] 04-06-2019] 341 2.64| Completed |Physically Completed 
14827 19 [School [ಜೇವರ್ಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
1 1 -- 
118 |KLB18102 |2018- [MICRO |Kataburagi Education [sop [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲ 373] 3.75] 01-06-2019] 34] 27a Completed [orca Completed 
14828 [19 [ಬಾಲಕರ ಜೇವರ್ಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
A | | 
119[K1818102 |2038- [MICRO [Kalaburag — [jewargl PRED [Education Jso5 |Z ಕಾಲಿನ ಸರನಾರ ಪಡ ನಾರ ಐರ್‌ 375 375|  O06-2015 343 269[Completed [Physically Completed 
14829 19 School [ಜೇವರ್ಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
kt T- Bl — 
120|KL818102 |2018- [MIAO |Kalaburagi Dewars! PRED duction [High [Sop [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಠಾ 375 3.75| 1602-2019] 338 2.54) Completed [Physically Completed 
148330 [19 school 'ಹರನೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
is — 
121 |KL818102 |2018- [MICRO [Kalaborag  {iewerg [PRED [ection [ie oP — arma ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ್‌ಶಾ೮ 375 375] 3006309] 370 30 Completed [Phydcsii Completed 
14831 19 [School |ಕೋಳಕೂರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
L 
122 |KL818102 |2018- [MICRO Kalaburagi Jewargi ee Education ge Tor [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೂಡಿ 3.751 3751 15073015 3.38 2.54| Completed [Physically Completed Rs 
14832 19 School ದರ್ಗಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ |2.40 Lakhs lst and Part 
[8ll Submitted on 
3 ೬ | i los 31/12/2019 
123[KL818102 |2018- [MICRO |Kalaburag’ — [jewarer [PRED [Education [igh 57 ವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರ ಡ್‌ T= 375] 22022019 370} 000f Under intel Level 
19333 [19 ‘school |ಮಂದೇಖಾಲ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [progross 
ll | 
124 KL818102 |2018- [MICRO Kalaburagi Jewargi PRED Jeducation sop [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 3.751 3.751 16-02-2019 3.38] 234[Completed Physically Completed 
14835 {19 [ಪರವಾಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
- - — — 1 
125 |KL818102 |2018- [MICRO Kalaburagi Hewarg [RWS Education [High sop [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 1.50| 1.90| 30-12-2019| 1.88| 0.00|Under |under Progress 
14846 [19 [school ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟಕ Progress 
m 
[RBIS [50 [RRS [abo — [era — Lowe Teer Heh [OF [afr SRS ರಾ 730 POET eT WT) Te eee 
14847 [19 Schoo! [ಬಾಲಕರ ಯಡ್ರಾಮಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ Progress 
| [ ಘಟಕ ್ಸ 
127 [K1818102 |2018- [MICRO Kalaburagi Jewargi RWS [Education High sop ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರ ಪೌಡ ಶಾಲ ಕನ್ಯಾ 150] 1.90] 30-12-2019| 1.88] 0.00[ Under under Progress 
14848 19 [ School (ಯಡ್ರಾಮಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟಕ Progress 
lM 
128|KL818102 |2018- [MICRO [Kaiaburagi [ewargi RWS Education [High 'soP ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು 150} 2.05) 30-12-2019} 2.03 0.00[Under under Progress 
1849 | school ಯಡ್ರಾಮಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಟಕ progress 
— - 
129 |K1818102 |2018- |MICRO |Kalaburag fewargi [RWS Eduction [Hie 0p [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪೌಢ ಕಾರ 150 227 3012-2019] 225 0.00 Under under Progress 
14850 19 School |ಅಂದೋಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರಿನ ಘಟಕ [Progress 
(i 
130|KL618102 [re [MICRO |Kalaburag — [jewarer RWS Educton igh [So [Sar SITS ಪೌಢ ಶಾಲೆವೆರಾಳ 15ol 237 303230 235 000[Under under Progress 
14851 19 Schoo! 'ಬಿ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟಕ Progress 
131 KL8T8102 [5018 [RMERS raadoreg [ಗಾ Rws Education [High 50೯ [ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾನ ಪ್ರೌಡಠಾರ 150 168] 30122015] 166 2.00[ Under Under progres 
1452 19 school [ಅಂಕಲಗಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ progress 
L 


RGIS [508 [MICRO [Kalabureg: evar RR High [or [Ear ತಾಲೂಕಿನ ಸರರಾರಿ ಪೌಢ ಶಾಲೆ ಇಟಗಾ 150 EO ESET OS Tinder Progress 
14853 19 [school 'ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟಕ Progress 
Al. - 
3 NGTeToS [5016 [MICRO (Wslaburagi  |lewargl we — [Education |figh [SOP 2ರ ತಾವತ್‌ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಢ ರಾರ 150 ea] 3012-2019 Tal [onder [under Progress 
14854 [19 school ಹಿದ್ರರಗಾ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ Progress 
ಪಟ % — —l ಧಾ 
oT lio McA [raiabarsg  [iewarg [RWS [Education Re ೇವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಡ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 150 Hoos 225) OO0|Under under Progress 
14855, 19 Schoo! ಬಳೂಂಡಗಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟಕ Progress 
55 [Ki618102 |2018- |MICRO |Kataburagi Jewargi RWS Education [High sop [oe ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 1.50| 253] 30-12-2019| a 0.00| Under under Progress 
14859 19 [School ಹರಸೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ Progress 
eis [5018 [MICRO [Kaiaburagi  Hewarg RWS ಸ [op ವರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾರಿ 150 a oo) 200) O00Under [onder Progress 
14860 19 [School ಕೋಳಕೂರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ Progress 
A 4 ವ —T- 
7 RIBIeio [2018 [MICRO [Kalaburagi  lewargl Rater Her — [or [ವಗ ಠಾಲೂತಿನ ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ 'ಶಾರ ಗೌನಕ್ಳಿ 150 SRT 308] o00Urder funder progress 
19861 [19 school ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ Progress 
i oe MRS [aba — [ewes [AWS [Education [Meh FT ವರಾನ ಪಾತರಾರಕಾಕ | 15 Fo) 3012-20151 Sa lode [onder Progress | 
14862 19 School ದರ್ಗಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟ [Progress 
TolkL818102 |2018- {MICRO |Kalaburagt “ewargi RWS [Education [High sop 'ತಾಷರ್ನ ಪಬಾಸನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದುಳ್ಳಿ ಈ 150 3.90] 30-12-2019} 1.88 0.00| Under under Progress 
14863 19 school [ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ Progress 
1 
Tao [Ktb1ei0s [2018 [MICRO Tato — Newer — AWS [eduction (Heh [SDP ತಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆ Fe) os Tal ooo[Under onder Progress 
14864 19 'school |ಮುಂದೇವಾಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಥಟಕ Progress 
TRIOS [3018 ANERS [Fslaburag  ffeware [AWS [Education Re ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೂರ 150| 7a 3030s] 212 [i Under Progress 
14865 19 [ ಕೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ Progress 
lk lk 
a [sioisios [2018 [MICRO [Kalaburagi Te Awe — [Education [High Sor ಪಾಷ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ sol 730 3042-2019} 78 ocofUnder a Progress "| 
14867 [19 [school [ನರಿಬೋಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ Progress 
145 |KL816102 TT alaburagi  [Jewarsi Amato [Hah To ಡಿ ಠಾಲೂತಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 150 736 30123019 Taf —olinder — |ondes Progress 
14868 19 [School ನೆಲೋಗಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ Progress 
744 [KA818102 |2018- (MICRO |Kalaburagi Jewarg Taws Education igh [sop ರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 1.501 ವ 16-01-2020| a ‘0.00[Under — progress 
14869 19 school ಪರದಾಳ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ [Progress 
Tas (si8102 |2018- |MICRO |Kalaburagl ewargl |oDP! Education [High \sop ಪಾಷ ಪಾಮೂಸಿನ ಸರಕಾರಿ ಪೌಢ ಶಾಲೆ ea Fe 1.801 29-05-2019} 1.80| 1.78 Completed 5 "ಶಾಲೆಗೆ ಕ.ರಾ.ಅ.ನಿನಿ 
14870 19 School ಶಾಲೆಗೆ 21 ದ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ ಧಾರವಾಡ ಎಜೆಸ್ಸಿಯವರು 
TFRs [5618 [MICRO [Kalaburagi  [jewargl opi ee He [oP [ದೇವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರರಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ To 730) 25-05-2019 FET) Folonpieed [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 0- 
14871 19 school ಯಲಗೂಡೆ ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ 
pe IE 
a7 |et818102 (2018- |MICRO |Kalaburagi Jewargl oor [Education |High sop ಪನ ತಾರೂತನ ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆ 1.20| 1.20] 29-05-2019| 120| 0.00|Completed 
14872 19 [School ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ 
—! ಮಾಡಿರುತಾರೆ. 
Tas [Kl818102 |2018- | MICRO |Kalaburagi Jewargi Ter [edacation [Meh sop ಶಾಷಗ್ಗ ತಾಮೂಕನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಬಳಬಟ್ಟಿ 1-20] ar ಹಾ 1.20] 50[ನmpieed |ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ - 
14873 19 [school ಶಾಲೆಗೆ 14 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ [08-2019 ರಂದು 
ಕ,ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ 
ಎಜೆನ್ನಿಯವರು ಡೂಯಲ್‌ 
ಡೆಸ್ಮ ಸರಬರಾಜು 
a0 [KL818102 |2018- |MICRO |Kalaburagi Jewargl DOP! Education [High sor 'ಶಾವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನರಕಾರಿ ಡ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 1.50| 150} 29-05-2019} 1.501 Fa[Compieted [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 09- 
14874 19 School [ಬೀಲವಾರ ಶಾಲೆಗೆ 17 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ [೧8-2019 ರೆಂದು 
ಕ,ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ 
ಎಜೆನ್ನಿಯಪರು ಡೂಯಲ್‌ 
[ಡೆಸ್ಮ ಸರಬರಾಜು 
[ (ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


150 [KL818102 [2018 TIERS [ranbone — [eee Too Education [High [oP Ta mT ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಇಕ 7 3H ERI —— Somsled Jaa5 SIH ER 
14875 [19 school ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್‌ಕ್‌ಬೇಡಿತೆ 08-2019 ರಂದು 
ಕೈಲಾ.೮.ನಿ.ನಿ ದಾರವಾಡ 
|ಎಜೆಸ್ನಿಯವರು ಡೂಯಲ್‌ 
ಡೆಸ್ಕ ಸರಬರಾಜು 
151 [irises [soe MICRO [Kalaburag er lr Education High po UT ತಾ।| ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ್‌ಕಾಕ ಉರ rs [8 [77 FAT 560 0.60/ Completed ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕನಾ 
14875 19 ‘School ಇಜೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ೧? ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ 108-2019 ರಂದು. 
'ಕ,ಲಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ 
[ಎಜೆನ್ನಿಯವರು ಡೂಯೇ 
[ಡೆಸ್ಮ ಸರಬರಾಜು 
N 
152 [1818102 |2018- [MICRO [salar ewarii [oof Education [Neo —Te ತಾ।| ಸರಕಾರಿ ಬೌಢ್‌ರಾಲ ಕಡಾ | 30) 29505205 Somes ano ಶಾಲೆಗೆ ನನಾಂಕ 05. 
14877 [1s schoo! ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ (08-2019 ರಂದು 
5,ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ದಾರವಾಡ 
ಜೆಸ್ನಿಯವರು ಡೂಯಲ್‌ 
ಚೆನ್ನ ಸರಬರಾಜು 
IR | J l _|ಮಾಡಿರುತಾರೆ, 
153|KL818102 2018. [MICRO [Kalaburagi ewarg 'ooP/ Education [High spP [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾರೂಿನ ಸಾಕ ಬೌಡ ಶಾಲೆಮಳ್ಳಿ 3.00] se 29-05-2019] 3.00} 150[Completed ]ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನನಾಂಕ 58: 
14878 19 ‘School ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಚೆಸ್ಟ್‌ ಬೇಡಿಕೆ 108-2019 ಲಂದು 
'5,ಲಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ 
[ಎಜೆನ್ನಿಯವರು ಚೂಯಲ್‌ 
[ಡೆಸ್ನ ಸರಬರಾಜು 
154 |KL818102 |2018- [MICRO Kalaburagi “Te Ls education [High — sor [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾ/| ಸರಕಾರ ಪ್ರಢಾರ 2.40) 2.40] 29-05-2039] a” 150|Compleied [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನನಾ ಹ 
14879 [19 Schoo! [ಮಾಗಣಗೇಲಾ ಶಾಲೆಗೆ 28 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕ [08-2019 ರಂದು 
[ಕೈರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ 
[ಎಜೆನ್ನಿಯವರು ಚೂಯಲ್‌ 
[ಡೆನ್ನ ಸರಬರಾಜು 
[fsa Free fers le—Tr—T ] y ಲಾ 
೬816102 |2018- [MICRO [labors — Fema Toor Education [High [SP SITAR ಪ್ರೌಢ ಶಾಲ ಕಾಷೇಕ್ಸರ 150) 180) 2905205] To] ocean ಶಾಲೆಗೆ ನನಾಂ 
14880 |19 ‘School ಶಾಲೆಗೆ 2 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ '08-2019 ರಂದು 
'5,ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರವಾಡ 
[ಎಜೆನ್ನಿಯದರು ಡೂಯೇ್‌ 
| [ಡಸ ಸರಬರಾಜು 
8 8 RS _|ಮಾಡಿರುತಾಲೆ. 
156 |KL818102 [2015 [NHICRO [falebarag? ewan oS Mh [Sop rs ನರಾ 180) 160] 295709] Too] lcm Ts ಶಾಲೆಗೆ ನನಾಂಕ 5: 
14881 [19 school ಶಾಲೆಗೆ 21 ಡ್ಯೊಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಟ್‌ ಬೇಡಿಕೆ [08-2019 ರೆಂದು 
'ರ,ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ದಾರವಾಡ 
ಎಜೆನ್ಸಿಯವರು ಡೂಯಲ್‌ 
[ಡೆಸ್ಮ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಿರುತಾರೆ. 
157] K818102 pu les ewargt [oop [ction [ren Tor [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾ ಪೌಡ |e a 130] ನಾ 74] ome Tae ಶಾಲೆಗೆ 
14882 [19 school ಬಾಲಕರ ಯಡ್ರಾಮಿ ಶಾಲೆಗೆ 22 ಡ್ಯಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಸ್‌ [ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
158/K.818102 [3018 [MICRO [FalaboragT [ewer oor Education [High JSP Sr SRR ಪೌಢಶಾಲ 120 120) 2905-2019] 770 ofl 
14883 119 ‘School 'ಯಡ್ರಾಮಿ ಶಾಲೆಗೆ 14 ಜ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆನ್ಸ್‌ ಬೇಡಿಕ 
159[KL518102 [508 [MicRO Kalaburag [ewe] [Dori ( [en Tr Ta ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾಕ ಪಾಡಾರ RT 230) 2 Esa 150|Completed [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನನಾ 
14884 [19 school [ಯಡಾಮಿ ಶಾಲೆಗೆ 28 ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕ 108-2019 ರಂದು 
[ನ.ರಾ.ಅ.ನಿ.ನಿ ಧಾರದಾಡ 
ಎಜೆನ್ನಿಯವರು ಡೂಯಲ್‌ 
[ಡೆಸ್ಮ ಸರಬರಾಜು 
ಎ [ಮಾಡಿರುತಾರೆ. 
160 |KL818102 |2018- JMHCRO Kalaburagi Jewargi oor Education [High sop [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂತಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 1.50] 150| 29-05-2019] 1.50] Tce ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರಾ ಅನನ 
14885 19 [School 'ಅಂದೋಲ ಶಾಲೆಗೆ 17 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕ 'ಘಾರೆವಾಡ ಎಜೆನ್ನಿಯವರು 
(ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ ಸರಬರಾಜು 
[ಮಾಡಿರುತಾರೆ 
[ies [oie [ee Kalaburag  Jewarg [OOP den Hh JSD ir ST ಪೌಡಶಾರರರಾಳ 330 420] 25520] ನಾವಾ ಸದರಿ ಅಲೆಗೆ 
14886 [19 School ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ 49 ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೀಡಿಕ' [ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬೂಲೈಕೆ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
162 [KLB18102 [2018 [MicRO J owas! DOM [eaten en Tore ತಾಲೂತಿನಸರಕಾರ ಪ್ರಡಾಕ 150] 150 ER] Completed [ಸದರ ಫಾಲ್‌ 
14887 19 School 'ಅಂಕಲಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 17 ಡ್ಞೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಬೇಡಿಕೆ [ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂಲೈಕ್ತ 


ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


1 | 


TTT TSE THRE [iotaoureg,  [otsburss! (PRED RR TH [ececl [aowdh ದಕ್ಷಣ ಸರಕಾರಿ ಪಡ ಶಾಲೆ 373 SH a3 Ooo[nder Raserment level 
13151 [19 [School |[ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
— — — -- A 
GGT [508 [MACRO [folaburags  [eleburss' Recon [ik [General [such ಪಣ ಸರಣಾನ ಪೌಢ ಶಾಲೆ ಜೀವರ್ಗಿ 335 57 ono) 35 alCompleted [Physically Completed 
us 19 school [ಕಾಲೋನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
| I J - ವ sr — 1 
al oTaTT [5618 [MACRO [falsburagi  |[Nolsburag! Reman iin — [er [soudhದತ್ಲಿ 'ಸರಕಾನ ಪಡ ಶಾಲೆ ಹಡಗೀಲ 335 oes] 3a 2S0[Completed [Physically completed 
1312353 {19 [School [ಪಾರುತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
sl - i A 
sa liisiaiat |7018- |MACRO |Kalaburag! Kalaburagt [RWS Education High scp ನರಗ ೫ ತಾಲೂತಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 2.00] 2:00| 30-12-2019 1.98 0.00|Under [Under progress 
1312354 [19 \school ಅವರಾದ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟಕ Progress 
Hl i 
eer [oie [MACRO [Faloburagi  [Kalsburags Tr Fao Hien [General gowch ev 'ಘರಾತನ ಸರಕಾರಿ ಪೌಢ ಶಾಲೆ ——ar pr) ವಾ Sl —oolonder — [Onder prostess 
131255 [19 [School ತಾವರಗೇರಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ Progress 
IT a ವ - 
7 fireraiai [2018- |MACRO |Kalaburagl rviaburag |RWS [ Ree er |sowdhಿ ಉ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ EX) 776 30-12-2019 asf ooofUnder Under progress 
131256 |19 [School ಹರೆನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಥಟಕ Progress 
Frat Te] ಷು ara 
as [fieisrai [2018 |MACRO |Kataburag! Kataburagi |RWS [education |High scp ವವರ ಉ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 2.001 200 30-42-2019} 1.981 0.00|Under Under progress 
131257 |19 [School ಗೆಣಜಲಖೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟರ Progress 
aerreiaiot [2018- [MACRO |Kalaburag! Kalaburagi PRED Education  |High ಸಾಗ [ಕಲಬರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆ ತಾರವೈಲ್‌ 3.75 375| 21-02-2019 3.49] asf Completed |completed 
131248 |19 School ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
FoI [5618 [MACRO |Koloburagt [TT Rw [ren [sn ಇರಾ ರಬರಗ ಉ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಫಾರ 7 7) 30122018 FET) Grder proses - 
131259 [19 [school 'ಜಮಲಾಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟರ 
— 1 
 Ferlyioisiat |2018- | MACRO |Kalaburag! Kataburagt [PRED Education ah ಣಗ |ಕಲಬರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಜಾಲೆ ಕಪನೂರ 3.751 57| 2406-2019} 3.31 Finishing Work under 
131239 | school ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [progress 
elmer [io [Rc [Ghborag (fairs [ieD ducon fren [8odn ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ ಠಾಲೆ Fr EA ETE ET reentiecel 
131240 |19 [School ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ Progress 
ನಿರ್ಮಾಣ 
t TR - 
TRG [ao1e [MACRO [falaburosi  |Fslaburags PRED Ta Romer [5owdಗ ಉತ್ತರ ಸರರಾರಿ ಪ್ರೌಢ 'ಶಾರೆ ಆದರ್ಶ 375 SRI 34s S48[Comoleted Physically Completed 
131241 19 Schoo! ಸಗರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
leat SS 
ea rioiaiai |2018- |MACRO |Kalaburagi Kalaburagi [PRED Education High ನಾಗ [ಸಲಪರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಡ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 3.75 375|  2102-2019| 3.491 Saal Completed [Physically Completed 
312802 {19 school ಶಹಾಬಜಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವ 1 le—Toa| 4 ater 
TRGTT [2018 [MACRO [falaburagi  |Fslsburag! RE Tmation [iar |General [otwch 'ಸತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 375 Ras 34s 346[Completed [Completed 
31243 |19 ‘schoo! ಎಂ.ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಎಸೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ದ 4 - i — \- 
se [Kieis12i |2018- | MACRO [Kalaburagi alaburag [PRED [Education [High ಧಗ [ತಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು 375 375 14-02-2019 3.56} Fas Compieted [Completed 
131244 |19 School ಶೇಖರೋಶಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
iB me R — ms — 
loro [08 [MACRO Kalaburegi  [alabursg' Fo [Education (High SCP “ರಚನ ಪಕ್ಷಣ ಸರಕಾರಿ ಬ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 335 Roses) 338 326| Completed Prsteaily Completed 
131246 9 ‘School ಹುಣಸಿಗೆಡಗೀಲ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
| iss 
258 FRE [Kalaburag} Te opPI [Education [High Te lass ತ್ತರ ಸರಠಾರಿ ಡ್ರೌಡ ಶಾಲೆ oo Tool 29-05-2019 1.20) Galcrmpiered [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
131215 [19 school ಕೆದುಲಾವೂರ ಶಾಲೆಗೆ 11 ಡುಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ |ಉದಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
lear er " a ಸವನ್ನಾ 
SG RroTera [5018 [MACRO (Kolaburag:  [Kalaburag! SR —Tmaen [ian [sce [ouch ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಅವರಾದ 300 Se 29052019 300) Taolcompieted |ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
131216 |19 School ವಿ. ಶಾಲೆಗೆ 35 ಡುಯಲ್‌ ಡೆಸ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
wl A! ಗಾ 
Soler [soi [MACRO (falsburag:  [Kalsburag' For — [education (High [General ಇವರಗ ಉತರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ + FE) Teo 2505209 al Taolcompieted |ನದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 
13127 [19 [school ತಾದರಗೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ 17 ಡುಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮ್‌ ಟಿ E ——ay ನ w | 
Se [Wuoisiar |2018- |MACRO [Kalaburag} Kalaburag! ODP! [Education High [scp ಸರಪರ ಉತ್ತರ ಸರಕಾರಿ ಬ್ರೌಡ ಶಾಲೆ 2.40] 2.40| ಸಹಾ 240 jonas [ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ 
131218 |19 Schoo! ಗಣಜಿಲಖೇಡ ಶಾಲೆಗೆ 28 ಡುಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಉದಕರಣಗಳನ್ನು ಜೂರೈಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 
L- A 


262 [KL818127 [5018- TMAcRS [Kaiaburagi Kalaburagi JO0Pi — ctor High General [0d ತ್ತರ ನರಾ ಪೌಡಶಾರ 6.00) 6.00 29530] Fo] 3.60 Completed [AGS SOR 
13129 [19 ‘school ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 70 ಡುಯಲ್‌ ಡೆಸ್ನ ಬೇಡಿಕೆ [ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮೂರ್ಯಕೆ 
[ಮಾಡಲಾಗಿದೆ... 
263 eee 2018: |cDa Kaliburagi JStatePo dacs eh [General [SO EFA ಪೌಡ ಕಾಲ [EE eee 
131409 |19 SSA Blore School ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 7A? ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ Progress 
|ಅನುಖ್ಬಾಗೊಳಿಸುವುದು. 
—— A Tl ಮ RT ವ ನು 
264 [KL818123 12018 [C60 — [bora Kalaburagl [Sate Po [Edocation pe ನ ಕಲಬುರಗಿ ಶೆಲ್ಗಿಯ ಸಾ ಪ್ರಾಢವಾರ ಸಾನ px 228% 2281/3053] Ondr 
131410 [39 ISSA Blore ‘School ಕಿಟ್‌ ಒದಗಿಸಿ ಶಿಕ್ಷರರಿಗೆ ತರಟೀತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ” [Progress 
1-1 [revs — —a is 
[ KL818126 [2018 [CWDS Jala Kalaburagi [Cornmeal me High [General Jaca ಹೆಲ್ಲೆಯ 235 ಪೌಡರ್‌ 30] p 1606209 Sema 
131391 19 'oner [School 'ನಿಗಾ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
Public [ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. 
Instructio 
in 
mt 
‘High School Total 3107.17 ios 301035 27077 7] 
KLB16627 Kalaburagi J Afealo ir — [eRe nen! ]ಅದಜಲಪೂರ ಕಾಟ ಸ.ಹಿಪ್ರಾಶಾಲ 4.00] 400] 080209 3 153 [Under Plastering Work under 
3118 19 [primary [ಸಾಗನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress [progress 
Schoo! 
art ಗ "8 
3 [KL818621 |2016- [CRO [oboe Mralpur [PRED — [ecco fener (General |ಅಡಜಲವರ ತಾರಾ ಸಹಿ.ದ್ರಾಶಾರ 100] 1060) 0503205 Completed Physically completed 
3119 19 Primary 'ಶೇಷಗಿರಿವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
3 [KL828621 2018 [CRS [rofadroregT ~s PRO Te Sera [eco ತಾಲೂಕಿನ ಸ೬.ಪ್ರಾ.ಶಾರಹಾನಾಕ 25.00 15.00) 06932019 a Completes [Physically completed 
3120 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಡೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 


iE Af 2 —— ಮ 1 
© | t81862 [2618 J ICRS [abr [or PRED cor [rater ee [Eee re pe RT ET eer oe Physical completed 


148 19 Primary [ಚೌಡಾಷೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 
School ಶೌಬಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
5 TrisisesT 2018- MICRO [Kalaburag/ Afralpur PRED Education Higher General ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲ ಶಿವೂರ 25,00] 25.00 12-02-2019] 24.24] 4.32] Under lintel level 
32 19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 


[earl , | « i 
KL818621 |2018- |MicRO Kalaburagi [Afzalpur PRED Education [Higher [General (ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಸಿಸ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇ 25, af 21-02-2019] 2355] 7.82| Under [Colouring under progress 
34 19 [Primary [ಭೋಸಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ತೋಣಿಗಳು ಹಾಗೂ Progress 
schoo! ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Jed 1 J 
7 [KL818622 [2018- [MICRO [borer Afralpor “TERED doce ere [Generar [ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂತನ ಸ ನನಾ 7 1500] 150] 36020] ಷಾ —Jcolring nde 


35 19 Primary 'ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. [Progress 
schoo! 
oe! eT | 7 
8 [KLB18621 ]2018 [MicRS Kalaburags JAfzalpur PRED Education [Higher se ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆ.ಹಿ.ಡ್ರಾ.ಶಾಲ ಬಳೂಗ್ಗ 15.00] 15.00]  12033019| 3 7.07 Completed [Physically completed. 
36 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
[School 


Tiersen 2018 [Mico |Kalaburag! [Afralpue PRED Facer [Higher [SF ನವಸಾಷಾರ ತಾರೂತಿನ ಸಹಿ.ದ್ರಾ.ಶಾಲೆ AAT soo er sao] 2197] 2009) ormpieted [Physically completed. "1 
37 19 Peimary ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ 
School ನಿರ್ಮಾಣ. 
- - A sl at 
5 raises [aoi8- [Micro |Kelaburag! Irate — [Reo — [Education |iiaher [General 'ವಪನವಷಾರ ತಾಮೂಕಿನ ಸಸಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1500) at aa sas 16[Completed Fyre completed 
38 19 [Primary [ತಿಂಚೋಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ 
school ನಿರ್ಮಾಣ. 
ls [terol pe ಸಾ 
7 [rrorsear (2018 |MICRO |Kalaburagi Maleor — [pred [Education [Higher ನಾಗ |ಆಪದಲಪೂರ ಈಾಲೂಕಿಸ ಸಹಪ್ರಾಶಾಲೆ 16.601 se 07022019) 1041 roteted [Phvsically completed. 
314 19 Primary ಕೊಗನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
school 
I 15 pe ್ಣ - areal 
Fe [ioe [ce [oiaburs. (Meas [PRED Fe ee [cereral |cರದಲತೂರೆ ತಾಲೂಕಿನ I] 20001 RET oes] I68i|  1SS8[Completed Prvaiclly completed. 
335 19 Primary ರಾಮನಗರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
School 
ನ Joa le ta! es | 
a lerea [oie [MICRO (Kalaburag! Azar Re ocr wane [Genel |ಅದಕಿಲನೂರೆ ಘಾನ ಸ.ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು 00] ar sara] 3s) sS8[Completed Prystcally completed. 
316 19 [primary ದೇವಲಗಾಣಗಾವೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ. 
school 
- fee is 1 - 
recat [soe [MHicRo [falaburag:  |Afslour Re Tacrion lianer [se [ದವಲದೂರೆ ಮಾತಿನ ಸ.ಹವಾ.ಶಾಲೆ ಶಿರದಾಳ 00] loro) 346 
* 3107 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
1 T- — ls 
15 [KL61862 ie [MicRo [Walaburag  [Aftalpur Tas — [fdocton [Higher |General ನಥವರಪಾರ ತಾಪೂತಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ದೇವಲ 375) FT) ಸಾ 237] 
318 19 Primary ಗಾಣಗಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ. 
School 
7 Roreem [ao1e |MicRO [Kalaburag ee Tee — canon [fisher [Gener [ಅಫಜಲಪೂರ 'ಘನಾಕನ ಸಸ.ಪ್ರಾ.ಠಾರೆ ಶಿವೂರ A p — 7 ದಾ Completed 
319 19 lorimary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ. 
schoo! 
el Jr + —- 
7 [KUsi8o2t JE Tee Nabors — [Aap [RWS mer [Hiefer 1 ನತರರಷೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹ.ದ್ರಾ.ಶಾಲೆ Ce ET) 7a dross) 297 aalmeieted |Phvsically completed ರ್‌] 
322 19 primary ಶಾಟಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ. 
school 
eae [08 [Micro (faiaburagi  |Mralour RR —Tmatior [Mane [57 |ಅರಶಲವೂರ 'ಾರಾಕನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಶಿರವಾಳ Fr) aor] 237 O00lUnder Under prosress A 
326 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ. Progress 
school 
5 [FUMS7it Tae WATS [ifabursgi [Mond Re ocr [Hite [Se [voc ಘರಾನನಸಹಡ್ರಾ ಶಾಲೆ ಜವಳಿ ಡಿ FES Tas! a 73s[Completed 
11197 19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
i Rr 
Tae [aor VARCRO [Folaburag:  |Aland FR acter [Hi ಸಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರೂಡಲ 33s Reo] 3430 160 [Under — Foor FR | 
11203 19 Primary |ಪಂಗರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ [Progress 
[School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
| 


33 [KL818702 [5018 JHACAS [ronbare Ties PRED [Eduction [Hehe Te Tease ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸನಗೂದಾ 7 B00 60M] Tome Physically completed 
1am [9 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ದಾಣ 
School 
py 2018- | MACRO [kelaburag — Ad PRED [education [ke Ter [ಅಳಂದ ತಾಲೂತಿನ ಸಸ.ಪ್ರಾ ಕಾರ ಪಾವಗ 2500) 15.0) 110730) a ಗಾ Plastering under progress 
೫2 [9 Primary [ತಾಂಡಾ-। ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ, Proprass 
school [ನಿರ್ಮಾಣ | 


23 |KL818717 [2018 [MRCS Kalaburagi Ane PRED Higher JSP Jsvod aR ಸಹಿದ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಗುವಷ್ಳ 2435] ETT eT re ಮ ಮಾ] 
11199 19 [Primary ತಾಂಡಾ ಶಾಲಿಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ Progress 
School ನಿರ್ಮಾಣ 


24 [KL818711 [2018- [MACRO Kalaburagi [and [PRED —[rscatien Haber 5 [ಅಳಂದ ತಾಬೂನನನವ್ರಾನಾ್‌ ಶಾಠಾಪೂರ 2435] 25/7020] a [Completed [Physically completed’ 
11200 19 Primary 'ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 


py 2018 J Kalaburagi Jae (PRED Jr [scp ಅಳಂದ ತಾಲೂ8ನನನ.ಪ್ರಾಶಾ್‌ wv 24.5 1445] 02020 [Completed [Physically completed 


11201 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ 1] 7/2019 
[school 
—L ಮ, J BE Hl 1 
26 |KL818721 |3018- [AGRO are pr Paeo [Education [fighe [ce ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಪ್ರಾಸಾಕ 'ಮುದ್ಧಡಗಾ 4500 45.0) 270720) 3 rT Flooring Undes progress 
33192 19 Primary 'ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
school 


A _ oe 
2018: [MACRO [Kalaboragl [Aland RWS J Higher [ser [ಆಳಂದ ತಾಲೂತನಸಕ.ಪ್ರಾ.ಠಾರ ಮುದ್ಧಡಗಾ' Wi p - 2.00) 12-06-2015 1.98] 0.69[ Completed [Physically Completed 
19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ನುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
28 [Ktbi87ir [ooie Rr PRe0 [Education [fighe se ಅಳಂದ ತಾಲೂತನ ಸನಿ ವ್ಲಾಾರ ನಾ 30.00, 0 7/2237 onder [Plastering under ಮಾ 
31193 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress 


| lk 1 EE 
29 [KL818722 [5018- [MACRO ವಾ Aland PRED [education ener Jo Js ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಿತ ಸರಗರ 84.00] $130) 0106309] ay Under Roof Laid 13.1.2026 


31198 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 6 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 
Tt — (a 
30 [KL818711 |2018- [AERO rane [And PRED [Education [Hake Te [ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಔ ಪ್ರಾಕಾರ ಸವಮಾಷ 35.00] 35.00] 1707320] lone Roofaid 
11195 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress 
Schoo! 
} ; A 
37 TTT MICRO [Kalabursg: — Aang PRED —“Teducation RT SC evo ಸೆಹಿ.ಡ್ರಾಶಾರ೮ವಾ: 20.00 200] 20305] Soe itoof Level 
1209 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
school 
32 |KL818721 [2018 [MRS Kalaburagi PRED education [Higher es ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಿ ಪ್ರಾ ರಾರ ಕರನ 23/0030 A (Completed J completed. 
1210 9 Primary [ಆಳಂದ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ, 


School ನಿರ್ಮಾಣ 


33 [Kt618721 7018 [Mico |Kalaburag! Mand RWS Caton [Meher [SCP ಪಾಷ ತಾಸಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 'ಕಡಗಂಚಿ 150] sol 07-03-2019 7.48] elmeieted [Phy Completed 
3 19 primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
[school 
Ksi87 |2018- RE Te and RWS [Education sc ಘಾನ ಘಾರಾನನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಜವಳಿ & so 07-03-2019 148| Gelcomeieted (Phy Completed 
na [9 ಶಾಟಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
| daa 
35 |KL818721 2018- | MICRO lr Aland [RWS Education Higher Esa [ಆಳಂದ "ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ. 'ದಾ.ಶಾಲೆ ಹಿತ್ತಲ 1.50| 150| 27-02-2019 1.48} 's[Compieted Phy Completed =) 
ims | eimary ಶೀರೂರ ಶಾಲೆಗೆ ರುಡಿಯುವ ನೀರಿಸ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
= 
3 Ta OTS RACRO [Kalaburagi —Twnd —Tows ation [Higher [SCP ಸಸಾರ ತಾರೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಮಗಾ | 50 73 07-03-2019 Gmpietes [Phy Completed 
1216 19 [primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
5 [rrsis7ai |2018- (MICRO Kalaburagl [Aland RWS Tato Were sc ek ಮಾತಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 'ಮಾಡ್ಕಾಳ 150 ಸಾ 07-03-2019 148] 737 [completed (Phy Completed 
1237 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ 
a Schoo! 
Ge itera7as |2018- | MICRO Kalaburagl Aland we Fducaton Higher Tr Teed ಾರೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗುಲಕಳ್ಳಿ ar so 01-03-2019 a8 Filcompleted (Phy completed — 
ms | primary ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
[School 
35 |4818721 cro [Kalaburagi Rind RWS a Higher he |evoದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ-.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕವಲಗಾ 7 FET) ಸಾ 1.48 TalGmpieted [Ph Completed 
1219 19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
il A 
eo [Kieia7s1 |2018- | MICRO [Kataburag\ [Aland [RWS auction [Higher [SCP ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ೫.ಪ್ರಾ ಶಾಲ ಶಾಕಾಪೊರ 150] Yso[ _ 07-03-2019| 1.48| 36[Completed \Phy Completed 
120 {9 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, 
School 
41 |£1818721 2018- | MICRO Kataburag! Aland RWS [Education le SCP ಆಳಂದ "ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 'ಬಾನಾವೂರ ar 07-03-2019! 148 1.36| [Completed Phy Completed 
2 is primary | ಠಾಟಿಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
schoo 
37 [kteis7or |2018- |MICRO Kataburagl “land RWS J [Higher ತಳಂಡ ತಾ|! ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಫಾರ ಮಡಕಿ ಶಾಲೆಗೆ 1501 150} 07-03-2019 1.48| cool Completed |PhY Completed 
1222 19 Primary ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ 
School 
43 Te em [aos |MicRO |Kalaburag! PRED Faacarion [Higher [SC Te ಇರೂತನ ಸಹಿಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 'ಭೋದನ ಗನ 2495 2495 1402-2019! 235! 7717 Completed Physically completed. 
1295 19 primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
a TRLe1875A |2018- Tere lataborss  [Alend Tre — ge —ಾ ರಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಧನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಪ್ರೌ — 745] 743 0101-1900 [YT oo Under Forder Called 04.02.2020 
1206 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು [Progress 
[School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ: 
(3 1 lL 


] 
CRO ತಾಲೂಕಿನ 50] 1.50] 07.03205] 148] 1.38|Cornpleted [Phy Completed 
77 [oie [i Kalaburag —ilond ws [education [ihe RET ನ.ಹಪ್ರಾಕಾ್‌ 1 
ii ಬ ns ಸ್‌ Primary ಕೋಡಲಹಂಗರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ನುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
School [ಸೌಲ 
1 | dl 
3 [Kiar J RHERS [roller Aena Pro eduction [ete [er (ಅಳಂದ ತಾಲೂಸಿನ ಸವಾ ರಾನಾ 2435 3) Ho [Completed [Completed 
1203 19 h Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
47 [KL818721 [2018 [wid Kalabureg —Jaied PRED [Education ghar TRF ಅಳಂದ ತಾಲೂನ ಸನ ಪ್ಯಾಸಾ; ಬೆಳಮಗಿ 30.00 30.00] 37-0720 Under [Foundstion Under 
2279 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress |progress 
School 
$8 |KL818727 [208 were alaburag PRED [Eduction eho ಅಳಂದ ತಾಟೂಸನ ನನ ವಾನ್‌ 3535 3555) oo 3 34Selconpleted completed 772015 
328 [19 Primary 'ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌತಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
49 [KLOET [2008 [Nic Kalaburagi [Aion “ವ [Educator Te (Seneral [5೪೦ ತಾರಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ £ರಾನ್ಸ ಇ 4615) 0603209 sd 2469) Under 
3129 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
‘school 
50 [KL818721 [2018 [Nico Kalaburagi — [aod PREo [Eduction [rane [General ]5%ಂದ ತಾರಾ ಸನಾ 2050] 300) SR 73| Completed [Physically camper 
3130 19 [Primary ಮಡ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 7/2019 
schoo! 
51 |KL818727 |2018- lero Kalaburag: — [snd Peo [Eduction Tiger (General JVo0 ಹಾರ ಸೆ.ಹಿ.ಬ್ರಾ. ಶಾಲ ಹಳಸಾಗ 2435 ROT Te [Completed [Physical Completed 
3131 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
ke ron J MICRO [Kalaborag] J “Te ಣಾ ae General JV ಕಾಮಾ ಸಹಿದ್ರಾ.ಠಾಲ ಸಾರಾಗಾಪ 2435 ಇ = 05-0720] 3 completed 
3132 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
- 
33 Ley es laburagi ional PRED re JCS el 'ಕೇದರ್ಗ —- EU af 07-0320] ರ OTT pees 7 
3133 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಜೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 
54 rye eee end “Treo Education re (General [ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸನ ಪ್ರಾ ನಾನಾನಾ 2435 T- 07-02-2019) 3 Completed ವ 
3135 19 Primary ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 
School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
5S [KL818721 [5018 (wee Kataburagy Aland pe ವಾ Higher i ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲಪಾಡ 3.75] 21-02-2013] 3.70] 0.00] Completed J 
337 [19 « Primary ಉಮರ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
56 [Kl8ie7sr es  [Ffobure Tee PRED —Jedocacion Re Snel [ಳದ ತಾರಾ ನನಾ ಇಕ್ಕಳ 375 ಸ 11-02-2015] —3 po Physically compfered 
3138 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸಾಲ್ರ್ಬ' 
School 


RT T5018 [MICRO [Kalabursg:  JAland Teo — [duction [Higher [SCP ಪಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂಬಲಗಾ' 335 33 2102209 333] 782 Under Flooring in prosress 
340 9 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 

[school 

= - l= 

Kt818721 |2018- | MICRO — [Kalaburag! [Aland PRED [Education |Higher SCP [ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆ.. ಹಿ. 'ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 'ದರ್ಗಾ ಶಿರೂರ 3.751 3.75! 16-02-2019} 3.70 3.07 Completed [Physically ‘completed. 
3141 19 primary [ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 

school 

——™ 

Raia [508 |MiCRO (Kelaburagi  [Alond pReo [education Fe] ಸಾಗ [ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ದ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3751 AEE) ಮಾ ias|Under [Plastering Completed. 
3142 19 [Primary ಕೋತನಹಿಷ್ಠರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ [progress [Tiles under progress 

Schoo! 

™ | I 

KL818721 |2018- [MICRO Kalaburag! Aland PRED [eduction Higher SCP [ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಡ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಾಗ್ದರಿಗಿ 3.751 3.75! 05-02-2019| 3.54} 282| Completed Physically completed. 
a3 | primary [ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಟ್ಯ 

school 
KL818721 |2018- | MICRO Kalaburagl — PRED [Education |Higher scp ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 'ಬಿಲಗುಂದಾ 3.75! 3.751 26-02-2019 EN 367| Completed (Physically Completed 
3144 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 

iSchool 

I | al 

Rae 5018 [Mier [Kaleburasi Aland Re [ation [ihe [General |ಆvoದ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆ. ಇಪ್ರಾಶಾಲ ವಂಕಟೇಶ ——— Rios 36) O0OUnder [Range of Wom By BEO 
sus is primary [ಸಗರ ಆಳಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 

schoo! 

1 J —— + — 

KL818721 |2018- | MICRO Kalaburag\ Aland RWS [Education |Higher er ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.೬.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ 1.501 22-02-2019 148| o6[Completed |Phy Completed 
3147 19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 

School 
618721 ir eR [Walaburssi  |Alend RWS Ta Ware [oeneral [ಅಳಂದ ಈಾಲೂಕಿನ ಸ ನ್ರಾಸಾರ ಹೀೊನ್ಳಿ Fe) | pr Tar G3 Compieted [Phy Completed 
3148 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 

[school 

il | — Rie 

KLB18721 |2018- [MICRO [Kalaburags Aland RWS [Education |Migher [General |ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನೇಲ್ಲೂರ 1.50| 150} 22-02-2019| 1.48| 0.96 Completed [Phy Completed 
34s 9 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 

[schbol 
BIST |2018- Te alsborag [Aland ee Teter [tener [scr |voದ ಠಾಲೂಕಿನ ಸಹಪ್ಯಾಶಾಲೆ ಬೇಡ ~~ FET WT ETO TO SGmaiered [piv Completed gl 
aso [19 Primary ಉದುರ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 

school 

1 A RA — “iB 1 A 

KL8i8721 |2018- |MICRO Kalaburag\ Aland RWS [education |Higher General |Sಳ೦ದ "ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಕ್ಕಳಕಿ. 1.50| 1.50| 22-02-2019) 148] 0.86 Completed Physically Completed 
3151 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ 

school 
RTT 0 JNNERO [falaburagi [Mand [RWS Rarer [Higher [cP [ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸ.ವ್ರಾ.ಶಾಲ ಅಂಬಲಗಾ FC) 730 2202-2019 FET) alcmeered [Fi Competed sj 
15 [9 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 

School 

sl 


63 [K1818721 [2018 [MICRO [Fabre [And [ws Fducation [Higher [Se JeRaeaa ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದರ್ಗಾ ರಾರ 150] 1s] oe 0.40) Completed [Phy Completed 
3153 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
SR — | wR p 
70 |K1818721 [3018- JMHCRO [Burr (MR RWS education [Hehe Tomer Ja ತಾಲೂಕಿನ ಸ.೫.ಪ್ರಾ. ಶಾಲ ಸಾರಾಗಾನ 150 150 220220 1.48] 039[Completed [Phy Completed 
3154 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುದ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
———. | 
[7 [iar [sore Tren [Aeed RWS doctor 150} 150] 2] Al Phy Completed F| 
sss [9 
ಹ tA rl: [ — 
[2 [evr 12018- [MICRO [Kalaburag: Aland RWS Education Jfiigher [scr [ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವಾಗ್ಣರ 150] sf Fr 1.48] 1.24[Compleied [physical Completed 
3156 19 Primary 'ಜಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
[School 
73 [RlIa7ST [Aiond Ws [Education [Hehe [ov ತಾಲೂತಿನ ಸೆ.ಹ.ವ್ರಾ.ಕಾನರಗಾದಾ 150 150 22022019] Tamers Tv emeiers 
3157 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
[School 
fe KIBI872S ee Katobursg [Along RWS ನಾ Maher |5P Jevoದತಾರಾನ ನ್‌ ನವ್ರಾನಾ್‌ ರಾಗದ [7) 150| 2703s] lr Completed 
3158 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
‘school 
Em 
75 [1818727 [301 [WHCRO [rele Te RWS Genel |S REST Iso) 7) Rl 148] 095] Completed” [Phy Completed 
3159 19 ಮಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
3 ll pe 
[76 [rasa Joie [ee (Kalabursg — [end RWS [ction Tiere Tree ಅಳಂದ ತಾಲೂ ನವ್ರಾಾಾಕವಾವ Fe) 150] 22030] Tim Physic Completed 
3160 19 Primary ಕಾರ್ಬಾನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುಬ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
, ಹಾವ . 
77 el 2018- [MICRO [Falaburag Jorma er Education [Higher [SF TR ಸೆಹಿಪ್ರಾ.ಶಾಲ 1735 1435] mt 1378] 1353[Comrleted [complied FSi 
1382 [19 primacy [ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಲ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ Final Bill submitted on 
School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 04/11/2019) for payment 
ml Sk LU el 4 wl 
78 [KL818821 [Chincholl — |PRED Education [Higher Js 'ಚೆಂಡೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಕಲಭಾನ 20.00] 2000 os] 18.51] 11.94|Completed [Phy Completed 
1383 Primary ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
[School 
d- 
ks eye |2018- jMicRO Kalaburagy Chincholi J Education Higher scp [ede ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ; Ki 10.60| ear 08-03-2019] 10, RT 4.71|Under inte! level (Rs. 2.73 (aks 
1385 [9 Primary [ಶಂಗಲೀಷೀರೆ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ Progress art Bill Submitted on 
Schoo! [ನಿರ್ಮಾಣ 11/12/2019) for payment 
so [Kisiean Re Falaburg — [Real [Pres Education [figher — ಚೆಂಟೋಳಿ ತಾೂಸನ ನನ ಪಾರ ಡವ 7 | 1060] P8053 s- 334 Onder Foof Level 
138s | Primary ಗುಡಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 
| ] be 


TET [roi Jairo [Fotaburagi  |Chinchol reo [education [Higher [SCP ಾಷಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ves 3000] 2102-2019 3H 72a Under Nearing Completion (Rs 
1386 19 Primary ತುಮುಕುಂಟಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ progress [9.34 Lakhs part Bill 
schoo! Submitted on 
21/01/2020) For Payment 
ior [5018 [MieRS aiabures:  [Cinchol Fe Taton [Hiaher [se |HodaY ತಾಲೂಕಿನ ನಹಿವ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 1060} a sion] 103) 0 ಷ್‌ Order (Basement Level 
1387 19 Primary [ತಿಂತಕುಂಟಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
schoo 
lo ls ಷೆ (Se } 
wTiverssn [2018- [MicRO |Kalaburag! Fra [pred [Education [Meher sce ಷಾನ ತಾಲೂತಿನ ಸಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ. 'ಚೋಲಕವಲ್ಲಿ 20.00| >on 1902-2019] 1969 eas compieted {Physically Completed 
1388 19 Primary ಆರ್‌.ಸಿ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Final ll Submitted on 
school 23/9/2033 (Final Bil 
JaMount Rs. 5.57Laks) 
A - A 
84 |KLB18821 |2018- eR [labore [Chinchoti [PRED Education [Higher (SCP ಸಾಷಾನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿರಿ ಬಡಾ 3.75 37 20023015 37 O00|Under [Roof Laid. 
1390 19 [Peimary [ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
[school 
- [ —— 
- Ts [rsissni [2018- [MICRO |Kalaburagi Ta Ra mater Hapec [SeP [Sod ತಾರೂಕನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 Ras] ses] 294[Under [clouring to be Done 
un [9 primary ರುಮ್ಮನಗೂಡ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲ Progress 
ಈ school 
- J OL a | le 
e [risisszi [2018- |MICRO |Kalaburag! [Chincholi PRED Education Higher [SCP [ತಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿಸೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಟಗಾ Fi 3.75| 3.75 26-02-2019 3.64! 2-80|Under Finishing Work Under 
kr 1392 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ Progress progress (Rs.2.80 Lakhs 
school [part Bil submitted on 
16/12/2019 for payment) 
el - SR 
$7 |KL818821 |2018- a [Kalaburagi [Chinchoti  |RWS Education  |Higher [SCP [ಚಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಸಸಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಡ್ತಿ 1.50] Tso| 05-03-2019} 1. ಡ್‌ a8 Completed [Physically ‘Completed 
1393 19 Primary ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ 
school 
— ii 
[3 i He ee ca — [RN — [eduction (Maher Jw ಷಾನ ತಾಡಾಸನ ಸವಾ ಶಾಠ ದನ್ತಾಚೊರ FE) at arise 270 Soo [Comoleted acme | 
1394 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
al 
iran [soi |MICRO a Tama AWE aren [fee [SCP Tr ಧವನ ಸವಾಶಾಠ ಕೊರವಿ FET) 7 50330) TAT elCrmpleted [Phy Completed 
1396 19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
Tera [505 [MicRo [yalaburagi  [Chinchol RE Taction [Higher [SCP ಸಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೀರಿ ಬಡಾ — PT WET ETT) saolcomteted [ohvsicaly completed 
1397 19 Primary ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
schoo! 
ಸೆ | ld l= 
sy [Kibiss2i |2018- [MICRO aacvon  |Higher [SCP ತಾಷಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 'ಭೊಂಯಾರ 1.50] 150| 1006-2019} 148| Ta Completed |Physicatly Completed 
1398 19 Primary ಕೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
— 1 
Fer 558 [Mico [Kalabures! [Chincha Te ee er 7 — Soe ತಾಲೂಶನ ಸ. ಸ.ಪ್ರಾ.ಪಾಲೆ ಪೆದ್ದ —T— eal oral 206) O00Under Under progress 
1399 19 Primary ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ Progress 
schoo} 
: I I —L 


93 [KL818821 [2058- [NicAc IChincholi — [RW Education er [sce ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾ ದಸ 7 50] 150] 0805-3015] 148] omnis [Physically Completed 
1400 {19 [ನಾಯಕ್‌ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಸೌಲಬ್ಯ 

rl A ಸ HM J 
KL818821 [2016 MICRO [raison Chincholi — JRwe Education [Higher [SP ತಾಲೂಕಿನ ಸಹ ಪ್ರಾಕಾರ J — E) [ORT eee: Tender called 
1401 19 Primary 'ರುಮ್ಮನಗುಡ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 

School ಸೌಲಬ್ರ 
TH | mi 

95 [818821 2018- [ NIRS [roloRirar To “JRE —accarer Higher JSP [So ಸೆಹಿ.ದ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪ್ತಾಷಾರ 143] 935] 15022009 Semple [Phy Completed Final iil 

33290 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಣ Submitted on 08/01/2019 
school 


|KL818821 |2018- [MICRO 


Education [Higher [General ಚೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂ ನಡಸದ ತಾಂಡಾದ 1 10.50] 10.50) 01062019] oa] 0.00| Under Tender Opened on 


330 [9 Primary ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜಾಲೆ ೦1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿ Progress {10/01/2020 10A tssued 
School ನಿರ್ಮಾಣ to Contractor 
37 [pie [oe Ts Kalaburagi —|Chinchol Res Bre [Hehe [se i ತಾಲೂಸಿನಸನಪ್ರಾಕಾರ — 143] 14.35] 27020] a 657 Under Nearing Completion lind 
3331 19 Primary 'ಡೋಟೆಕೋಳ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ Progress [&Part bill Submitted on 
School ನಿರ್ಮಾಣ 20/02/2020 Forwarded 
or Payment 
Jone el Te lr - ಧಾ ಾಾಾ a 
98 |KLB18821 |2018- MICRO [KalabiragT [Chinchoi PRED Tima ‘Higher General Joe ನ ಸೆ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಿ 24.95 24.95| 29-01-2019} 23.82 23.52| Completed Physically Completed 
332 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (R5.08.50 Laks Final Bil 


School submitted on 
13/12/2015) for payment 


ಧಾ 2018 oe Chinchol PRED — [eduction Higher [Sep ಬೆಂಟೋಳಿ ಜಾಲೂಸಸ ಸಹ ಪ್ರಾನಾಡ; 10.60} 10.60] 07-02-2018 one 354[ Under Untel Level 


333 [19 Primary ಖುದವಂದವುರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
‘School 
100/K.818821 [7018 [NERO [aor [Chincholl PRED — [duction ಧಾ SF SRE ಶಿಪ್ರಾ ಕಾರ ಪನದಕ್ಕ jj 37 33 ನಾ 33 pr [Fhy Completed 
3334 19 Primary 'ಕಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
J01[8TBa2 [508 [Ro [rg nchol [PRED [Eocene rer [ಸಂಟೋಲಳಿ ತಾಲೂಸನ ಸ ನನಾ 375] oo — a 129]Under Plastering oem 
3335 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ progress 
School 
1 [5 Tr me - 
102 | KL818821 |2018- MicRo Kalaburagi IChinchofi RWS Education Higher General ಟೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಿ 'ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಟಗಾ 1.50} 150| 10-06-2019] 1.48] 1.46| Completed Phy Completed 
3336 [1g Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಟ್ಟ 
‘School 


[5 KL818821 [2018] MIcAO [aire Chinchol JAWS — [een 


— 
Jere Hee ತಾಲೂತನ ಸ. ನವಾನಾಕವತನಾರ 150 3006s) al FE oe lw Crmpleed 
339 9 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಸ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
ದ - - ವ 
104 |KL818821 /2018- [MicRO Io [Chincholl RWS Education [Higher [sep ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾರೂಕನಸ .ಪ್ರಾ.ಜಾಲೆ' ನಾ 150] 213} 1601-2020] 21 0.00| Completed mer Completed 
3a fs Primary ಶಾಲೆಗೆ ತುಡಿಯುವ ಸೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಛ 


School 


Tiere [ors [MHicRo [folaburse! rmchon [RWS ree Hane [er [Soued ಘಾರಾಸನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸ್ತಾಪೂರ Fe) Fae] 2401-2020} Folio saried [Under Progress 
3342 19 primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
schoo! 
To liraiaesT [i018 [MICRO |Nalsburag! mar [Awe (education (Higher leer ತಾನ ಪಾದಾಸನ ನನ ಪಾ, ಶಾಲ ಪೊಂತಗಲ್‌ 36) 733| — 3601-2020| clcamplered |[Phvsically Complete: 
3343 19 Primary ಶಾಟಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
[school 
El I A aT eri 
Ton [rieiaszi {2018- |MICRO [Chinchok  |RWS ಬ “\igher (SCP ತಂಡೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ದ್ರಾ.ಶಾಲೆ + a 334 16-01-2020} Soo[compieted [Physically Cornpleted ನ್ನ 
3345 19 [Primary 'ಧೋತಿಕೋಲ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
oalrtoiaazi |2018- [MICRO [Chincholi Te Education |tigher J ತಾಂಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ 'ಠಾಲೆ ರೆಟಕಲ್‌ 150| sof 10-06-2019 48 Completed \Phy Completed 
3346 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
\ ಮಾ \ Be — 
To [rroreas [2018 (MICRO |Kalaburag amma [Awe [Education  |igher ರ [ತಾಡನ ತಾಲೂತಿನ ಸ-ಹಿ.ದಾ, ಶಾಲೆ 150! 2 a T- [7 coliotsarnied [Tender called 
3387 9 rimary ನಾಲೇಬೀರನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
Fl I — aT 7 
130 |KL618821 |2018- Micno |Kataburagi —Tchinchoti  |RWS duction (Higher [SCP 'ತಂಡೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ೬-ಪ್ರಾ.ಠಾಲೆ ಕಲಭಾವಿ 1.50| 739| 1601-2020} 197 Sa[Comaieied Physically Completed w 
1402 19 Primary ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ 
schoo! 
| SS \ 1 
mroieani [a018 (MICRO |Kalaburag! Yar [RWS Higher |S 'ಹಾಮೂಸಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಶ್ರಯ FT) GoolNiot started [Tender called 
1403 19 Primary ಕಾಲೋನಿ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ 
Schoo! ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
Ti2 ABi8s21 |2018- |MICRO Kalaburagi Chincholi {RWS — Higher [SCP [ಸಾಷೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆ. ಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆ 150| so| 1006-2019 1.48] Phwsicaly Completed 
1404 19 Primary |ಡಿಲಿಂಗೆದಳ್ಳಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
a lroraaa [soi8. [Mico |Falaburag! Tamas Tre TO CE 'ತಾರೂಕಿನ ಸ.ಹಿಪಾ.ಶಾಲೆ FET) 76 [Physically Completed 
oa  |i9 Primary [ಧ್ರುಮಕುಂಟಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯೆ 
schoo! 
Ak = | I 
Tia |KLB18821 |2018- io] Wataburagl iChincholl RWS Fducation Higher Te 'ಸಾಷಾನ ತಾಲೂಕಿನ ಸ..ಹಿ.ದಾ. ಶಾಲೆ 150| 150} 05-03-2019! 277 |cornpteted \phy Completed 
1409 19 [Primary ಚಿಂತಕುಂಟಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ 
schoo! 
— Te mn A 
Tis [wusissat (2018- |MICRO [Kataburag\ Te [PRED aucavon [tigher  |Genesal 'ತರಷೊಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ:ದ್ರಾ ಶಾಲೆ, ನಾವದಗಿ gS 24.951 7495 22-02-2019} 7.12| Under Roof Laid (1st and part 
3326 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ' progress  |bill submitted on 
School N (04/01/2020) 
J —— —! lind ನ್‌ 
116 |KLB18821 Te Micro |Kataburagt [Chincholi rs auction (tigher [SCP [ತಾಚಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಹಿ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 3] 5a3| 26062019) 2459} 6.78|Under Roof Level 
3327 19 [Primary 'ಸಾಲೇಬೀರನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣಿಗಳು ಹಾಗೂ Progress 
School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
) 1 mi 


127 [KL818821 | Micro [raabaragi Chinchol  “TPRED. Education Tighe Tso ಚೆಂಚೋಳಿ ಕಾಬಾ ನನವ ಕರ್ಚೆಖೇಡ' 24.95] 1495) sooo] ae 1972 Completed [Phy Completed 


Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ದಾಣ 


50 [ಬಂ ತಾರಾ: ಶಾಲೆ ಚತ್ರಸಾಲ 10.60] ea 20062018 7 ಣಾ Lintel level 
ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 


119 |[KL818821 2018 |wicno I aburagi “Tinchol Tones Education [Higher [sor ಚೆಂಟೋಳಿ ತಾರೂನ ನಸ ಪ್ರಾನ - ED 1435) 30020] ay $.82| Completed [Complered — 


4466 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


School 
120[KL818827 [5018 [eRe Kalaburagi 


4467 19 


Phy Completed 


3.71 3.65|Comple’ed [Physical Complore 


ffm — | 
121] Klis 50 ES rg CHincioll J ನ “Teter er ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾನನ ನಾನಾರ ಗಡಕವ್ಯರ 4] 

2473 19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 


122 [KL818823 |50i8- [Wire Kalaburagi Tar ee Education [Higher rs ಕಂಚಿ ಕಾಲನ ಸವಾ ಷಾ 4.00] 4.00] Rಾಾಾ- 377] 2S Completed oe 


2474 19 Primary 'ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 


1 


Ta Ws [eduction [here ಜೆಂಬೋಳಿ ಕಾಂತ ನ ನನಾ 
Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರಿನ ಸಾಲಟ್ಟ 


123|KL518827 
2475. 


3 08-03-2019] 237] 114 Re re Completed 


124 |KL81862T [308 [ARS Jono ONnchok TANS — Teer sp ಬೆಂಟೋಳಿ ಕಾನಾ 35” 3 el — 0.90[ Completed [Physically Complered 
Hi 


2476 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರಿನ ಸಃ 
TT wr Completed ವಾ 


School 


R 
[ry 2018: [MICAS [FalabaragT ವ — Education 
2477 19 


126|KL8i8821 [Gore eee Chincholr el Education igh er a ಹಿಪಾ ಕಾರ ಬಂತನ್ಳ ಗ 0803-2015 Physically Completed 
24078 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರಿನ ನೌಲಲ್ಯ 
School 
127 [KL818821 2018 [pero Kalaburagi [Chincholr “ಇ Education —[Figher fer ee ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಪ್ರಾ ಠಾ ಚೆಂತನಪಳ್ಳಿ ar 2.50) 3030] 247] 0.00) fr Completed 
2479 19 Primary 'ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 


CP [Sou ಸಹಿಡ್ರಾ ಕಾರಾ! a [ETT 137] Tome im Completed fe 
ಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶಟಾಲಯ ನಿಮ್ಮಾಗ 5.45 Lakhs Final Bul 
[Submitted on 
08/01/2020 Forwarded 
to Payment 


L sl. W) i 


128/KL818811 [7018 [acre Kalabarag —[rmcrer PRED duction 
11060 19 


RTT TON [RRS [iotabarse — [chnchot [PRED [education Higher [SCP ಸಾಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆಹಿಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, 3435 sf —oeosaons| 2420] 1805|Under Plaster under Progress 
11061 19 Primary |ಕೊಂಚಾವರಂ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ Progress 
school [ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
—! - ME ll 
Solio [Rcrs liabursg [Cincher [AWS [education Higher [SCP ತಾಚಾ ತಾಲೂಕಿನ ನ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 2001 alors] i38| — Ooo[Not started [tender called 
31052 [19 primary ಚಿಕ್ಕರಿಂಗದಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ 
schoo! 
Tae T5518 [MRERS [rolabaraa — [einchon [PRED {education Higher [SCP [ಸರಚಾನ ತಾಲೂಕಿನ ನ.ಹಿ.ದ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ದಸ್ತಾಹೂರ 2000 20.0} ಇ ef 1245[Completed [rca arrieced 
oss 19 Primary [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Final bil Submitted on 
[school 18/02/2020 Forwarded 
for Payment 
132 |KLB18811 |2018- eT) Chincholl [PRED Education [Higher {SCP ತಾಂಚಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹ.ದ್ರಾ.ಠಾಲೆ, ಕೋರವಿ | 24.95) Teor 3 Ni3a|Onder la ‘to be Done 
11059 19 Primary [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
school 
55 (Kisiesi [so18- [MACRO [Kslaburagi  [Chitapur Fortin” [Heer [Genecal |3ರಪಾರ ತಾಲೂಕಿನ ನಹಿ.ದ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉರ್ದು 2435] 3438] 1502-2019 al Fad Plastering Work Unde 
31066 19 Primary ಹೊನಗುಂಟಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ Progress [Progress 
school ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
e - \ | pe A 
ToT [ore [MAES [faborsa — [Chiapas [PRED |ducation Higher SCP [ಸತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಿ.ಪಾ.ಶಾಲೆ ಬಳದದಿಗಿ 14351 THs ani] s6o|compieted |Work Physical 
| 31067 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [Completed (Rs 4.85 
school Lakhs Final Bil 
[submitted on 
|30/01/2020) Forwarded 
I | iis _! For Payment 
lo [oe Meo [olaburss — [Criapur [PRED [tducation Higher SCP [ನತಾಪಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ದ್ರಾ;ಶಾಲೆ ರಾಂಪೂರ 335 RTs 346 o06[Comsieted [Physically Completed 
11183 19 Primary [ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ (50?) 
p school 
Geiss [soi Tue Teme [eriapor [Reo — [Education [tigher [Generel [uತ3ವೂರ 'ತಾಮೂಸಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಂಬೂರ 375 OTST ETN ಸ Basement Level 
3mm [9 [primary [ಹಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ (6೧a) [progress 
school 
| — —! \ 
Tm [oe [MEAS bare — [Cnitapur [PRED [Education [Higher [SDP ಪಷ್ನಾಪಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಿ. ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ರಾಜಾಪೂರ 2435 RE al taAs[Compieted [Physical Completed | 
[4657 19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ! 
school 
138 |[KL818921 |2018- wero Kalaburag! Frage PRE [Education  |Highet CD 'ಸತ್ಪಾಪಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮರತೂರ 3.75| 3.751 FT) 3.31 330[ Completed [Completed (Rs.3-30 Laks 
4658 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Final Bill submitted on 
‘School 04/11/2019) for payment 
fis [ioe [ico [oboe [Crittapur PRED [education Higher [or ಮಾತನ ನಸವ್ರಾ ಶಾಲ ದಂಡಗುಂಡ 57 33| ETT | Set fcompieced |Plvaicly comeleted g 
4659 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಘೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
ToT [MRO [Rolabursg — [nittosor [PRED [Education |Migher lr [ಸತಾಪಾರ ತಾಲೂಸಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಆಲೂರ ಕೆ T~—33 PD ETT 3 st Ficompietred [Work Phvsically 
4660 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ [Completed Final Bll 
School [submitted on 
[24/01/2020 Forwarded 
For Payment 
1 —L- 


141 [KL818921 [2018 [MICRO [adored To Peo [education [Higher [oP [RTS ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಳಗಾರ 375 3H] oo] Ter Roof laid 
4661 [9 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progre:s 
School 
142 /KBIS9T [01 [MCRD ee — [rc reo ವಾ lier 'ಚೆತ್ತಾಚೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನ.ಹ.ವ್ಯಾಕಾರ 37 37| ros - pe Freee] 
4662 [9 Primary [ಹೊನಗುಂಟಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಟ್ಯ 
school 
[raster [oie [eo Kaborg — har oes — er ಚಿತಾರ ತಾಲೂತಿನ ನ ನ.ಪ್ರಾನಾರ ಘಾಷಾರ 1460] 1460 oro ಧಾ 14.14 Completed [Work Physically 
265s [39 Primary ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [Completed (Rs 3.56 
school Lakhs Final Bil 
Submitted on 
[28/01/2020) Forwarded 
ls A! For Payment 
144 [KL818921 [2018 [MICRO [ralaborg [repr Tres [zee Miher [0p [ನೂರ ತಾಲೂನನ ನಿವಾರಕ 2435 2495] 07032019] 3470] oof inder 
4649 39 Primary 'ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, [progress 
school 
145[KL818S21 [3018- [MicRO Ty: Ty 1 | 1 ) 
- ‘alaburag [Chittaper [PRED Education [Higher JSP [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೋಳಾ' 24.95 2495] 07032019] 2430 seid Finishing Work Under 
4651 19 Primary ತೆ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ Progress [Progress 
[School ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕ| : ಮೆ - 
146 |KL818921 |2018- [NHICRO [rolaburag —[riepa res Education [Higher SOP [Ss RT ಸೆಹಿ.ಪ್ರಾಶಾಕ 2000] EC ETT eT eT Completed [Completed 
[4652 19 Primary 'ತೊನಸನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
schoo 
17ST [oe [eR Kalsburagi — [Chitapur Tre action [Hae OF — STS ಸಹಿಪ್ರಾ ಶಾಲ ಭಾಗಾನ a 3000) 15022085] TSS Complore [Pieri Comic 1] 
4653 [is Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
oreo Ee eee J Hehe [So [spd ಸಹಿವ್ರಾ.ಠಾಲ ಬಳಗಂಷಾ 2435 pr 020220] 37 qf ಗಾವ Physically Completed 
4654 [39 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಜಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
Rotten 2018: [MICRO [Kalaburag —[CFiiapar [PRES — cen ihe [5 [ಥಾಾಮಾರತಾಲನ ನನ ನಾನಾನಾ 1435 s/o — Under Dkmentling completed 
1594 19 Primary 5 ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [work under progress 
‘school 
eyo MICRO [alaburagl ನಾನಾ Pee [education [ghee [EF [SRST ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕಾಲ್ಲೂರ 1 ಇ EOE eT eT Completed [Work Physical 
15s [19 Primary 'ಶಾಟೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಜಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. [Completed (Rs 10.40 
[schoo Lakhs Final Bil 
Submitted on 
+ 14/01/2020) Forwarded 
al For Payment 
131 [K1818921 [2018- [MICRO [aborag [cries Tore Education [Higher [5 SSR ಸಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾರನನ್ನತ 1435] IS] 0220s SS Complore [hcl cored 
1596 [3 Primary ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
School 
153 [KL818921 [2018 [MICRO [apo — pe fre Education [Higher JSP SSIS ಹಿ-ಪ್ರಾಕಾರ ei 1560] 1050 0502209 303 Socom lira meee 
1597 [19 Primary [ತರಕಸಜೇಟ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
schoo! 
sls 


153 [Ks1857 [2018 [MICRO [Kaiaburagi  [Chittapur [PRED [Education ರ [ಡತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತೆಂಗಳಿ 375 373[ 07022015] 338 3 2i[Complcted [Physically Completed 
1598 19 ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ (Rs. 3.22 Lokhs Final Bill 
submitted on 
23/12/2019 Forwarded 
for payment 
[Klee [508 [MICRO [falaburag — [Chittapur [PRED [Education [Higher |S  |ಚಡಾದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ 375 37 asa 356 355 [Completed [Physically Completed 
1599 |i9 [primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ 
School 
1 |) [ el 
GS [BiGsT [3018 [MCAS (falaburag — [Chittapur [AWS [eduction [Higher |S  |ಚಿತ್ತಾನೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ sol FE) oo0| —— o.00[Niot Stared [LOA sued 
1600 19 Primary [ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
Schoo 
J — 
Te KUNISS2T [308 [MICRO [folabuceg  [chittapur RWS [Eduction [Higher [Sp  |[ಚಿತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರ 150) 150] oo0| — o00[Not stated [Tender called for BW no 
1601 19 Primary [ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ bid received 
school 
fas oe [wero bane — [onapa [Ws — [evan [wane [57 [Sನಾಪಾರ ಠಾಟೂತಿನ ಸ.ಹ.ದಾ.ಶಾಲೆ ರಾಂದೂರೆ Iso 150 oo —ooolniot started [Tender called for SW no 
1602 19 [Primary ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ bid received 
School 
— — ( — I 
eras [5018 [MicRS [faisburag  [Chitiapur [RNS [education [Higher [5  |ತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ತರಶಸ 150 iso] wo Soffer Saried [Tender called for SW no 
1603 19 Primary ಪೇಟ್‌ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಸ ಸೌಲಭ್ಯ bid received 
school 
159|K1818921 [2018- |MicRo |Kalaburagi [Chittapur PRED [Education [Higher |SCP [ಚೆತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ದ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರ 375[ 3.75| [Acer 3.46| 3-26 Completed [Physically Completed 
3512 19 Primary [ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ (Rs. 3.26 Lakhs Final Bill 
school submitted on 
16/12/2019 for payment} 
T60[KL616102 2018 [MICRO [Kalaburagi  [jewergi Pro [eduction [Higher [57 [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಿ.ಪ್ರಾ.ಠಾಲೆ ಮಯೂರ 2435 2435 21022019 Ios] 628|Under Flooring Work Under 
177, 19 [primary 'ಶಾಲಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ progress [Progress lind & Part bil 
school submitted on 
18/02/2020 Forwarded 
for Payment 
- Ul eT ಸ 
ToT RIBI6I0S [5018 MCR [Kalabursgr — [iewarg: [PRED [Education  [igher |S [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂರಿನ ಸೆಹಿಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಂದೇವಾಲ 20.00} 000 21072019 1774 1347 Unde Plastering Work Under 
us |i primary [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ progress [Progress 
school 
— 0 1 
12 [KL818102 [2018- [MICRO [Kalaburagi  [jewarg PRED [Education [ಜೇವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಿ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಜರುಬಂಡಿ' 20.06] oo 0703201] 1805 1SiUnder Finishing work Under 
so [13 'ಶಾಲಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [progress [Progress (Part Bil 
Submitted on 
(06.01.2020) (Bll Amount 
[Rs 11.91 Laks) For 
1 Payment 
183 [KB18102 [2018 (MICRO [Kalaburagi  [jeworsl Paeo [educator [Higher [0  |[ಶೇವಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಣಜಗಿ 375 57 oro] 348 208[Completed [Physically Completed 
11781 19 Primary [ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
FT —— IE ——— Hl 
163 [KL618102 [2018 [MICRO [Kalaburagi  |[Jewarei Fae [duction |Hieher [sp [ಕೀವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ ಹಿ.ದ್ರಾ.ಠಾಲೆ ಯಡ್ಞಾಮಿ 375 375] 0502209] 370 295|Under Colouring Work under 
a2 9 [primary [ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ [progress [Progress 
School 
ಮೆ 


165 |KL818102 |2018- [MICRO Kalaburagi ewargl RWS Education Higher scp ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಣಜಿಗಿ 1.50} 1.50} 08-03-2019| 1.48] 1.35|Completed |Phy Completed 
1283 [9 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School N 
[156 |Kleisi0s [508 ವ] Kalaburagi  [Jewarg [RWS — [Eduction Te $6 [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ.ಶಾರ ಚನ್ನೂರ 150 ಇ [OED ETT EE Eee Ce eee 
7s is peimary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
Fes lero Jor” Ty 7 5 T et 8 ಪ 
buns [evar JAWS Jeducsion [Heer [SF Sa SuSE ST ಚನ್ನೂರ FE) 150) oi 748] Ooo[Corpleted [Ply Completed 
17s [1s primary [ಹೊ.ಖ. ಶಾಲೆಗೆ ನುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
Schoo! 
Feslraisor so [io renee —F Ni % 
agi [evar [RWS Higher |sce [Sea ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಸಪ್ರಾ ರಾರ ವುಡರ 150 150] 080352015 148 136[Complered” [Pivsicoly Completed 
1787 [19 Primary [ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
[School 
Te —— - J [| 
169 |KL818102 |2018- [MICRO Kalaburagi ewargi [prec Education Higher ‘General [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾ|| ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 'ಬಲುಂಡಗಿ ಶಾಲಗೆ 35.00} 35.00| 19-07-2019] 34.62 0.00| Under Finishing Work under 
ins [1 Primary 3 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress Progress Pan Bill 
[School Submitted on 
|04/03/2020 For 
Forwarded for Payment 
[1 | =k il | 
170 [K1818102 |2018- [MICRO [Ralobursg [leva [RES [ication eer ment ER ತಾಲೂಕನ ಸಹ ದ್ರಾ. ಶಾರ ಕಡಕಾನ 24.00} 24.00 1717209] 217] OO Mnder Mork Out Gen Work 
13716 19 Primary 'ಶಾಲಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [Under Progress 
School 
| x [ —+ ವ 
171 |KL818102 |2018- MICRO |Kalaburagi Newer PRED Education [Higher Tsp Ta ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಲೂರ 24.00] 24 00] 19-10-2019| 21,74 0.00| Under Foundation Level 
aan? [3 Primary 'ಶಾಲಗೆ 2 ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
[School 
f — 
172|KL818102 |2018- [MICRO [Kalaburagi [ewes [PRED [docs igor Generar [ರ್‌ ತಾಲೂಸಿನ ಸಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲ ಜಂವರಾಳ 26.00] 20.00] 9703205] 850] S37 onder lind Floor Roof Level 
1318 19 Primary [ಶಾಲಗೆ 2 ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 
} — i -L 
173 |KL818102 |2018- [MICRO [Kalaburag  [ewarg [PRED [ection [fier [oneal FAR SiS ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪಂದನೂರ 30001 20.50 03402051732] Sooner Plastering Work under 
13720 19 Primary 'ಶಾಲಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [Progress 
[School 
-l IR } T 
174 |KL818102 |2018- [MICRO Kalaburagi Jewargi PRED Education [Higher |General |ಜೇದರ್ಗಿ ತಾಲೂಸಿನ ಸು. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕೋಬಾಳ' 20.001 20.00| 01-10-2019 17.50| 0.00| Under Basement Level 
137200 is Primary ನ್ನೂ ಎಕ್ಟಟಿನಡನ್‌ ಏರಿಯಾ ಶಾಲಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ Progress 
school [ನಿರ್ಮಾಣ 
[1 NN | \ Ak 
175 |KL818102 |2018- [MicRO Kalaburagi Jewargi PRED [Education Higher 6eಗೀತ! ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂತಿನ ಸ.ಹಿ.ದ್ರಾ. 'ಶಾಲೆ ಕಾಸರ 20.90| 20.00| 01-10-2019} 17.52 9.86| Under Finishing Level 
13722 [is Primary 'ಬೋನಗಾ ಶಾಲಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
schoo! 
Fe [Toc [oI JERS [aang — a — FEE — ise Tee Ea ತಾಲೂಕನ ನಸ.ಪ್ರಾ ಕಾರ ಕದ್ಣವಾಗ 350 3600 SHI | ooo — Wor anes 
13723 19 Primary 'ಶಾಲಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
Schoo! 


17 


Reiss [5018 [Mico [Kalsburagi lewargl PRED mara [Higher [6eners [ಜೀವಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಂಕಂಚಿ 20.00] see oa 1776] 1029[Compieted [Physically Completed 
17a [19 primary ಶಾಲಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
(8 ‘ (A 
Talis soe [Mico [elabarss — [iewargr [PRED [Education [Higher [General ಶಾಷರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕುರಳಗೇರ' 20.01 %000| 07062019] 1795 #ai[Under Roof Laid 
1375 | primary |ಶಾಲಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [progress 
school 
75 |KISI6I0S [5018 {MICRO [Kalaburagi  ewarg Roman [Higher [Gener |ದೇಡಗಿ ಠಾಲೂತಿನ ಸಹಿ.ದ್ರಾ ಶಾಲೆ ಬಿರಾಳ ಹಿಸ್ಲಾ 30.001 eso —aoeaos 2700] 1292|Under Flooring Work under 
13726 19 Primary 'ಶಾಲಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [Progress 
school 
— | - 
Tao [KIB16100 [2018 [MICRO |Kalaburagi eee oreo [Education (Higher (TSP ಪೌವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆಲೂರ 400 PO ET ETO WET Fe re Work Under 
13727 19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress Progress 
schoo! 
a —— 
181 [K1818102 [2018- | MICRO |Kalaburagi ewargl PRED Education [Higher |S” ಪಾವರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಂದ್ಯಾಳ 4.001 21-02-2019 3.77] 0.00| Under Foundation Work under 
13728 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress [Progress 
school 
Th er a —ar | a 
57 KSASIOS |2018- [MICRO |Kalaburagl  Jewargi Ro Timer Hater [cererl [Gee ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅರಳಗುಂಡಗಿ 00) aos sof 285|Corpleted |Physically Completed 
13729 is Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
schoo! 
i \ ಪತ 
183 [KL818102 |2018- | MICRO |Kalaburagi Jewargi [PRED duction” [tigher [General |ಜೀದಗ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 4.00] 400 22-02-2019| 3.901 35 Compieted [Physically Completed 
13730 19 [Primary ಕೋಣಸಿರಸಿಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Final Bill Submitted on 
'school 23/12/2013 
1 - | 
18 [KL818102 [2018- |MICRO |Kalaburag! Hewargi PRED ation” [Higher [General |ಜೀದರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ; ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮರಗಾನೊರ 4.00] 4.00] 21-02-2019] 3.78] o.00[ Under [Basement Completed 
13731 19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
school 
| 
Te [Riorero7 [5018- [MicRO [Kolaburasi  [jewarsl Te Education ee ಸಾಗ [ಶೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ, ಶಾಲೆ ಸೋನ್ನ —s oo| 14022019 336 Taf Complered [Physically Completed 
1372 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ 
schoo! 
pe dh 
Tae [KIG1810S [5018 [MICRO |Kalaburagi  Jlewarg Rear [fisher [cenenl |Gೇಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ದಾ, ಶಾಲೆ ಇಜೇರಿ [7 Te roe 330 3S0[Completed [Completed (Rs. 43 
13733 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ [Thousand Final Bilt 
school submitted on 
11/10/2019 for payment) 
37 [Ribiei0s [2018 [MICRO [Kalaburag!  [jewargi PRED [Education Ta i |ಶೇವರ್ಗ ತಾಲೂತಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜೇರಟಗಿ px) 400 21-02-2019 378 oo0[Under [Basement Level 
13735 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
schoo! 
( ls '& J 
Telicoeior soe MRS [oabacag — ews — [FREd [education [ines [Gena ಪಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹದನೊರ [) 3) eros] 356) O00Under intel fevel 
13736 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ § Progress 
schoo! 
L 


189 |KL818102 [2018- JWicRO [obi — Tima TR [diction [iether FE —THarr ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆರ್ದಾಪಾನ TT 0] oa] 3 Roof laid 
13737 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
[School 
190 |KL818102 |2018- [MICRO |Kalaburagi Hewarg, PRED Education Higher [General [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂತನನ.೫.ಪ್ರಾಕಾರ 4.00] 4.00 22-02-2019] 3.90] 2.32| Under Plastering Work Under 
13738 19 (Primary 'ಮಾಗಣಗೇರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress Progress 
Schoo 
191 |K1818102 [2018 MICRO |Kalaburagi ewargi PRED Education Highee scp ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆ..ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಸಾಗರಲ್ಳಿ 4.00} 4.00] 09-02-2019| 3.90] 2.41| Under Plastering Work under 
13739 19 Primary [ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress [Progress 
[School 
192|KL818102 [2018 [MICRO [falaburg — [ewer Tree Eduction Te [creat [Zar STE ಪ್ರಾಕಾರ ಹರವಾಳ | #00) 16922015] 356] 254 Completed [Rica Comes 
1370 [9 Primary [ಶಾಲೆಗೆ ಹೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
[ -T ಹಾ —l- 
193 |KL818102 [2018- MICRO |Kalaburagi ewargi PRED Education Higher General |ಜೇ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 4.00] 4.00) NET 3.55| FilCormplered [Physical Completed 
13741 [19 Primary [ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
ವ ವಾ . yl 
194 |KL818102 [2018- MICRO Kalaburag) |lewargi PRED Education [Higher ‘General [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿಸಸ.%-ಪ್ರಾಠಾರ ಹನನ 4.00] 4.00) 22-02-2019] 3.90] 3.85 [Completed Physically Completed 
13742 19 Primary 'ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Final Bill Submitted on 
School 23.12.2019. 
195 [KL518102 [3018- [imino [FabureeT Jewarg PRED [Eduction [Nghe [mer [afr ತಾಲೂಕಿನೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾ ವಸ್ತಾನ 400] 400 22-07-2019] al 3.86[ Completed [Physically Completed 
13743 19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Final Submitted on 
‘school 23/12/2019. 
Toe [esis /2018- |MICRO [Kolabursgi evargi PRED Education [Higher ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲ ಹುಲ್ಲೂರ 400] ಧ್‌ 11-02-2019] 3-93] 0.00[Under Roof Laid T] 
1704 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ Progress 
‘School 
— J k= i ! | 
197 |KL818102 [2018- eee ewargi PRED Education [Higher [General [Zar SRT ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 4.00] 4.00] 21-02-2019] 3.78 0.00] Under Lintel Level 
1325s 9 Primary [ನಾರಯಾಣಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ Progress 
[school 
158[iisiio [7018 eae [Re — [tie ie Te ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.೫:ಪ್ರಾ. ಶಾಕಸಾವಾಳ af 200) 28022019) T3847 Compleed” [Fly Completed 
13746 [9 primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಟ್ಯ 
school 
199|KL818102 [2018 MICRO [Kalaburagi ewargi RWS Education Higher Genera! ಜೇವರ್ಗಿ ತಾ|| ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ. 'ಶಾಲೆ ಅರಳಗುಂಡಗಿ - 2.00 2.00] 19-02-2019 1.98| 2.59/Completed [Phy Completed 
13747 |g primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
[School 
la ) lh 13 l 
200[KL818102 [2018- MICRO |Kataburagi ewargl [RWS Education Higher [General [Sear ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇಸಣಗಿ' 2.00| 2.00] 19-02-2019 1.98| 159|Completed [phy Completed 
13750 hs Primary 'ತೆಚ್‌ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸೇರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
[School 
(3 


20 [Ki818102 [2018 [MICRO |Kalaburagi [ewargi RWS Faron [itigher [Gener [ಡೇವಗಿೀ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹದನೂರ 2.001 2-00] 2802-2019 1.98] 167 Competed [Phy Completed 
13251 [19 primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ 
school 
5 [Krsisior [5018 [MICRO [Kelaburagi  |lewarg! PRED [Education ರಾ [ಶೇಪರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 3035 af e030 3600) O00|Under Roof Level Part Bil 
14809 19 [ಶಾಲೆ ಕೊಂದಗೂಳಿ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ progress Submitted on 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 20/02/2020 Forwarded 
for Payment 
- -t er 
203 [KLB18102 |2018- [MICRO Pewwargi Remar [Higher 5 ದೇವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆ.ಹ.ದ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮದರಿ 2500} 500 o70530i9| 2246 Si Plastering Work under 
12908 19 [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ Progress [Progress 
\ \ 1 | lee —| 
204 |K1818102 |2018- | MICRO |Kalaburagt ewargi PRED Education [Higher [TSP 'ಶಾಷಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆಲ್ಲೂರ 5.00] '5.00| 01-06-2019 4.64 0.00|Under [Uintel level 
12909 19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
school 
[205 |KL818102 2018- [Mico |Kalaburagi Jewargi PRED | Higher TSP 'ಶವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದುದರಿ 5.00] 5.00| 01-06-2019 4.64 0.00|Under Lintel Level 
12910 119 [Primary [ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
schoo! 
1 IS ell 1 
T206[KL518102 |2018- |MICRO |Kataburag! Jewargi RWS Fasten [Higher [General [ಜೀವರ್ಗಿ ತಾ।| ಸೆ..ಹಿ. 'ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೋಣಸಿರಸಿಗಿ 2.00} 2.00] 25-02-2019| 1.98] 747 Completed |Phy Completed 
. 131000 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
| Il sl 
7 aero [308 [MACRO islabursg  [iewarg RWS [Education [ ಸಾಗ [ಶೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನ.ಹ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ವಠವಿ ಶಾಲೆಗೆ 750 Fes 38 135[Cormpleted [Physically Completed 
131213 [19 Primary ಟುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
[school 
208 |KL8I811? |2018- | MICRO |Kalaburagi Sedam [PRED Flenon [Higher {SCP ಸ್‌ಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಿಸಾನ ನಗರ 20.00| ಇ” 18-02-2019} ಗ c00[ Onder [Foundation level 
nus [19 primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
schoo} 
I ' | nl —— Bi 
209 [KL818112 |2018- | MICRO |Kalaburagl Sedam PRED [Education [Higher {SCP ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಲೋಹಾಡ 1435 14.35] 21-02-2019| 13.38] 420[Under Plastering under progress 
mms |19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress 
school 
mE 
Foliar [soi [Nico [iolabursg  [sedam Fear Mane [57 |ನೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಲರಾದು 1435 ESTE TT TT Rooflaid 
ums [19 primary ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ progress 
school ನಿರ್ಮಾಣ 
— i ke - t ER 
ST KeisTiT [7018 [MICRO [Kalaburag  |[Sedom Rear [Higher [57 [ನೇದಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಹಿ.ದ್ರಾ.ಶಾಲ ರಂಜೋಳ 2000] al waa] i766] 17 85[Completed [Completed 
ms 19 [Primary [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
schoo! 
| Ll! 1 [| 
777 [RUGASTIT [2018 [MICRO [Kalaburag:  [Sedam Peo [Education ನಾ [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಾಬಾಳ ಟೆ. 2435] a3] roo] 2a 33[ Under Roof Laid 
111120 |19 ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress 
A la 


213] K616N12 [5018 [MICRO [rales — Fede eeeo [eduction [Higher [ESTs ಸಹಿ.ದ್ರಾಶಾಲ ತೂ 7 24.95] 2107209] a] [onder Plastering under proses 
mun 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
‘school 
೯ —k 4 1 - 4 
214[K1928122 |7038- [MICRO [Feisburg — edn PRED [Education [Higher [Pa ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲ ಮಗನೂರ 375 375] 2102209 333 33 completed [Pri empeed 
im pj Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
+ — ml 
H5|Kisisiis [soe wie Kalaburagi J RWS [Education J $೮ [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನ.ಸವ್ರಾನಾರಮಗನಾರ . 130] 150] 16012020] a8] colander inder progress 
11123 (19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
School 
J. 1 wh 
216|KL518112 [7018 JMMCRG RR — Higher [5c [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಹಿಪ್ರಾಕಾರಾಾರ 2433] laf 1053[ Under Rooflaid 
131059 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
school 
217 [KL818111 |2018- | MACRO [Kolsbursgi 'Sedam PRED Education [Higher le [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾ್‌ ಬೋನೇಷಕಿ' 5 2495] 14-02-2019] 2453 1110|Under Plastering under progress 
131043 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಣ Progress 
school 
218[KL81811 [2018- | MACRO [folabarag — [Sodom PRED [Education Tee [ene ಸೇಡಂ ತಾಲೂತನ ನಔ ವ್ರಾ ಶಾರವನಪನ್ಸ 2435] 24.55] 02022009] ast i Plastering under progres 
131044 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
Schoo! 
(-L El -! ll Hl =| 
29 [RBIeTAT [3018 [NERS [aire — [ee PRED [Education [Higher [Geen [Nic ತಾಲೂಕಿನ ನಹಿ.ಪ್ರಾ ರಾರ ಕನ್ನಾ 2435] 24.9] 2702209] 226 [onde 1sf Floor tintefleve] 
131071 |19 [Primary [ಮೆಳಖೇಡ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ [Progress 
school ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
| — . ml — 
220[K1818112 |2018- [MICRO |Folsburagr — [eda PRED Education [Higher [General [NE Sani ಸ.ಸ.ಪ್ರಾ ಶಾಲಮಳಪಾಡ 373 375) 2022019] 33S] 33 Gmpieted [vaca compieed 
131072 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
1 lf — Sk “i 8 —T J 8 
221|K1818112 |2018- [MICRO [faabarag — [eden RWS [Education [Higher [General [Fac SaRaT ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಂದರ FE) 150 16013000 148] —ooolinder [under progres 
131073 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress. 
school 
222[KL818NN2 [5018 [Mico [ice ede AWS [ucion— igfer [ereaT [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ೬ಪಾ,ಶಾರ ಇಷರವಾಕ 150] 150] 216012020) 748 ooo Under under progres 
131078 Jig Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಸ ಸೌಲಭ Progress 
schoo! 
lms 2038 [MICRO [alaireg — [edn ws [education [Higher [General [Rd SIRT 'ಹಿಪ್ರಾ ಕಾರ ಮಳ 7 1503s] Ta —olae under Progress 
131075 [19 primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
school 
ಮ il 
224[KL81812 |2018 [MICRO [Folabare [mem ws [Education [Higher [General [Ado SRE ಸಹಿಪ್ರಾಕಾರ Fe 150 000] ——o00[ Onder Wonder called 
131076 [19 Primary [ಮಳಖೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
school 
1 


235 [Kisii [5018 [MICRO [Kslaburagi Sedam PRED ction [Higher [General [ಸೇಡಂ ತಾ। ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಂದರ್ಕಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 2435 sass a oeaois] 2318] 1046[Under Finishing Work under 
13107 [19 primary [ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress Jprogress 
school 
i 1 118 He -t 
76 [RUBIES [2018 [MICRO [Kalaburagi  [Sedom reo [eduction [fisher [Gener [ಸೇಡಂ ಠಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೌಡನಳ್ಳಿ 375 37 ions] 335 268[Under Finishing Work under 
131079 |19 [Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ Progress [progress 
school 
1 \ et py Ts 
7778s [2016- [MICRO |Kaloburag  [Sedom Reo — [auction [Higher [General [ಸೇಡಂ ಠಾಲೂಕಿನ ಸಹ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಮರವಾಡಿ 200} 000 oraos| 1930 1252|Under Fioring Work under 
131062 [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [progress 
school 
Rt! 
re [Rreisiis [2018 [MICRO [Kalaburag  [Sedam Fearn [ine [57 [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಿ.ದ್ರಾ.ರಾಲೆ ಕೊತ್ತವಳ್ಳ 20.90} ele] soa 1552|[Completed [Physically completed. 
131063 [19 Primary [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
ig X wl 
75 [RSIS [2018 [MICRO [Kelaburagi  |[Sedam Fro — [education [Hane [5p |ನೋತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ooo [77 ooo| ooo Stared 
131061 [19 [primary [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ೦2 ಕೋಡೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. 
school 
L J- is 4 
Folitoisiis [2018 [MICRO [Kolabursg  |[Sedam reo [eduction [Higher 58 [ಸೇಡಂ ಠಾ।| ಸಸಿ.ಪಾ,.ಶಾಲೆ ಯಡಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 2435] | oes] 22a) 6SS|Under [Roof fevel &ollet intel 
ms [19 [primary [ಕೋಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ದಾಣ [progress [level 
F School 
23 KLBISTI2 [2018 [MICRO [Kalaburag — Pred — [duction [Higher [SCP ಷಾ ತಾಮೂಿನ ಸ ಹಪ್ರಾಸಾರಸೂರ್ಯಾರ | 375] 37] 302-201} 33] T3[compieied [Physically completed. 
m6 |19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
J — ( lk (8 
732 [Kleen [2018 [MICRO [Kalaburag  [Sedem Feo [oction” [fisher [5 [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸತ್ತವ್ಪನಳ್ಳಿ 375 37 600s] 360 130[Under Roof level 
un? {19 [primary ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ Progress 
school 
IB 
AFIT [RE [ERS ataraar — [sedan Rae [auction [Higher [57 [ನೇದಂ ಠಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಡಗಾ 150] ees] Ta oo inder [Under progres 
128 |19 Primary 'ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ [Progress 
school 
! — 
234[kt818112 |2018- | MICRO |Kalaburag! Sedam RWS Education |Higher [SCP [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸತ್ತಪತ್ತನಹಳ್ಳಿ 1501 FET WT ETETTT 1.48 0.00 Under Under progress 
129 9 [Primary [ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
school 
235 [KLBISTI2 [2018 [MICRO Tem Sedan RWS ವಾ Higher [SCP ಸ್‌ಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ದ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಗೌಡನೆಹಳ್ಳಿ 150] Iso | FET) 000[Under funder Progress 
uo | [primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
school 
esis [5018 |MicRS [iolaburag  [Sedam Rae — [eduction [fisher [5 [ಸೇಡಂ ಠಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಬ್ರಾ.ಜಾಲೆ ಲಿಂಗಂದಳ್ಳಿ TT 156 \ sf —oooliiot started [tender called 
msi |19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 


237]KL8iN2 [5018 [MCAS [robo — [eden Awe [Education [iigher [Sc [edo sui ನಾರದನ 150 150] 1601-2000 ia ool Onder under progress 
uns 19 Primary [ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
School 
{ 8 1 ಮ 
238|K1818112 2018: [MICRO [fafobureg [sede Ws [Education [Higher [SCP [ASNT ವಾ ಇನಿಗಪ್ಪಸ Tso] FE EET ETT TT under progress 
33 9 Primary ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಟೆ Progress 
School 
39 [RLSIBNT [5018 [NERS ofa Te RWS education [Higher [SCP ಸೇಡಂ ತಾಲೂನ ನಹ ಪ್ರಾಕಾರ 150/6030 Fe 000 Under Junder prosres 
13a 19 Primary [ತಾಂಡಾ ಮದನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಿಯುವ ನೀರಿನ Progress 5 
[school [ಸೌಲಭ್ಯ 
ಹ (2 
240|K818112 [2018 [MICRO i Je ws [Education [Higher [Se dos Iso 150) 14012020] 148 Odo Under Under progres 
uns [19 Primary ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
school 
( ka | 
241[K1818111 [2018- [MACRO [alsdurag — [eden PRE0 [eduction ಗ —Jeenerl |ನೇಡರ ತಾಡನ ನನವ ರನನ a — 23-02-3019 11-20 Under Plastering under | 
13902 [is primary [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
school 


R 1 
rr Raisins [ie J Sedem Pre [eaten [fare Ko — mo maT ಸಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆದುಗನಾರ | ಇಂ 20.00] 302309] Tas] [Onder Roof level 


13748 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
school 
A —- 
243 [KL818111 [2018 | MACRO [Kalaburg — [Seda PRED [Education [tigher [Se [ರ ಾರಾತನ ನನ ಪ್ರಾನಾರಮಾಡವಾರ 1050 — oa A older Drop later Sento 7 
13906 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [KLbon26.08.2019 
School 
—! PE 
244 |KL818121 |2018- [MACRO [Kalabursg — [olsburgr [PRES [action ighec [sc [goudn wgdauSS ಸಹ.ಪ್ರಾಠಾರ FT oT 1050| 0603205] So 3.52 Completed [Physically completed 
131238 [29 Primary ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಣ 
School 
| S| ದ —— ik (i | — 
345 |KL818121 |2018: [MACRO [Kalaburag | folaborag PRES — [doctor Nie Tere [ಕಲಬುರಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸನಪ್ರಾ ಕಾರ 3435] 2] TINS 00] Sirdar oafievel 
131225 |19 [Primary [ಹೀರಾಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ [Progress 
[School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
4] = el J ll NR - 
346 |kL828121 |2018- [MACRO [folaburag — [faladorg [PRED — on ier Ter [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸಹಪ್ರಾ ಕಾರ 3435 2.2] 3101205 3017 1973Completed [Pye competed 
131226 [19 Primary [ಹಡಗೀಲ ಹಾರುತಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣಿಗಳು ಹಾಗೂ. 
‘School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
. 
247 [KLIS [018 [MACROS [folds — [labore [FREE Tre 57 |3oಬರಗ ಪಕ್ಷ ಪಾಪದ ವಾನಾರ 2000] 1820 21022019] 3635|  S78[ Completed [Shvacaly completed 
131227 19 'ಹತಗುಂದಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
3, — } 
348 |K1818121 |2018- [MACRO [Kalaburog — [folaburog [PRED —[accarn [igh [emeT [ಕಲಬುರಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸನ ವ್ಲಾತಾ್‌ 100) 1060) 14072019] S33| S39 Completed” [Physical comoleted 
13128 19 Primary [ಮಾಲಾನಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


[249 


er ioe rice [abuse — [aloe [Red [eduction [Hieber [General [ಲರ ಉತ್ತರೆ ವಲಯದ ಸೆಹಿ.ಡ್ರಾ.ರಾಲೆ 2435 7a sores] 2068] 7 59[completed [Physically completed 
131229 [19 primary [8ಣ್ಣೂರ ಶಾಟಿಗೆ 2 ಕೋಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ 
school ನಿರ್ಮಾಣ 
8 
li [sore [Rcd [aebosg — [aaburss [Ped [education [Higher [isp |dಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸೆಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 2435 7a3s| 140220) 2352 333[Under Roof tsid 
131230 [19 primary ಇಟಗಾ ಎ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ Progress 
‘school [ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ p 
1 I | 
loi [ore [Mrcro alban — [burg [PREo [eduction Maher [se |6oುರಗಿ ಉತ್ತರೆ ವಲಯದ ಸಹಿವ್ರಾ.ಶಾಲೆ 435 | ions] 235065 1057|Completed Physically Completed 
131231 [19 Primary [ವೆಂಕಟಬೇನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 
[school ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ior [soi [Macro [folabursgs — [folabursgr [PRED education [Higher [General [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತೆರೆ ವಲಯದ ಸ. ಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆ 20.50] oo 21-05-205] 1569 18.83|Completed [Physically completed. 
131232 |19 Primary ಜಂಬಗಾ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
—— 
253|KL818121 |2018- [MACRO |Kalaburag! Kalaburagi [PRED Faun [Higher [General |ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಬ್ರಾ.ಶಾಲೆ 10.50| 10.60] [TET 9.36 9.34[Completed rear completed. 
131233 [19 Primary |ಶಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
[school 
l pi — ವ 
_ Fear [701 MRcRS [atoborse — [fabure [PRE [eduction [Higher |S [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ದಲಯದ ಸಹಿ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 10.60} oe saa] 370 878|Completed Physically completed. 
131234 |19 [Primary ಶುಮಸಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
el [school 
ld 
elie [ioe [Micro [burg — [falsburag” [PRE0 [Education [Higher [General ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಡಲಯದೆ ಸೆಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1060} Te eas 1035|  S0i[completed |Physically completed. 
131236 19 Primary ವಡಗೇರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
— [ 
256|K1818121 |2018- | MACRO |Kalaburagt Kataburag! [PRED Education [Higher [SCP ಕಲಬುರಗೆ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ ಹಿ.ದ್ರಾ.ಶಾಲೆ 40.00} 4000| 1402-2019] 3731] 10.27|Under Roof Laid 
131220 19 Primary [ಕಮಲಾಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
schoo! 
— BE 
257 [KL818121 |2018- |MACRO [Kalaburag! Kalaburagi |PRED [Education [Higher SCP ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪಾಳಾ 24.95] 73 oss] 2345) 18.79[Completed [Physically completed 
111269 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
| ol 4 
NGG [oie [Macro cba — [labarg [Red [educaton [Higher |S [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 2435 Fa si-o230i9| 244] 15.20) Collaring under progress 
111270 [19 primary [ಕಾಳಗನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 
[School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ror sore Nincro [aba — labore” PRE [Educnien [Higher [5 [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸಹಿ.ಶ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನ್‌ FST ETT Physically Completed 
11289 [19 Primary ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಶಾಲೆಗೆ 1 
School ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
T (LE _ 
Fe iors [iol [MacRS [falabursg— |folabursg [PRED [education [Higher [5p [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ನಹಿಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನಿನಸಿ 10.60| FO TTT WT 396[Under [Colouring under progress 
11287 [19 [Primary ಕೆ.ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
schoo! 


261 |Kt818123 [2018- [MACRO [burg [foaborai [PRE [ieee ಉತ್ತರ ಪಲಯದ ಸಸ.ಪ್ರಾ ಕಾರ 7) 1060] 04022019] 100s[ ——ei[Cormplieted” [iva comes 
111288 19 Primary ರಾಜನಾಳ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
Bi H LT i 
262 |KL818122 [2018- [MACRO |Falbursg’ [ator [PRE [aera Tor Tom ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸನವ್ರಾ ಶಾಲ 10.60) 19.60] 21623019] S30 Ss [Complered [iy Completed 
111290 [19 Primary 'ಶಹಾಬಜಾರೆ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
— I ಸಾ! | | | ಭಿ 
263 |KL818121 [2018- [MACRO [Kalaburagi Kalaburag PRED Education SCP ತೆಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 14.35 14.35] 11-02-2019] 13.05 7.25|Completed [Physically completed, 
1129 [9 Primary ತಿಣ್ಣಸರಫೋಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ 
Schoo! [ಶೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
264 [KB1ST2S [2018 [MACRO [aladursg — [focareg PRES [Education [Hiaher [se — [oman ದಸ್ಷಿಣ ದಲಯದ ಸಹ.ಪ್ರಾಠಾರ 2090] war rors 3 18.55[Completed [Physically completed 
1193 [19 Primary [ನಂದೂರ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
[school 
25 |KBISIST [5018 [MACRO [oreo earner ಸವ [$೮ [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸಹಿಪ್ರಾಕಾ್‌ 2375| 2102-2019] 2764 3674[ Completed” [Prva completed 
11294 [19 Primary [ಜೀವಣಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಟಾಲಯ 
‘School ನಿರ್ಮಾಣ 
le / 
266 [KL818121 |2018- [MACRO [kolsbursg’ [Sabor [PRES — acre igper—er ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ೫.ಪ್ರಾಶಾಲ 20.00] ETT ETT TE ee Physically completed. 
1295 [19 Primary [ಉರ್ದು ಜೀವಣಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
1 ಣ್ಣ, TT 
267 |KL818121 |2018- | MACRO Kalaburagi Kalaburagi [PRED Education —Tpigher Je ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದಿನಸಿ 14.35 14.35 08-03-2019 13.68] 6.32 |Cormpleted |Physically completed. 
111296 |19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
L — | 
268|KL818121 [2018 [MACRO Kalaburagi IKalaburagi [PRED Education [Higher scr |ಕಲಬುದಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಬ್ರಾ.ಶಾಲೆ 14.35 14.35] 16-02-2019| 13.351 3.80f Onder Plastering under progress 
11297 [19 primary [ದಸ್ತಾವೂರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ರೋಜೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ Progress 
[school ನಿರ್ಮಾಣ | 
Se | —— 
269{K1818121 |2018- [MACRO Kalaburagi |Kalaburagi [PRED Education [Higher | ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 14.351 14.35} 21-02-2019| 13.24 10.15| Completed [Physically completed 
11298 [19 Primary |ಹೊಳನುಂದಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ 
[School ನಿರ್ಮಾಣ 
270|K1818121 [2018- [MACRO Kalaburagi Kalaburagi ereo Education Higher SCP ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ಪಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 14.35 14.35| 08-03-2019| 13.41 12,76| Completed |Physically completed 
an286 19 Primary [ಕಲ್ಕೂಡೆ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಡೆ ಹಾಗೂ 
‘school 'ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
I i 
271[KL6I5122 [2018 MICRO [oboe — [obras [PRES Higher [sop J8ಲಲರಗಿಲಕ್ಷಣ ರಂಯದಸಹವ್ರಾ ತಾರ 25.0} 2250) 14022019] 2123] 1658] Completed [Physically compared 
11016 [is Primary [ಜೋಗೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 
schoo! [ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ದಾಣ 
1. [es 
272 [K81822 [50085 [MICRO [sisbarng — [aboree [PRES Tico Migher [50P  |5ಲಬುರಗಿ ದಕಣ ವಲಯದ ಸಹ ಪ್ರಾನಾರ || 2250] 27022019] 130 —S3i[Compleed [hvac completed 
141007 [13 Primary [ಹೋಸ್ನಕಿರಣಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣಿಗಳು ಹಾಗೂ 
[Schoo 'ಶೌಬಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
L (8 


ATES 0 MRS [iolatursg — [Ksioburss [PRED [education [Higher [sop [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 25.60] ee] oor] 2388] 16 S2[Under [edfouring under proaress | 
141018 [19 [primary [ಮೇಳರುಂದಾ ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ Progress 
School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
Bi (i T 
cos soe micro [ottarg — [sug [PRE — [ductor [Hane so [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಲಯದ ನಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಣ 2500) 7730 dorsi] 30a] 15 0i[Completed [Physically completed. 
141019 [19 primary [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
schoo! 
Leal 4 = 
[rire [5018 [MicRo [iotabursg — [folsbarag [RWS [Education  |Migher  |S0  |ಕಲಟರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 150] sof ox032019| 148 Completed [physically complete 
141020 [19 Primary ಉರು ಸೈದ ಚೆಂಚೋಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
school ಸೌಲಬ್ಯ 
— | 
Fe lriieios [508 [McA [reburse — Nslaborsg [RWS [Education [Higher (SOP [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಬ್ರಾ ಶಾಲೆ 150] 150 [1% oo[Not started [ind call tender called 
141024 [19 [primary 'ಗಣಜಲಖೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ 
school 
(1 —! ಮಾ 
77 [Riis [5018 [MIR [Kalabursst — [Kalabursg [PRED [education [Higher [SP  |ಕಲಟುದಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 375 3H os] 3A 37i[Completed |Completd 
J [13906 19 [primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿಂದಗಿ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
school [ಸೌಲಬ್ಯ 
- Y ll [ol ಲ 
Tier [508 MICRO [Neiaburg  Nalaburagi [PRED [eduction [Higher [General [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 371 37 eda 387 120Under Finishing Stage Tiles 
13905 19 Primary 'ಸ..ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೀಮುಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ Progress [Work under progress 
[s schoo! ಸೌಲಭ್ಯ 
b I 
Fe liTaiass [58 MCR [alaburag — [ralaburg [PRE [education [Higher [5 [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರೆ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 375 Roa] 33] 3 aa Completed [Physically completed. 
13903 [19 Primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಳಸಾಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
school [ಸೌಲಭ್ಯ 
= | 
280|KL818122 |2018- |MICRO |Kalaburagi [Kalaburagi [PRED Education [Higher [General [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 3.75| 37511-022019] 37 2.94] Completed | Physically completed 
13904 [19 Primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಫರತಾಬಾದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
school [ಸೌಲಭ್ಯ 
Re) 
281 |K618122 |2018- [MICRO [Kalaburagi Kalaburagi [PRED [education [Higher [SCP [ತಲಬುರಗ ದಕ್ಷಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 375 375| 21-02-2019] 3431 3a8[ Completed [Physically completed 
13913 19 [primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೆರಿ ಬೋಸಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 
school ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ 
Ta loner — Ife 
732 [e815 [3018 [MICRO [Kslaburag:  [Kalaburagi {PRED [Education [Higher [General [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 3751 375| 06-03-2019 339) o00[ Under Roof level 
13914 19 [Primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಸವದಟ್ಟಣ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ [Progress 
Schoo! [ಸೌಲಭ್ಯ 
A ಖಿ i - 
[Iz [oie [MIR [foisburss — [folaburag [PRED [Education [Higher [General [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 375 Raa 3 ol completed [Phsicsiy completed | 
1391s [19 y Primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕವಲಗಾ ಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
schoo! ಸೌಲಭ್ಯ 
51 — —— FAN ನ ್ಧ 
Faas [ois [Micro Naiobursg — [Nalaburssr [PRED [Education [Higher [General [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 375 370s 345 2 Hi[Onder Roof Level 
13916 19 [Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸೀತಸುರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ Progress 
schoo! ಸೌಲಬ್ಯ 
2 


285 |KL818122 |2018- [MicRO Kalaburagi Kalaburagi PRED [Education |Higher [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಲಯ ತಾಲೂಕಿಸ 3.75] 3.75 11-02-2019} 3.71 2.89| Completed | Physically completed 
1397 Primacy ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮೈನಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
school [ಸೌಲಭ್ಯ 
| iS es 
286 [K1818122 [2018- [MiCRO [Kalaburagi Kalburati [PRED [dcation [Higher 'ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಣ ಪರಿಯ ತಾಲೂಕಿನ 335 375 1402-2019] Er 29] Completed [Physically completed. 
3s [19 primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಿರಸೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
School [ನೌಲಭ್ರ 
i SE | | | L oR 
287 [¥1818122 |2018- [MICRO [Kalaburag [Kasur [AWE — [eduction Trieher [ಕಲಬುರಗೆ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ನ.ಹಪ್ರಾಕಾರ 130 Fe) 000] —O00Nior starred [znd call Tender calcd 
13919 | Primary [ಶಣ್ಣೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
schoo! 
\ | 1 1 — 
288|KL818122 |2018- | MICRO [Kalaburagl Kalaburagi |RWS Education [Higher [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1.50] 150] 01-03-2019} 1.48] 0.00| Completed [Physically Completed 
13920 19 Primary ಮಾಲಗತ್ತಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
School [ಸೌಲಭ್ಯ 
N 
Tr: " | T ನರಗ ಇತನ ಕಾಮಾ — sf 
289|K1818122 |2018- [MicRO Kalaburagi Kalaburag RWS Education Higher 1 ತ್ಹ" ನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1.50 1.50 01-03-2019| 1.48| 134[ Completed Physical completed 
13921 [19 Primary [ಸೈದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹೋ.ಬ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ 
school [ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
| p | J I& L [i 
290[KL818122 [2018 [MICRO [Falabursg — [Solaborag NRW Jeducation [iigher [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕನ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾಶಾರ 150 150) 01032019] 148] 3 37]Comoleted [physical complete 
13922 [19 Primary ಸಿಂದಗಿ ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
'School 
291 [1818122 [2018 [AMER [Kalaborse! alsburagi [RWS [doctor [Higher ]ಕಲಬರಗ ಪಣ ತಾರಾಕನ ಸನ ಪ್ರಾಸಾರತಕ 150] 150/25 073015 7a8/ — o00lUnder Under progress 
13923 19 Primary |[ಟೋಸಗಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
School 
392[K0518122 |3016- [MICRO [olaborg — [cag [Re Education [Higher TRS Fe) 150 1033015 148 T28[Completed |pfvsical complete 
13924 [1 Primary [ಸಿರನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
Schoo! 
k A —! 
293 [1818122 |2018- [MICRO [Kslabursg — [labora [PRES — [aoe Higher [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಸಔ£ಪ್ರಾಪಾರ 2405[ 14.95] 21022019] 2393] 2359[ Completed |[Pivsicaly Completed 
11932 19 Primary |ಭೂಂಯಾರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 
School ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
{ 1 il IR 
294 |KL818122 |2018- [MICRO Kalaburagl Kalaburagi [PRED Education Higher [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 24.951 24.95 12-06-2019 24.31 5.80| Under [Roof level 
1933 [is Primary [ಹಾಗರಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ progress 
school ಶೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
I 1 ui 
295 [K1818122 [2018- [MICRO [Kalaburag  [alaburag [PRED [educator [Hehe [ಕಲಮರಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಸರಗ 30-00] 2000] 803530 186) ood Basement level 
uss hs Primary [ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 02 ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) Progress 
[School 
1 A 
296[K1818122 [2018 [MICRO |[Kalaburagi Kalaburagi [PRED J Taher [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸಹ.ಪಾ.ಶಾಲ 10.60 1o60| 0702308] 366 afore {intel level 
11935 19 Primary |ಧರ್ಮಾವೂರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 
| 


297|[kL818122 [2018- [MicRo |Kalaburag [Kataburagi [PRED Education [Higher [SCP [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 3.75) 3.75] 08-03-2019 351] 3 42[Completed [Physically Completed 
936 [19 Primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾವದಗಿ ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
school [ಸೌಲಭ್ಯ 
| 
RGN [oR [MCR [labore [fasarag” [PRE [Eduction [Higher [SP (ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ದಲಯೆ ತಾಲೂಕಿನ 335] 57] aos] 350 346[Completed |Physically completed. 
197 19 Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
school 
— Te ಧು 4 IPT R! 
BATTS [5018 [MICRO [alaburag  [Kelaburag [PRED [Education Higher |S? [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 375 37 eras) ssf 335[Completed [Physically Completed 
11938 [19 Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಒಕಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
| i I; pl ol 
elie [508 [Micro [labors [fslsburagi [PRED [Education (Higher [Sc |ಕಲಬರಗಿಉತ್ತೆರೆ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 375 37ers] 339 3S8[Completed [Physically completed. 
11944 19 Primary ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮರಗುತ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
[school [ಸೌಲಬ್ಯ 
5 \ m — ———— 
sale ioe [cre [stone — ioaourg [FRE — [ection [Higher [ser [sowdh ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 373 37 os] 332 256|Completed [Physically completed. 
1s [9 Primary .ಪ್ಲಾ.ಶಾಲೆ ಸೊಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
school ಸೌಲಭ್ಯ 
—— -t — 
mies [oie [Mico [falabursg — [folaburagr [PRED [Education [Higher [5p [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 335 3% aos] 331] 323[Compieted [Physically completed. 
11046 [9 Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇಟಗಾ ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
school [ಸೌಲಭ್ಯ 
- 1B | 
5 KLBI8T7 [5008 [MICRO [ialburssi — (alabursg [PRE [education [Higher [Sc [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಣ ದಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 37 Hoos] 34a Tooonder [foot level 
ns hs primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಖಣದಾಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ Progress 
schoo! [ಸೌಲಭ್ಯ 
— LS | 
alias soe [Micro [Wolaburae — [Kalabursg [PRED [education [Higher |S  |ಕಲಬುರಗಿದಕ್ಷಿಣ ದಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 375 37 roo] 345| 348 [Completed [Phy Completed 
sas 19 Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಸನೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶಚಾಲಯ 
school [ಸೌಲಭ್ಯ 
— / — 
[iris [5008 [Micro [fssborag — [iolaburagi [PRED [Education [Higher [5  |[ಕಲಬುರಗಿದಕ್ಷಿಣ ದಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 375 sR ios 368 209|Under Finn sing work under 
11950 19 Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸಣ್ಣೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ Progress Progress “ 
school [ಸೌಲಭ್ಯ 
Bll =| 
solr [5018 [Micro [elsbursg — [alaburg [RWS [Eduction [Higher [5 [ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 150 To Sooo 148] O00Under [work to under progress 
uss is Primary [ಕಾಸು ನಾಯಕ್‌ ತಾಂಡಾ ಕೇರೂರ ಶಾಲೆಗೆ Progress 
school [ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
lm foe [wee [estas — tase Rie — [action [Hater [CF [Sondh wad siಸಹವಾವಾರ | 150 Tasso] a ooo[Under work under progress 
11952 19 Primary ಗೋಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ [Progress 
School 
— 
508518122 [5018 [MICRO [Kslaburagi Kalsburagi [RWS Education [Figher [SC ತಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕಾಲೆ 150 350 01-03-2019] 48 o[Completed [Phy Completed 
11953 19 Primary ಲಿಂಬೂನಾಯಕ್‌ ತಾಂಚಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ 
School ನೀರಿನ ಸೌಲಬ್ಯ 


ಕ್‌ 


309 |K1818122 |2018- [MICRO Kalaburagi Kalaburagi |RWS Education Higher SCP ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1.50| 1.50] 02-03-2019, 1.48] 1.37 Completes |Phy Completed 
11954 19 Primary 'ದೋಸು ನಾಯಕ್‌ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ 
School [ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
—t — A a — 
3101818122 |2018- [MicRO Kalaburagl Kalaburayi JRWS [Education [Higher scp ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆ. 'ಹಿ.ಬ್ರಾ.ಶಾಲೆ 150| 1.50| 02-03-2019| 1.48 1.37| Completed |Phy Completed 
11955 19 (Primary ತೋಳು ನಾಯಕ್‌ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ 
school ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
I a J. - ಹ A 
311 [KCB18122 [2018 [NICRS [feaburag — [bore [we |duction [finer ce — oud ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನಸ.ಹ.ಪಾಠಾರ 150] iso| 030s Fr 137 Completed [py completed 
nse [9 Primary [ಚವಾಣ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
[School ಸೌಲಭ್ಯ 
el | ಕ| (| el [0 
312 [KL818122 |2018- [MICRO [Kaiaburag — [Kolabarng [AWE ducation [Higher [sce —|00ರಗಿ ಉತ್ತರ ಠಾಲೂಕಿನ ನ ಸಪ್ರಾನಾರ 150 1.50] 68-03-2019] 148 1.15| Completed [Completed 
1s7 | Primary ಸುಲಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
[School ಸೌಲಭ್ಯ 
(SS RE kl [i el. 
313 [KL818222 2018. [MICRO [Kolaburag: [borg [AWS — [din [iene 7 — omar ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಸಪ್ರಾಕಾರ 150 150} 02032019 148 1Aa[Completed [Phy Completed 
11979 19 Primary 'ರತನಗುತ್ತಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
school [ಸೌಲಬ್ಯ 
| L) 4 IR 
[3514 [KL8 1812s [08 [NCR [abang — [ranean Education [Higher [CP [Sou mT ಸ.ಹ.ಪ್ರಾಶಾಲ 150 150} 02032019 148 123[comleted [Physical Completed 
11980 |19 Primary ಓಕಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
5 5 TE PT 7 p| 
315 [KL818122 |2018- [MICRO [Kalaburagi Kalaburagi JRWS Education [Higher scp |ರಲಬುಲಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1.50] 150} 08-03-2019 1.48| 1.99| Completed [Phy Completed 
uss is Primary [ನಂದೂರ ಕೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
re ನ ನ — | { 
316 |K1818122 |2018- [MICRO (Kalaburagi Kalaburagi |RWS Education [Higher scp ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1.50] 1.50) 01-03-2019] 1.48 0.69| Completed physical complete 
11982 19 Primary [ರಾಜಾಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
School 
ವಾಗಿ —! - — Is 
317 |KL818122 |2018- [MICRO [Kalaburagi Kalaburagi JRWS [Education [Higher SCP ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆ.ಹಿ.ಬ್ರಾ.ಶಾಲೆ 150| 1.50} 03-03-2019! 1.48| 083[ Completed Physically Completed 
198 |g + [primacy [ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
Schoo! [ಸೌಲಭ್ಯ 
Al 
338 [Riid7 [oN [Mico [oiibong — [tag we Fhucaron [Higher [SP [oud Se aE ಹಿಪ್ರಾಶಾಲ 150] 150 0.00]  006[Niot Started [2nd call tender clied 
11987 hs Primary [ಮಿಣಜಿಗಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
[school ಸೌಲಭ್ಯ 
[a — 
319[KL818121 |2018- MACRO [Kalaburag — [kalsbursg” [PED — [scien Niger TF [ಕಲರ ಉತ್ತರ ವಾಷುರ ನನ ವಾನ್‌ ಕನ್ಯಾ 2435 2202 7020s) S| ool nder Footing under progres 
121307 [19 Primary ಮಹಾಗಾಂವ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ Progress 
‘School ನಿರ್ಮಾಣ 
0 pisize 2018 [MICRO [Kalaburag’  [Kalaburg [PRE [doce 57 [8ಲಬರಗಿ ಉತ್ತರ ಪರಪ ನಾರಾ 37 | 3mm Completed 
13899 [19 Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕೇರೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
choo! [ಸೌಲಭ್ಯ 
ಮ 


321|KL818122 |2018- |MICRO |Kataburag! Kalaburai PRED Education [Higher Gene! ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 3.75| 3.75! 11-02-2019| 3.71 3.70| Completed |Physically Completed 
13900 19 primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಷ್ಟಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಬ್ಯ 
schoo! 
322 |K1818122 |2018- |MICRO [Kalaburagl Kalaburagi [PRED [Education [Higher scp ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರೆ ದಲಯ ತಾಲೂಕಿನ 3.75| 3.751 22-02-2019| 3.61 ‘0.00| Completed |Physicatly completed. 
1900 9 Primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಣಜಲಖೇಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ 
school [ಸೌಲಭ್ಯ 
323 KL818122 [2018 | MICRO [Kalaburagi oboe [Phe [eduction [Hehe [SP [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಣ ವಲಯದ ಸಹಿವ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1435 34351 ET 1383|  1378| Completed [Physically Completed 
138 [9 Primary [ಹುಣಸಿಹಡಗೀಲ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ 
School [ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
324 |K1818122 |2018- MICRO |Kalaburagi Kalaburagi PRED Education [Higher General [ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ಸಿ. 'ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 2120| 21.20| 07-02-2019| 19.94! 13.23| Under [Coflaring under progress 
13892 19 Primary |ಯಳವಂತಗಿ ಕೆ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 
SR | 4 
isis [018 Micro [ralabursg — [ialaborsg [PRED [eduction [Heber [General [ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಣ ವಲಯದ ಸಹಿ.ಪಾ.ಶಾಲೆ TT FT FT) | 1/7 I Roofievel 
13893 19 Primary [ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ Progress 
schoo! ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
| ii | 
Primary School Total To) eal 3i858| 179738 
1 |KL818623 |2018- [MICRO |Kalaburagi |Afzalpur Pwo [Education  |Povechn[Genera! |ಅಪಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ವಾಲಿಟೇಕ್ಲಿಕ 27.00] 27.00] 0.00| 0.00[Not Started [Tender Cafled 
31472 39 Kalaburagi ie ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
IE T ಮ್‌ Total 2700} Fro ooo 06) 
1 |KLB18621 |2018- [MICRO [Kal |Afraipur PRED [Education [Primary |General |ಅಪಜಿಲದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 10.60| 10.60 02-02-2019| 9.49 8.71| Completed [Completed 
312 19 [School [ಹೋ.ಬ.ದಿಕ್ಸಂಗಾ ಬಿ. ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
2 [KL818621 [2018 [MICRO |[Kalaburagi [Afralpur REO duction [Primary [SCP /[ಅಪೆಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೋಬ. 10.60] 1060] 24062019 1023] 373 Under [Foti 
313 19 schoo! [ಸಿದನೂರ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
3 [ris1sear [2018 [MICRO [folabursg — [Aksipur [PRED [Education |Primary [General |ಅಪಜಲವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಪೆ.3.ಎಸ್‌ To ef oso 32N| 16S[Compieted (Physically completed, 
33 19 [school ಅಫಜಲಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 
| 
| | ms B 
4 |KL818621 |2018- [MICRO |[Kalaburagi [Afzalpur [PRED Education [Primary (General [ಅಥಜಲಪೂರ ತಾ।| ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇವಲ =a] 25.00] 14-02-2019] 2123] 21.00|Completed [Physically completed. 
31 19 School ಗಾಣಗಾಪುರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 
[ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
5 [KL818621 |2018- [MICRO [Kalaburagi |Afalpur PRED Education [Primary [SCP 'ಅಥಜಲಪೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಇ3| 24.95! 07-02-2019| 24.59| 24.30| Completed Vrrvsci completed. 
146 19 School [ಉಪ್ಮರ್ಗಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಡೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಮ | — 
F [rorsent [2018 |MIcRO [Kolaburagi — [Afalour [PRED [education [primary [5 |ಅದರಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೆಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹರಿಜನ | 20001 200} ಆನಾ 7787 1659( Completed [Physically completed. 
147 19 [school ವಾಡಾ ಅಫಜಲವೂರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
7 |K1818621 [2018- {MICRO |Kalaburag! Afzaipur PRED Education [Primary 'ಆವಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಳ್ಳೂರ್ಗಿ 14.35! 1435 21-02-2019| 13.89| 13.77 [Completed [Physically completed. 
150 13 [school [ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
3 [rtbisoni [i018 [MCR [folaburasi  [afealour [PRED [educaion [Primary [SP [ ತಾಲೂಕಿನ ಸತಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲ ಹವಾ. T 2600} 000] 2022019] 1693] 1228|Compieted [Physically completed. 
151 19 schoo! 'ಬೆರಾಮಡಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
9 |KL818621 |2018- |MICRO |Kalaburagt Afzalpur PRED Education [Primary (SCP [ಅಡೆಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹೀರು 10.601 1 02-03-2019 9.13| 359| Under Roof level 
153 19 school [ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬಳೂರ್ಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ Progress 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
uf ( 


10 [KL818621 [2018 [Mich [slaburser — [Afalour Reo [eduction [Primany [Ise [edS0md ರನನ ನನನ ಪನವಗಾರಾ 5-00] soo 02-05-2015) 430] 2So[ Completed [Physically compieted. 
mo? [19 school ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
ra 7 eT wT “ನ 
33 [KLS1867T Mico | ataburagi  JAtalpur [PRED [Education |Pimary [56 |ಥಜಲಷಾರ ಕಾರನ ನಸ ವ್ರಾಸಾರನಾಗಾಣ | FC) ETT TT 73 Under Roof Level 
3121 school [ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
ly 
12 |KL818621 |2018- |MICRO [Kalaburagi [Alpi [PRED [eduction [primary EP ado Sei ಸ೩ವ್ರಾ.ಶಾಲ ಸಿರಸಿಗಿ 1040 1060] 14072019| 1042 433[ Onder [Plastering work 
1124 19 [School ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [Completed 
— J — { -— Bl 
13 |KL818721 [2018- [MICRO [Kelaburagi [Aland Pro education |Piman [SCP [Sd ಠಾರಾತಿನ ನನ ವಾ ನಾರ ಪವಾಡ 2435] 2495] 65022019] 2404] S23 Under [Flooring under proses 
20 [9 School [ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ರೋಜೆಗೆಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ Progress 
[ನಿರ್ಮಾಣ 
ll ! RE | | 
14 Fisie7or | 2018- | MICRO |Kataburagi Aland PRED Education [Primary [scp ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. ಶಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಡಕಿ ತಾಂಡಾ 24,95 24.95 02-02-2019| 24.59} 0.00| Under Tosement Level 
207 School ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
cl. (& T pl 
15 |KL818721 |2018- Aland PRED [Education [Primary [scp | ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ.ಕಿ.ಬ್ರಾ.ಕಾಲೆ, ಸಲಗರ' 24.95} 24.95| 15-07-2019| 24,37} 13.42 Under [Plastering Under 
1208 [19 school ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ Progress [progress toilet Roof level 
[ನಿರ್ಮಾಣ 
k — T; 
[3 16 [KL818711 |2018- Aland PRED —JEducation [Primary [SCP ಆಳಂದ ತಾಲೂಸಿನ ಸ8ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಅಂಬಲಗಾ 15.00} 15.00 18022019] 1407] 1402[Completed [Physically Complated 
11198 19 School ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
+ If 
[27 [Kieze7a [3018 [WACRS [Rolebarg — [along PRED [Education [Primary [5  |oಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕಿಪ್ರಾ ಶಾರಪೋದನವಾ ನ | 15.00] 18072019| Isai] 13 37[Comoleted [Phvsicaly Completed 
120 fis school ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಹೌಟಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
Bk 1 4 HL | 
18 |KL818711 |2018- [MACRO [Kalaburagi Aland PRED [Education Primary [SCP ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸ. 'ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಲಾಡಮುಗಳಿ 35.55 35.55| 05-06-2019| 33.38| 14.69| Under Roof level 
11196 19 School [ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ Progress 
| ನಿರ್ಮಾಣ 
4 
19 |KL818921 |2018- [MICRO [Kalaburag’  [Chitapur [PRED [Eduction [Prima [SF [SSS Sad 'ಸ.ಕನ್ಯ ಮಾದರಿಪ್ರಾ.ಶಾಲ- 30.00 30.00] 08062019] 2730 Sao inder Roof Laid 
3525 19 [School ಶಹಾಬಾದ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
(1 ಸ | 
20 [K1818921 [2018- [MICRO |Kalaburagi [Chitrapur [PRED Education [Primary {SP |[ಬಡಾಪೂರ ಠಾರಾಕನನಮಾವ್ರಾಸಾರತಾಗಳ 2000] 1872] 05072018] ISA 000[Under Basement Level 
1593 19 School ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress 
21 [KL81892 ವ Kalaburagi [chitapur  |PRED [Education [Primary [505 |ಚತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಮಾಪ್ರಾಕಾರ 20.00] 2000/ 08-03-2019] 1970] 846[ Under Roof Laid 
4656 is school [ನಾಲವಾರ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
| (i 1 —T 
22 [KL818911 |2018- [MACRO [Kalabursgi Chitapur PRED Education [Primary |General |ಹೊಸಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದರ್ನಿರುವ ಸಪ್ರಾ ಸಾಚಹಳಿಇ 6375 63.75] 29082019] 6020] 000|Under intel Level 
31068 [19 school ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
el (2 
23 |KL818112 |2018- [MICRO Toe Sedam PRED [Education |Primary [SCP ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿಸ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹ.ವಾ. 20.00] 20.00| 16-02-2019 18.82 7.13 {Under Roof Laid 
aus [1 school [ಮಳಖೇಡ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
I el [ | 
24 |KL818123 |2018- |coQ [Kataburagi Kalaburagi State PO [Education [Primary |General [Soto BY 1000 &aS ಪ್ರಾಥಮಿಕ 100.04] 100.04 100.04] 90.04 [Under 
13141 |i9 SA Blore School ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುತ್ತು ಗಣಿತ ಶಿಟ್‌ ಒದಗಿಸಿ Progress 
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 
|: (| 
25 [KL818121 [2018- [MACRO |Kalaburagi Kalabursg [PRED [Education [Primary [Geneal [ಕಲರಿ ಉತ್ತರ ಪರಪರ ಸಮಾವ್ರಾನಾರ 1435 1435] 21022019 1282] 12.82[Completed [Completed 
131237 [19 school [ಚಕ್ಕರಕಟ್ಟಾ ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಡೆ ಹಾಗೂ 
[ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ 
] ಹತ l IN Primary School Total 395.84] —sis6| 560.39] 333.44] 
1 |KL818621 |2018- [MICRO [Kalaburagi [Afzatpur Pwo Education {PU sor ಅಫಜಲಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 46.50| 46.50| 23-02-2019| 43.42 0.00| Under Under progress 
494 19 Kalaburagi [cotese [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
2 |KL818622 |2018- |MicRO [Kslabursg!  [Afalpur [PWD [Eduction [60 oP [ERAS SS FTES 4650) 4650 23072019 ass] S00 inder re problem 
as. [19 Kalaburagi cotege [ಫೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
| | 


3 TKisi86n [2018 [MICRO [atabursg [Afaiper [PWD [eduction [PU ರಾ [ಪುಣ್ಣೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪಾರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 03 2) asso 270220 a7 2537[Unde: lab level. 
496 19 (Kalaburagi [College ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
4 [Reisen [2018- [MICRO [Kalabursg  [Afalpur [Pwo [Education [PU 5ರ [ಮಾಶಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 03 3650) aeso[ 23022019] 2242) 1477 Under [Roof slab work under 
497 19 Kalaburagl college [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ progress [progress 
ll 
Kbise2i [2018- [MICRO [Kolabursg:  [Afalpur [PWD [education [PU ರನ |ಪುಣ್ಣೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 96 15-00} 1500 3005209] 392] O00[Under Untel Level 
499 19 Kalaburagi college [ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ | Progress 
- 
6 |Kt818621 |2018- [Mico |Kalaburagi JAfzalpur Pwo Education [PU scp ಅಥಜಲಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 20.00] 2000] 08-03-2015] 18.52 0.00| Under [Site Problem. 
176 19 Kalsburagi coliege 'ಗ್ರಂದಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
—— + pe 
7 |tezsent |2018- [MICRO (Kalaburagi  |Afaipur  |FWO education [PU 5ರ |ತರವಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪಾರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರ 2075 2675| 25052019] 1946]  0.00|Under Se Problem 
17 19 Kalaburagi [College ಗ್ರಂಧಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
i - | 
3 |KL818621 [2018- MICRO [Kalaburagi  [Afealpur  [PWO [Education [PU $6 |[ನುಣ್ಣರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 2075) 2075|  29052019| 1845] O00[Under foundation work under 
178 19 Kataburagi College |ಗ್ರಂದಾಲಯ ಕೋಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress  [progress. 
9 |K1818621 |2018- |[MicRo |Kalaburagi [Afzalpur PWD Education [PU scp ಗೊಬ್ಬುರ ಸರಕಾರಿ ದದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 0 20.75] 18.01] 8.57|Under [Painting work under 
179 19 Kalaburagi college ಗಗ್ರಂದಾಲಯ ಶೋಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ progress [progress 
ರ 
10 |KLB18621 |2018- |MICRO |Kalaburagi [Afualpur PWD Education [PU scp ಮಾಶಾಳ ಸರಕಾರಿ ಬದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 20.75) 20.75| 08-03-2019] 17.93] 7.89] Under [Roof slab work under 
180 19 kataburagi college |ಗ್ರಂದಾಲಯ ಕೋಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [progress 
1 |K1818621 |2018- [MICRO [Kalaburagi [Afzalpur PWO education [PU [scp ಅಫಜಲಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ ಶಾಲೇಜಿಗೆ 5.00| 5.00] 21-06-2019 451] 0.00|Under Material Procurement 
181 19 Kalaburagl college ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ಗಿಗಳ ಸರಬರಾಶು Progress [under progress. 
17 [KL818621 [2018 [MICRO [Kalaburagi  [Afaipur [PWD [Eduction PU 5 8ರಜಗಿ ಸರಕಾರ ವಡವಿ ಪೂರ್ವೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ 5.00] oof 08032019] 482 ವಾವ Final Bill Paid 
182 19 Kaaburagi College [ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು 
33 [KLBI8621 [2018 [MICRO |[Kalaburag  [Afaipur [PWD [eduction [PU sc ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ 500) so0| 3906309] 492] O00|Under Material Procurement 
183 19 Kolaburagl college [ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು Progress [under progress. 
a | 
14 |KL818621 |2018- |MICRO |Kalaburagl [Azalpur Pwo education [PU scp [ಗೊಬ್ಬುರ ಸರಠಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ 5.00} 5.00] 29-05-2019] 4.92 0.00[Under Material Procurement 
184 19 [Kaaburagt College [ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು [progress [under progress. 
lo a) 
15 [KL81862 [2018 [MICRO [Kolaburagi  [Aalpur  |PWo [Education [PU 5ರ [ಮಾಶಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀಡಾ 500] 300 29653019| 498] O00 Under Material Procurement 
185 19 Kaaburagi| college [ಸಾಮಗ್ಸಿಗಳ ಸರಬರಾಜು. Progress  Junder progress. 
16 |KL818671 [2018 [MICRO [Kalaburag: — [Afalpur [PWD [duction [PU $7 [ಅಡ೭ಲಷೂರ ಸರಕಾಠ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 50.001 3600|  08032019| 48.06 O00|Under Eanh Work under 
165 19 Kalaburagi| college [ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [progress [progress 
17 [KLBI8821 [2018- | MICRO |[Kalaburag:  [Afaipur [Wo [education [PU 367 ತರಗ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 50.00] $000] 02-05-2019]  4695|  O0o[Under Site Problem. 
166 19 [kataburagl college [ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
1— 
18 |KL818621 [5018 |MicAO [Kalaburagi  [Afraipur [PWD [education [PU ಇರಾ ಗೊಟ್ಲೂರ ಸರಕಾರ ಪದವ ಪೂರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 15.00} Foo 3506305 1478] 7 00[Completed [physically Completed 
167 9 Kalabura [college ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. Final Bi awaited 
19 |KL818621 |2018- |MICRO |Kataburagi JAfzalpur RWS Education PU see [ಮಣ್ಣೂರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 4.00} 4.00] 02-03-2019) 3.96 2.73) Completed [Completed 
169 19 college [ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, 
25 [Ki818621 [2018- [MICRO [Kalaburag  [Atzalpur [PWD [Education [PU 5ರ |ಅಡಜಲಷೂರ ಸರಕಾರಿ ವಡವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 400 450/0030 333| 3 32[ Completed [work completed final bil 
171 19 Kalaburag College [ಡ್ಯೂೋಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು. [paid 
21 |KL818621 |2018- | MICRO |Kalaburagi [Afralpur Te Education [PU [scp ಕರಜಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 4.00 4.00] FTO RETR 3.21[ Completed |Final Bll Paid 
172 19 alaburagi college |ಡ್ಯೋಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು. 
7 [Rissa [08 [MICRO [relabursg — [Afealour — Wo — [ducer [FT ನರ್‌ [ಪಮಾರ ಸರಕಾರ ಪರನ ಪಾರ್ಷ ನಾರಚಿಗೆ pT) pT) Ff ol comoieted [Final tila 
173 19 Kalaburagtl College [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು. 
23 [Kib18621 [2018 [MICRO [Kalaburagt  [Aalpur Pwo [Education [PU ರಾ ಗೋಟೂರ ಸರಕಾರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ pT) 300] 29052019 38 Final Bi Paid 
174 19 Kalaburagy College [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು. 


[73 [reser [016 [McA [albus — [Aalear — TW — [aero $6  [ಅಥಜಲಪೂರ ಸರಕಾರ ವದನ ಪಾರ್ವ ಕಾರಾ8ಿಗ | ರರ 1000] 28062015] S79] 3 78[Comsletec [Work Comileted Firat 
161 19 Kataburagy [College ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಲು, [Bill Paid. 
|) L —l. lh 
25 |KL818621 |2018- [MICRO |Kalaburagi JAfzatpur PWD Education [PU SCP ಕರಜಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ 10.00| 10.00 27-06-2019 9.79| 9, F8[Cornpleted [Work Completed Final 
162 19 Kotaburagil couege 'ಉದಕರಣಗಳ ಸರಬರಾು, Bill Paid. 
sl Ll | 
26 |K8186 [2018 [MICRO [folabareg — [Afar — [wo — [sere To —er [ಸೊಬ್ಬೂರ ಸರಕಾರಿ ವದನ ಪಾರ್ವ ಕಾರಾಔಿಗ 5 300] 500 908205] 001933 Onder Roof tevel 
163 19 Kalaburagil [College [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
— 1 1 
27 |KLB18621 |2018- | MICRO Kalaburagi |Afzalpur IPWO [Education [py SCP |ಅಥಜಿಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅದಜಲಪೂರ, ಕರಜಗಿ, | 42.00| 42.00] 20-07-2019| 37.27 32.85| Completed [Completed 
164 19 Kalaburagil college [ಮಾಶ್ಯಾಳೆ, ಮಣ್ಣೂರ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬೂರ ಸರಕಾರಿ 
[ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ 
3 — ( |ಪಟಕ (ಆಲ್‌. ಓ ದಾಂಟ್‌). ರ 4 1 
28 |KL818621 [2018 MICRO [faloburgi  [Afaleir [Pwo [Eduction [6d 56 ಮಾಶಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪಾರ್ಡ ಕಾಡಿಗೆ 800) 800] 13022019 681] 6.80[Completed [work completed final bil 
328 19 kalabural college [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು. aid 
1 T —! 
29 |KL618721 [2018 [MICRO [Kalabursg’ Mand Pwo [Eduction [PU ಸರಾ |ತವುಲಾನಗರ ಸರಕಾರ ಪದವ ಪಾರ್ನ ಕಾರಚಗೆ 550 5.00 21022019] 342] 3.a1[Completed [Final Bill Paid 
Co xataburagi College [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು 
| 1— AS 
30 |KLB18721 |2018- [MICRO [Kalaburagi [Aland RWS Education [PU sop ವಿ.ಕೆ ಸಲಗರ ಸರಕಾರಿ ಪಡವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3.00] 3.00]  12-06-2019/ 2.97] 1.28| Completed |Phy Completed 
4266 19 | [College [ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ il 
31 [K1818721 [2018 [MICRO [Kalaburag’ [Aland RWS [Education [60 $0p | ಅಳಂಡೆಸರಕಾರಿ ವಡವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ | | 3.00 30133019] 297] o00Under under Progress 
Co [Colese [ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
32 [KL8I872L [7018 [MICRO [Kalabirsgs [Aina Pwo [Eduction [el $ರp ಆಳಂದ ಸರರಾರಿ ಪಡನಿ ಪಾರ್ಪ ಬಾಲಕರ 500 5.00) 35022019] 342 31 [Completed [Final Bil Pad 
4268 [is Kalaburagil covege [ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು 
— 8 | |; 1 
33 |KL818721 |2018- [MICRO Aland PWD Education [PU sop [ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ವದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 500] 5.00]  19-02-2019| 3.42 3.41| Completed [Final Bill Paid 
4269 19 Kalaburagi College [ಜ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾು 
34 |KL818721 |2018- [MICRO |[Kalaburagi [Aland Pwo Education |p sop ಸರೋಣಾ ಸರರಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಷೆಗೆ 5.00] a! 19-02-2019 3.42 Safire Final Bill Paid 
4270 9 Kalaburagl| College [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು 
— 
35 |KL818721 |2018- [MICRO |Kalaburagi Aland, Pwo Education [PU 'sop ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ 00| 5.00| 19-02-2019] 4.69] 4.68 Completed work completed final bil 
427 is Kalsburagi| Cofiege [ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಚೆಸ್ಟ್‌ ಸರಬರಾಜು paid 
36 [KL818721 |2018- [MICRO Kalaburagl IAiend Pwo Education [Py Sop ಆಳಂದ ಸರಕಾರಿ ವದವಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ" 5.00] 5 00 19-02-2019] 3.42} 3.41/ Completed [Final Bill Paid 
4272 19 Kataburagi college [ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಸ್‌ ಸರಬರಾಜು 
37 [KC818721 [2018- [MICRO [Kalaburagr [Aland PWo [duction [PU 57 [ನಳಸಾಗಿ ಸರರಾರ ವ ಪಾರಾವಡಗ 500] CO EET ETN ET eee ETT | 
273 ns Kalaburagi college 'ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬಲಾರಿ 
| LL | lk 
38 [csaeror 2018- [MICRO |Kalaburagi Aland PWD Education |PU SCP [ಯಳಸಂಗಿ ಸರಕಾರಿ ವದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಪೆಗೆ 05. 12.15 12.15 27-06-2019 3 0.00| Under Plastering Work under 
1237 19 Kalaburagi [College ಶೌಬಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress Progress 
~- — 
39 [Ki618721 [2018 Tce Kalaburagi [Aland PWo [Education JP FT ಪೂರ್ವ ಕಾಲಾಜಿಗ 5 1215 FO a 2706205] ss] GeaUnder orth work onder 
18 [1 Kataburagil conese [ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [progress 
i + 
30 [KLB18721 [2018 Micro Kalaburag | Aisnd Pwo [Eduction [60 $6? ಆಳಂದ ತಾಲ್ಗೂತಿನ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಷುಡ ಸರಕಾ $200} 230] 000| 00 Not started [Etimate Sabrtted for 
1232 19 Kalaburagi College [ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ೦4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ |ADM On 28.02.2020 
| By ನಿರ್ಮಾಣ. 
41 |KL818721 |2018- |MICRO [Kalabarag — [Alsnd Pwo Fducation [PU 56 [ನರೋಣಾ ಸರಕಾರ ಪದವಿ ಪಾರ ನಾವಾಚಿಗ ಬ 200] I TET 7] 000 Under Plinth Beam Completed 
1233 19 Kataburagl College ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
4 mi 
32 |KL818721 |2018- [MICRO [Kalaburagi Aland PWO [Education Py scp ಮಾದನ ಹಿದ್ದರಗಾ ಸರಶಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ] 62.00] 62.00] 17-09-2019| 60.76] 22.72|Under [Basement completed 
1234 19 Kalaburagi [College ಕಾಲೇಜಿಗೆ ೧4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress Super Structure Work 
43 |K1L818721 |2018- [MICRO |Kalaburagl Aland “|ewo Education JPY scp (ಯಳಸಂಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 62.00| 62.00 17-09-2019 61.26] 27.34| Under Roof Level 
1235 19 Kalaburagi [College ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 


3 TRL81672 [2018 [MICRO [halabursg. [Nand Pwo [Education [FU ರಾ ನರೋಣಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 5006] seco 0807209] 4620] S27|Under Basement work Under 
3163 19 kaaburagi| coliege [ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ progress Jprogress 
— ಸ: —— 
35 [KL818771 [2018 [MICRO [Kalaburag! [Mand Pwo [education [60 |General [ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ 50.00] 5000 080352019 928 2155|Under [Roof Sab Completed 
3164 19 Kataburagi [College ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress Finishing Work 
46 |KL818721 |2018- [MICRO [Kalaburag! [Aland PWO education [PU scp ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ೧6 15.00} 15.00| 08-03-2019] 14.78] ‘0.00[Under Earth work under 
3165 19 Kalaburagil college ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ [progress [progress. 
- A 
7 [KLIE7I [2018 |MACRO [Kalaburss [Mand Pwo [Education (PU 57 |ನಂಬಗಾಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ | 2500} 3500  ixor2os 2299 874[Under [Material Procurement 
mos 9 [Kataburagi college [ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು Progress [under Progress 
ಮತ್ತು ಪೀರೋಪಕರಣಗಳು, ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಸ್‌, 
[ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಟೇಬಲ್‌, ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌. 
48 |KL818711 |2018- [MACRO |Kalaburogl [Aland Pwo Education |PU scp [ನರೋಣಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, 30.00] 30.00] 26-07-2019 29.67]  13.48| Completed |Work Completed Final 
1205 19 Kataburagil college ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು Bill Submitted for 
[ಮತ್ತು ಪೀರೋಪಕರಣಗಳು, ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌, Payment. 
[ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಟೇಬಲ್‌, ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌. 
45 [KSIETHL 2018 [MACRO [Kalaburogi [Aland Pwo [education [PU £2 'ಶಗಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ 25.00 2500/0720) 251] 1517 [Completed Work Completed Final 
1207 [i9 Kalaburagtl College [ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ult Submitted for 
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀರೋಪಕರಣಗಳು, Payment. 
[ಡ್ಯೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಟೇಬಲ್‌, 
ಕಂದೂ.ಟರಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌. | 
0 [818711 |2018- [MACRO [Kalaburagi [Aland Pwo [Education [PU ಸರಾ |ಯಳಸಂಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, 25.00} 2500|  072019| 2304] 23.05| Completed [Final Bil Paid 
os [19 Kalaburagi college [ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಾಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀರೋಪಕರಣಗಳು, 
[ಡೂಯೆಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಟೇಬಲ್‌, 
ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌. 
BU COTTE alaburagi Ti Pwo [education [PU 5 [ತಡಲಾನಗರ ಸರಕಾರಿ ದದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 30.00 3000|  10072019|  2703|  2702[Completed [Final Bill Paid 
11209 19 (Kalaburagt College ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀರೋದಕರಣಗಳು, 
[ಡ್ಕೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಟೇಬಲ್‌, 
[ತಂಪ್ಯೂಟರಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಬಸ್‌. | 
57 [KU818711 [2018 | MACRO [Kalaburagi [Aland Pwo [éducation [PU sc [ನಿಂಬರ್ಗಾ ಸರರಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 63 46,50} a650| 27062019] 4587] O00[Under [Column work Under 
11210 19 Kalaburagi [College ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress Progress 
53 [KIS187TIY [2018 [MACRO |Kalaburagi Pwo [Education [PU $0 ಆಳಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3000|  150%2019|  2966|  1585[Completed [Physically Completed 
4138s [19 [kataburagi college ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ 
[ಟೇಟಲ್‌, ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಸರಬರಾಜು 
(SOP) 
- —- 
54 |KL818821 |2018- |MICRO [Kalaburagi [Chinchok |Pwo Education [PU scp [ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 04 62.00} 62.00] 1406-201] 59.03] 19.66|Under Plaster work Under 
3358 19 sedam college ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, [progress [Progress 
| ll | 
55 [KLO18821 (2018 [MICRO [Kalabursgi  [Chincholl [PWD [education [PU 57 [ಚಂಡಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಷ ಬಾಲಕಿಯರ 15-00] oo oro] 138 436Under ollet Fitting & Finishing 
3359 19 sedam [ಕಾಲೇಜಿಗೆ 0೩ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ progress [work Under Progress 
56 [KLIS821 [2018 [MICRO [Kaloburagi TTT) ರಾ |ಡಂದನತೇರಾ ಸರಕಾರಿ ವಡವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 350) 38S0[  O103520159| 3650) O00[Under Basement Completed 
3361 19 Sedam ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ Progress [Plinth Beam Work Under 
ನಿರ್ಮಾಣ Pr 
57 [81682 [2018 [MICRO [Kelaburagi  [chinchoi [PWD (education [PU ರಾ [ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಷ ಬಾಲಕರ EX) 000 0807309] 453i) 7 ia[Under Finishing work Under 
3362 19 Sedam cotege [ಕಾಲೇಜಿಗೆ ೦2 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [progress [Progress 
58 |KL818821 |2018- |MICRO |Kalaburagt [chinchol [RWS Education [PU scp [ಚಂದನಕೇಲಾ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ವೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3.001 3.00] 10-06-2019] po ‘0-00[Completed physically completed 
3363 19 [College |ರುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ (ಬೋರೈಲ್‌ & 
'ಪೆಪಲೆನ್‌) 
5 [KL818821 |2018- [MICRO [flaburag  [Chincho [PWD [Education [PU 5 ಚಿಂಚೋಳಿ ಸರಕಾರಿ ವಡವಿ ಪೂರ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2:06] 200 27072018 166] 132 [Under Work Under Progress 
3364 19 Sedam ‘college [ಡ್ಕೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
60 [Ki81s821 |2018- |MICRO [Kalaburag:  [Chinchol [WO [Eduction (PU ರಾ |ಚಂಖೊಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ದರ್ಪ ಬಾಲಕರ 20] 206/110-2015 200[ 159 Completed |Work Completed 
3365 19 Sedam College [ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌. & ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು. 
fais [soi Mico [alabarse — [chitapar [sWo — [eduction [60 ರಾ [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸರಕಾರ ದದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 0 3850] 3850} Is 3471 SS6[Under Uintel Work Under 
3569 19 Sedam College ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ Progress [Progress 
(ನಿರ್ಮಾಣ | 
62 [KiB1GS21 [2018 [MICRO [Kalaburag:  [chittapar {PWD [Education [PU ರ [ಬೆಂಗಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 38.50] 38s0/ 01032019] 3485] 2409[Completed |Work Completed 
3570 19 'sedam college ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


63 [Kt818521 [2018 [MicRO [ralabur: chittapu’ TWD [Education Jel 56 [ಮಾಡಬೂಳ ಸರಕಾರಿ ಡದವ ಪಾರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ೫ ET) 3850] 03022019 3338] 33 7o[ Completed [Work Completed 
3571 is Sedam I” College [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ 
J: _|ನಿರ್ಮಾಣ (1 
64 [X1618521 |2018- MICRO [Kalaburag  |Chittapui [PWD [Eduction — Id 5p ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರ ಪದವಿ ಪೂರ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 0 850} 0603-2019] 3650 38.86[Cormpleted [Work Completed 
3573 19 Sedam College [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ 
(ನಿರ್ಮಾಣ 
[55 [KLBie97 [018 |NCRS Chitapur [Pwo [Education 60 5p  [ಕಹಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಪದನಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 07 3850] EC ETT ET) TTT Plaster Work Under 
3574 19 Sedam College [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಶೌಚಾಲಯ Progress [Progress 
ee | ನಿರ್ಮಾಣ 
[e KLB18921 |2018- | MICRO [Kataburagi Chittapur [Pwo Education [PU [se ಶೆಹಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 01 25.00] 24.80 22-02-2019) 2295 13.93|Under Flooring Work Under 
3575 hs sedam [ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಿರ್ದಾಣ Progress [Progress 
67 |KL818921 |2018- [MICRO [Kalaturagi  [Chittapur [PW — [Eduction [ಕಾಳಗಿ ಸರಕಾರ ಪಡ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಾಜಿಗೆ 20 200] 35973005] 130 6S[Cormpleted [Work Completed 
3584 19 Sedan ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್‌ ಸರಬರಾಜು 
A | | _ l. I 
68 |KLB18921 /2018- | MICRO |[Kalaburagi IChittapur [Pwo [Education |PU scp [ಠೇವ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪಾರ್ಪಕಾಶಗ | 2.00] 2.0) 02-07-2019 1.93 1 54[Cornpleted |Work Completed 
3585 19 Sedam college [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು 
al + - —- ~ 
[65 [RB189nT [018 [Wicd [olatarg — [cri — owe Po [5p |ಶಹಬಾದ ಸರಕಾರಿ ವದನ ಪಾರ್ಪ ಕಾರಿಗೆ 7) 200] 1506209] ia] 19i[Completed [Work Completed 
3585 [1s 5edam coliege [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಬಿ 
[rosie [sore [were lr 1 y | Ta 
(alaburagi Jewargi 7) Education [PU scp [ಜೇವರ್ಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 50.00] 50.00] 0803-2019] 4339] 32.23|Under [Roof centering under 
uss [9 Kataburagi cotege [ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress progress. 
71 [KL8i8i02 [3018 [MICRO |falabaragi le Pwo [eduction [0 [sce [Sd ನರರಾನ ಪರನ ಪೂರ ಕಾರಔಗ 50.00} s060/ 111020is| ase] O00[Onder Work Order sued 
17 fs kalaburagi Coitege [ಗ್ರಂಭಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
72 |KLB18102 |2018- [MICRO [Kalaburagi — [jewarg [PWD [Eduction [60 ನಾ ಸರಕಾರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 06 | 550) 11550] 0110309] i326] O00] nder [Work Order issued 
17s 9 Kalaburagi college ೈಪಚ್ಚುವರಿ ಡೋಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ೧6 ಶೌಚಾಲಯ progress 
| (ನಿರ್ಮಾಣ, [_ y 
73 [Ki8I8i0s [oe MICRO [Kalaburag — Sewargi PWD Eduction [PU 2 [ಮೆಳ್ಳಿ ಸರಕಾರ ಪದವಿ ಪಾರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ೫ 7700) 7700] 1040305] 727 ooo[ Under [Work Order issued 
11796 19 musa! College [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 04 ಶೌಚಾಲಯ Progress 
ನಿರ್ಮಾಣ 
74 [KL818102 [2018 MICRO [falaburag jews [Pwo — [oct —T60 5 ನೇಲೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪಡವಿ ಪೂರ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 1500/ 15.00] 2706209] 1381] 1360[Completed [Work Completed Final 
179? [9 Kalsburag College [ಡ್ಯೊಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ರೀಡಾ Bill Paid. 
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು, ಯು ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪೀರೋಪಕರಣ 
ಸರಬರಾಜು We! 
75 |KL818102 |2018- [MICRO |Kolaburag Hews [PWS [Eduction IP ಮಳ್ಳಿ ಸರಕಾರ ವದನ ಡೂರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯಾಯೆಲ್‌ 15.60} 15.00] 2706209] 1381|  I380[Completed [Final Bil Paid 
11798 [13 Kataburagil College [ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು, 
[ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪೀಠೋಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು 
76 |KL818102 |2018- |MiCAO [Kelaburagi — [jewargr Is Fducation |PU $೮ |ಡೆಂದೇವಾಲ ಸರಕಾರಿ ಪಡನಿ ಪಾರ್ವ ರಾಠಜಿಗೆ 15.60} 15.00] 1007209)  1273|  O0o[Under [Desk suppiied balance 
79s {19 Kataburagi college ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ರೀಡಾ Progress |materisl to be supplied 
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌, ಪೀಠೋಪಕರಣ 
(8 | [ಸರಬರಾಜು 
77 [X1818102 [2018 [MICRO [Kataburagi — [fewargl RWS Eduction [PU [General [ಜೇವರ್ಗಿ ಸರಕಾರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 400] 00] 220720s| 3S 3.73 Completed [physically Completed 
13756 is college [ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೈದಲೈೆನ್‌ ಮಾಡುವುದು 
78 [KL818102 {2018 [MICRO [falabirag [ewan Pwo J Pu [Senerai |ಜೇವಗ್ಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ 1500] 15.00] 08032015]  1322|  1321[Completed [work completed final bil 
13760 19 Kalabur coliege |ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು, ಕ್ರೀಡಾ ” [pad 
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌,ಹೀರೋವಕರಣ 
RE ಸರಬರಾಜು 
79 |KL818102 [2018- |MICAO [Kalaburag — [fewaral Pwo [Education [PU 5p  |ಮಂಡೇವಾಲ ಸರಕಾರಿ ಪದವ ಪಾರ್ಪ ಕಾಲಜಿಗ 50.00] 50.00 35072009|  ass6| O00 Under Under progress. 
11002 |19 Kataburagi College [ಬ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ progress 
86 [KL818102 [3018 [MICRO [Faiaburags Jr Pwo Education [pu sop ಬೇಪರ್ಗ ಸರಕಾನ ಪರವ ಪಾರ್‌ ಕಾಲಜಿಗಜ 77] 77.00 01102019] 6767]  11.84[Under Work Order Issued 
13900 [19 Kataburagi college [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ೦4 ಶೌಚಾಲಯ Progress 
ff ನಿರ್ಮಾಣ I 
81 [KL816102 |2018- [MICRO [Kalaburogr Pwo [Education |PU $05 |ಸೇಲೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೊರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 77.00} 77.00] 08082019] $203 Oo Gnder Columns upto plinth level 
14906 19 [Kalaburagi college [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ 04 ಶೌಚಾಲಯ progress 
| [ನಿರ್ಮಾಣ | 
82 [KL818111 [2018 [MACRO [Kalaburg: — [Sedom PWD [Education [PU 5? [ಸೇಡಂ ಸರಕಾರ ದಡನಿ ಪೂರ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗ ರ 11550} 1550 1612205 aie] 7 Oo0[Onder Footing Laid Pile Work 
111047 19 'sedam college [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 06 Progress |Under Progress 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ | ನ! 
83 [KLB18Tii [2018 | MACRO [folaburag’ [Sedan Pwo [eduction [PU 50 [ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ವದವಿ ಪೂರ್‌ ಕಾಲೇತಗರಾ 11675 11675] 1617208) ai] O00 Under Footing Laid Piller Work 
111099 [19 sedam colege [ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ Progress [Under Progress 
ನಿರ್ಮಾಣ W 


[ 
84 |xL818112 [2018- [MICRO [Kalaburagi sedam RWS Education [PU scp [ಮಳಖೇಡ ಸರಕಾರಿ ದದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 5.001 5.00 30-12-2019} 4.95 0.00[Under ಟಗdೇr Progress 
mis [19 college [ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
35 [Kei [2018 |MICRO |[Kolaburagi [Seder Rws [Education [PU $6 [ಸೇಡಂ ಸರಕಾರ ಪದವ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 5.001 00/  14012020|  495|  O00[Under [Under progress 
11146 |19 College [ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, [Progress 
6 |KIBISiN [aie [MICRO [folabursg [Sedan Pwo [education [PU ರಾ [ಮಳಖೇಡ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 10.00} 1o00| 17062015] 856|  BS6[compieted |Work Completed 
1147 [19 - Sedam college [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು. 
| 
87 |KLB18H12 |3018- |MICRO |[falabursgt  [Sedam Pwo [Eduction [PU 56 [ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ವಡವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 10.001 oo oro S18 817 [Completed [Work Completed 
amas 19 Sedam college [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು. 
al 
88 |KL818112 |2018- [MICRO |Kalablragl Sedam Pwo Education [PU scp [ಮುಧೋಳ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 10.00} 10.00} 03-07-2019] 8.18} 8.17| Completed [Work Completed 
111199 [19 Sedam College [ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು, 
| I il 
89 |KLB18121 |2018- | MACRO |Kalaburagi Kalaburagi |RWS Education [PU scp ಮಹಗಾಂದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 3.00] 3.00| 07-03-2019} 2.971 0.00|Under [work under progress 
131261 19 College 'ಜುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ Progress 
30 [KL6I6131 [2018 [MACRO falabursgi  [Kolabursgi [PWD [Education [PU [General [ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 3100} 7510 0803-2019|  2077|  20.64| Completed [Final Bil Paid 
131262 19 (Kalaburagi [College [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರ್ಶನಗರ 
wks 
91 |KL818121 |2018- [MACRO |Kalaburagl Kalaburag! [PWD Education [PU |General [ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 02 50.00| 50.00] 27-06-2019] 45.02 23.71 Under Finishing work under 
131263 [19 Kalaburogi College [ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [progress(Painting) 
+ ಘಂ 
37 [ABI6I21 |2018- | MACRO [Kolaburagi — [Kalaburagi [Pwo [Education [PU 5ರ ಸರಠಾರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಬನ ಕಲಬುರಗೆ 500 S| 1207209 468 467[Completed [Final Bil Paid 
_ ss 1s alaburagil college ಉದಕರಣಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು 
[ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಡ್ಯಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌, 
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಟೇಬಲ್‌, ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌ 
ಸರಬರಾಜು ! J 
93 |KL816122 |2018- |MICRO [Kolaburagi  [Kelaburagi Education [PU 3ನ [ಮಹಾಗಾಂವ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 735 735 23022019] 743|  742[ Completed [Work Completed Final 
121025 19 cotege ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಾಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ill Poid 
[ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಟೇಬಲ್‌, ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳು, ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌ 
ಸರಬರಾಜು 
pu College Total 2594.30[ 2588.00} 73402 
i 18419.23| 
1 [KL818121 |2018- | MACRO Kalabursgi [Director [education [PU Gena! [2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು 17.41 1741| 21-10-2019] 1741  17.41|Completed 
331484 [19 Pu education! [ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿ 
Bangalore ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ 
ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ 
[ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಜೂರಿ, ಸರಸಂಬಾ 
[ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಿ 
[ಸ.ಪ.ವೂ.ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅತಿಥಿ 
|ಉಪನ್ಸಾಸಕರ ಗೌರವಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 
ಕುರಿತು. 
[PU Education Total 17.41] FET af 378 
3 [KC81612s [2018 [CHALLE [Kalaburegi  [Kaleburg:  [Gulbargs [Education [Universit [General [Open Air Green library with RFID Techno 53001 0.೦0] 000 42.39[Not Started 
131397 is |NGe University vy enabled brary for effective Retrieval stock 
FUND control and security compliance in Gulbarga 
University lbraray. 
| [university Total 33.00] [YT [YT a 
1 |NADI6I11 [2016- [MACRO |Yadgir Nadgir Peo [Education [Others |General |ಯಾದಗಿರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗೋಳದ ಸರಕಾರ 266 266 07102019) 266] 2.66|Completed [ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
30 | [ಚ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 06 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು 
yl) [ನವೀಕರಣಗೋಳಿನುವುದು 
2 NNaDieiii |2016- [MACRO Yadgir Nader Pwo [Education [Others [General [Completion of Balance work of IT Building | 14000 14000| 25052017] T3667 10115 [Completed |Work physically 
3041 17 at Gurmitkal town in Yadgir Taluka and Dist. completed. 
3 [¥a016121 |2016- [MICRO [Yadgir Yadgir KROL Education Others |SCP [ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಸಕ್ತನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ iF 19.50} 30 5100 1950|  1560|Completed |ದೂಣ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1279 17 [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
[ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
4 |NAD16121 [2016 | MICRO [Nadgir Nada Kio [Education [Othe [5 |ದೋಟ್ಟನ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ೬ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 13.00] 1300| 19092018] 1300)  1040[Completed |gerrrond 
3169 17 ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
lh | [provision] 1 L 


T2oie 


5 JYaoi6121 MICRO [Nadgir Vader ot [education [others [6eneral [ಪ್ರಟದಾರ್‌ ಗ್ರಾಮದನ್ನಿ ಸರಕಾರ ಹರಿದ ವೃಕ 13.00] 1300] 19992016] 1300[ 17 86[Completed [orod 
so | [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಜಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ncuding 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
vision 
6 |VAD16121 |2016- [MICRO [Nadir eer far leer “Joiners [General ie ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಏರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಕ 33-00] Boo 1505306] 300 Oo Onder Finishing 
3271 7 ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (cluding progress 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
[- a provision] 
7 |YAD16121 |2016- JMICRO [Yadgir Yadgir Kio. JEducation [Others [Generel [ಹಿಮ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಕ 7.00 7.00] 19-09-2016} 7.00] 6.92| Completed |ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
3172 17 ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (nding 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
- [provision 
8 |YA016121 |2016- [MICRO [Vader Nader Kno Education [Others [General |ಶಹಾದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಪಗರ್ತ 30] 38.60] O201-20i8| 3800) 3040 Onder Finishing Work U/F 
32173 17 [ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು Progress 
J [ಕೊಠಡಿ 20 ಆಡಿ x 30 ಅಡಿ. 8 ಅಡಿ) ( 
9 [YAD16121 |2016- [MICRO |Yadgir Yadgir KRIoL [Education Others [General ಸಿದ್ದಾಪೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕರಯ 13.00) 13.00| 19-09-2016] 13.00] 1286[Completed [genrೊoಡಿದೆ. 
3174 17 ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug - 
7 1 ಮ eee y 
10 [WADI612Y |2016- [MICRO [Vadgir Nadir Keio [Education [Others [6eneral |ಟಳಿಗೇಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಕನಹ ಪ್ರಾನವಕ 13.00} 1300| 150206| 3500) 176 (Completed JeRcrTacRd. 
3175 47 [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣಿಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ. cluding 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
| | [provision 
11 |YAD16121 |2015- [MICRO [Yadgir Yadgir KRIOL Education JOthers [sc 'ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 7.00] 7.00] 19-09-2016} 7.00] 6.93| Completed | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
3176 17 ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including 
Flectrification, Fan and Light Fitting and Plug 
L Jprovision] 
12 [¥AD16121 |2016- |MicRO [Vadgir Nader KRIDL Education JOthers [SCP 'ರಾಚೆನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 13.00] 1300| 19092016] 1300 1286 [Completed [Snrechd. 
317 17 [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (nuding 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
+ provision] — 
13 NAD16I21 [2016- [MICRO [Vader Nadir Keio. [education [Others [5 _ |ಮುಸ್ನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದನ್ನ ಸರಕಾರ £ರಮ ಪ್ರಾವಾಸ 700 700] 1909206 700 $92| Completed [cecrechd. 
3181 17 ಶಾಲೆಗೆ 1 ಅಲಾ ಕೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ncluding 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
provision) Il (8 el 
14 |YAD16121 |2016- | MICRO [Yadgir Yadgir KRIDL Education [Others |General |ಯರಗೋಲಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡಕಟ್ಟಿ ಸರಕಾರ ಹರಿಯ 13.00] 13.00 03-10-2016] 13.00] 12.86[Completed [2ecrrlcBd. 
3164 17 [ದ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
Including Electrification, Fan and Light 
Fitting and Plug provision] — 
15 |YAD16121 |2016- [MICRO [Yadgir Padsi IKRIDL Education [Others |General |ಯಾದಗಿರ ಸಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಸ್ನಿ ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ 25.00} 25.0) 21-01-2017] 25.00} 20.00Completed |Spnrodd. 
3264 7 ಅಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಣ [Including Electrication, 
Fan and Light Fitting and Plug provision] 
16 VADIS121 [7016 [MICRO [Wadeir adgir KAD Eduction Johar [General [ana ನಗರದ ನರಾರ ನನ ನಾರಾ 20.001 25 oro oo] 160 Complered [nrAeesd 
3266 1 ಲ್ಯಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ [including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
[provision] 
37 [yacicia [oo16 [imino Neder Nadeir Fao [education [ihe [General |avdhS NSS Ar FT [TT 6.00] 50.00 21012017] S000|  a9S0|completed [Srlfnosd. 
3268 17 ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಳೆ ಯಾದಗಿರಿ) [Including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
| provision] 
18 [YAO16121 [2016- [MICRO [Vadgir Nadgir Keio [Education [Others [Geers |Wಾದನಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರ ನಗ್ನ ನಾರಾನನಕ್ನ 300] 30.00] 21012017] 3000] 2970[Completed [Gerrracad 
3269 17 ಶ್ಯಾಂಟೇಸ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ [including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
provision 
19 [NAD16121 [2016- [MICRO [Nadeir NNadsir KAI. [Education [Others |General |aunರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರ ನಗ ಕಾರತನಕ್ನ ತತ ಇ 5890] 21012017] S8s0|  583i[Completed [Snrrodd 
3270 17 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ ೦5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ 
ನಿಷುಾra (Including Electrification, Fan and 
[tight Fitting and Plug provision] | 
20 [VADI6221 {2016- [MICRO [Vader Shahapur  [$RED [Education |Othen [505 |ತಹಾಪೂರ ತಾಬಿ.ಎನ್‌ ತಾಂಡಾ ಉಕ್ಜಿನಾಳ [3 6500[ 18083017] S807) a93i[Completed Work Phy Completed 
1095 17 ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ 
[ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರ ಕೋಣಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೋಣೆ 
ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳು ಸೇರಿ (10) ಜೋಣೆ 
ಮಾk [including Electrification, Fan and 
L Light Fitting and Plug provision] 
24 [VADI6221 [2016 [MICRO [Nadir Shahapur [PRED Education |Oihers [5 |ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರರೇಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ನವ್ಯಾ 1300] 13.00] 25052017] 1179] 178[Completed [SCN dunSd 
12s0 | ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
Ucluding Electrification, Fan and Light 
tung and Plug provision] 


22 WVaoi622i [2016 [MICRO [Nadgir Shahapur [Ped [Education [Others [sc  |ಕಜಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ 13.00] oof 1aos2on[ es] iiai[Completed [SON ahd. 
1251 17 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೧2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
(Including Electrification, Fan and Light 
Fitting and Plug provision] 
33 NADi622 [2016 |MicRO [Nadal Shahapur [PRED [Education [Others [5  |ಶಹಾದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದ್ರಕಿ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಢ 13.00} e030] 1274 1068[Completed [SON RBG. 
152 [7 [ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
Uncluding Electrification, Fan and Ught 
Fitting and Plug provision] 
24 |YADi6221 |2016- [MICRO [Vadgir SFahapor [PRED [education [Oihers [7 |ಶಜಾದೂರ ತಾ:ದಸನದುರ್ಗಾ ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರ | 3600 2600] 1703200 252) 20659[Completed |ತಲಸ ಬೌತಿಕದಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
2097 17 [ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ 
ನಿಮಾಣ including Electrification, Fan and 
ught Fitting and Plug provision] 
25 |¥AD16221 |2016- |MicRO [Vadelr Shahapur  JRWS [Education |Others [General |ಶಹಾದೂರ ದೆಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 10.00] FT STE TT) 9.74| Completed [Work Completed 
3009 17 ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. | 
26 VAD16221 [2016 [MICRO |Vadgir Shahopur [KR [Eduction [Others [General |ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯನ್ಲಿ 1 700] 700 03052017]  700|  560|Completed [Completed 
3012 07 [ಕೋಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ. [including Electrification, Fan 
and Light Fisting and Plug provision] 
ee E la 
7 [rapieas [soe ike Fefepur [Kio [educion [others [is |ಕಪಾಪಾರ ಪಡದ ಪ್‌ನಗರ ನಿಪ ಠಾರ Fe) 3 isos oso 1870 [Under Plastering UF 
3013 17 Il ಮೂರು ಕೋಡೆ. Progress 
28 [YADI6221 [2016- [MICRO [Nadair Fafapar [Ro [Education [others [7 |ಕಹಾದೂರ ಪಟದ ಪ್‌ನಗರಸಮಾವಾ 19.50} 1950[ 22032017] 1950 1010[Under Plastering U/P 
3015 17 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ including Progress 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
[provision] 
29 |YAD16221 |2016- MICRO Shahapur — [KRIDL [Eduction [Others [General |ಕಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಬಾಲಕರ 19.50| 1950/  22032017| 3950)  1560[Completed |gecrrieohd. 
3016 7 |ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳು 
(ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan and 
Light Fitting and Plug provision] 
30 |YAD16221 |2016- [MICRO |Yadgir Shahapur  [KRIDL [Education [se [General Tiಕಾಷಾರ ತಗದ ಪಿಲ್ಪರ್‌ ಬೇಡ್‌ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ 13.00] 13.00| 2203-2017] 1300 1276[Completed |ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3017 17 [ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. [Including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
_| provision IR 1 
31 |YAD16221 [2016 [MICRO [Yadgir Shahapur — [KRDL [Education [Others [General |ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಕಂಗೇರಾ ನಕ.ಪ್ರಾ 706] 700|  03052007| 700 6S3[Completed |deorriocd 
3018 17 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
provision] 
32 [YA016221 |2016- [MICRO |Nadgi Shahapur — [KRiDL [Education [Others [Genel |ಶಹಾಡೂರ ಪಟ್ರಣದ ಸಬಾ.ಪವೂ. ಕಾಲೇಮ ಐದು [7 40.00] o2012018] 4000 3440 [Completed [Completed 
300 [17 [ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
33 [¥AD16221 |2016- [MICRO [Yadgir [shahapur  |KRIDL [Education Others [TSP ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಡಬೂಲ್‌ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. 13.00] 13.00] 22-03-2017) 13.00  10.40[ Completed |Completed 
3021 17 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
ಕಾ L 
34 NAD16221 |2016- [MICRO [Yadgir Rio [Education Others [General |ಶಹಾದೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಲ್‌ ಗೇರಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ 700] 700 0305200 700 63[Compieted |gorrodd 1 
3022 17 [ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
rovision 
35 |¥ADI6221 |2016- [MICRO [Vader Shaapur — [KRIDL Eduction [Others [General |ಶಹಾದೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಗರ ಉರ್ದು ಸಹಿ.ಪಾ, 700! 760 03062017 700] 693[Completed [denon 
3023 17 [ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗಟರing 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
provision} 
36 [YAD16221 [2016 [MICRO ads Shahapur [Kio (education |Others [General |ರಹಾದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಠಿ ತಾಂಡಾದಕ್ಲಿ ಸರಕಾರ 13.0] oo 05207 1300) 1040[Completed [Completed 
3024 17 ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. (including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
LL provision] 
37 |YaD1e22 [2016 [MICRO [Vadgir Shahapur [Kil [Education [Others [General [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಕಾಪುರದ್ಲಿ ಸರಕಾರ 19.50} 1950 18032017 1930[Completed |aacraoBd. 
3025 17 [ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. (Including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
provision] | 
36 [VADIS22 [5016 [MICRO Nader [Senepur — [KRioc [Eduction [Others [Genel [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಹಳ್ಳಿಯಕಿ ಸರಕಾರ 1300] oo 69300 13500 156e[Completed |decriacd 
3026 17 ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. (Including 
ectrification, Fan and Light Fitting and Plug 
iS [provision] 
35 [VADI6221 [2016 [MICRO [Vader Shahapur  [KRiDL  [Education (Others [56 ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಬೆಂಬಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ I) 700|  0309207] 700 SS[Completed |aerrrod 
3027 17 ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. [Including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
M 1 provision] 
30 [VADi6221 [2016 [MICRO Nadeir Shahapur [AWS [Eduction [other [General |ಶೆಹಾಡೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರ 2] 100 28053007 S| S1o[Completed [Work Completed 
3099 17 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


se 


47 [rAvie27 [2056 [MICRO [Nadir Frabape [Rio [ducer [ober [oenecal [Fmd ವದನದ ವಾರಕರ ನನನ ವತ 160-00] 10000] 22032017] 100.00| 0 o[Completed [Completed 
3254 17 [ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ೦6 ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋಣಿಗಳು,02 
[ಲ್ಯಾಬ್‌ ಕೋಣೆಗಳು, ೧1 ಗ್ರಂಥಾಲಯ 
42 [VADI6373 |2016- [MICRO [Nadeic Shorapur [KRpL [Education [others [57 [ನೋನಾವುರ ಗಾವಡೆ ನಸವ್ರಾಕಾಕಯ | ಾ! 06103606] 300) 100[Completed [errraokd 
1096 17 'ಶಾಲಾ ಜೋರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ncluding 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
| provision 
43 NADI63H 2016 [MICRO [Nadie [Sorapur [KR [Education [oie [Find gon ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ1ಶಾಲಾ 7.00] 700 06163016] 700 SSo[Gmpleted [Gnriecdd 
[1097 17 [ಕೋಲಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (nchuding lectr\fication, 
[Fan and Light Fkting and Plug provision 
TT — fo 
44 |VAD16321 |2016- [MMICRO [Vader shorapur [KAD {Education [Othes [5p |ಗೂಗರಗದ್ವಯು ಸಸಿದ್ರಾ ಕಾರಯಕ್ಸ ಸ ಕಾರಾ 700 700] 07122016]  700|  S60[Completed [Fnrreckd 
1098 7 [ಜೋಲೆಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. [including Electrification, 
Fan and Light Firting and Plug provision 
iW (0 
45 VAD1637 [2016- adel Forpar —[FRo— [emecion [ones SE —[indemvd ಸತ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಕ್ಲಿ ಶಾಲಾ 700] 7.00] 07122016 700 S60 Under Plastering 075 
1099 17 ಶೋರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. including Electrification, [Progress 
Fan and tight Fitting and Plug provision 
46 |VADI6321 [2016 | MICRO [Vadgir —[SForpir [FRc —[emcrion [oer SF — [ddd ಪಾತ್‌ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡನಂ 35ರ 1300 13.00] 08-03-2017] 1253 12 5[Completed [SON cHASS. 
1174 17 [ಕೇಂಗೇರಿ ಸ.ಬ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
including Electrification, Fan and Light 
- Fitting and Plug provision] 
47 |¥A016321 |2016- |MicRO [Vadgir 'Shorapur  [KRIDL Education JOthers [TSP [ಸುರುಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರಾ ಹಿರಿಯ 13,00] 13.00] 03-09-2017) 13.00) 10.40[Completed [denrrlodd 
2102 7 [ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
including Electrification, Fan and Light 
sal Fitting and Plug provision] N| 
48 |YA016321 |2016- [MICRO [Yadgl 'Shorapur [KROL Futon [other [SF /ಗೂಗಲಗಟ್ಟಿಯ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಶಾಲೆಗೆ 7.00] 7.00 07-12-2016] 700[ 7.00/Completed [g್ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2104 17 [91 ಹೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (including Electrification, 
Fan and Light Fitting and Plug provision] 
A | — — - 
45 |VADI632 |2016- [MICRO [Vadgr Shorapur  |KRIOL [Education [Others |General [ನುರುಷೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಟ್ರಕ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ | 0026 9585] 1002-2017] 10026 8020[Under Roof laid 
311 17 [ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, (Including Progress 
Gecification, Water Supply and Sanitation.) 
hus rer—k ? r — |= k 
50 NADI632 [3016- [MicRO Nadir Shorapur  [KRIDL — [Education [Others |General ಹುಣಸಗಿ ಸರಕಾರ ಉರ ಹಪ್ಯಾ ಕಾರಡುಕ್ಕಾ 13.00] 13.00| 06102016] 1300  1040[completed [deorracsd 
3112 17 [ಶಾಲಾ ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including 
Electrification, Fan and Light Fitting and Plug 
provision 
51 [NADI632 [2016 [MICRO [Nadalr Shorapur [Kio [Education [Others 75 |ಹೀನವಾದ್ರರರ ನ. ನಷ್ರಾ ಕಾವಪನ್ನ ರಾರಾ 7 700] 06102016] 700 SE0[Completed [Fcrncdd 
3113 pd [ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ [Including Electrification, Fan 
and Light Fitting and Plug provision] 
57 [vaciesa [5056 [MICRO [vader Shorapur [Ro [education [oie [General [ಸುರುಪೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶತ್ತರೂರ ಗ್ರಾ [ದ EO ETT TT) Te Foo 
3114 17 [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ Progress 
[ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. [Including 
Hectrification, Fan and Light Fitting and Plug 
1 provision IR 
53 YAD16321 [2016 | MICRO Nadgir Shorapur  |Kiot [Education JOthers [General |ಸುರುಪೂರ ತಾಲೂತಿನ ಸರಕಾರಿ ಹರಯ ಪ್ರಾರಮಕ | 13.00 03092017] 1300  1040[Completed [dpnrrpodd 
3115 17 ಶಾಲೆ ಖಾನಾಡುರ ಎಸ್‌.ಕೆ 2 ರೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
lincluding Electrification, Fan and Light 
Fitting and Plug provision} (i 
54 [YAD16311 [2016 [MACRO [Yadgir Shorapur [PWD [Education |Others [Generel [Providing Electrification to Got Fie Grade 35-00} 25.00 15032017) 1651|  1650[Completed [Completed 
3028 17 _coiege at Surpur in Yadgir District 
55 [YAD16321 [2016 [MDG [Vadgir Shorapur [RoC [Eduction [Other [7 |oರಳತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ನಾರಾ 1300} 15.00] 05062018] 1300|  S1[Completed [Completed 
| _|3086 17 1 Rs ಕೊಲಡಿಗಳು ನಿರ್ದಾಣ 
36 [YADI6321 [206 [CMDO [Vadgir Shorapur [KR —Jéducation [others [5 |ಮಲ್‌ಗ್ರಾಮದೆ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ನನವ 7.00 7.00] 03062018] 700 2.77 Completed [Cormpleted 
3087 17 ಶಾಲೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 1 
| ———others Tol 1339.32 2s2s1 1703.20} al 
1 [¥AD17141 [2017 Goa [Nadi Yad [ouoc [eduction [oeares [Gener [aun ನಿಧಾನ ನನಾ ಕ್ಷತವ ಹಾಡ 5.00 5.00] 0306205] 499] O00f Completed [Physically Completed, 
3069 18 [College [ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಬೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು [8ill Submitted to KKRDS 
[ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ. [on 24.01.2020 
2 [YAD17121 [2017- [MICRO [Yadg; Nader ee EET 'ದಳ್ಗೆ ಪಡನಿ ಶಾಲೆಗ ಕಂಪೌಂಡ ದತ್ತು 10.00} 1000] 0705308] S| 70 Comsieted So Fam SRET 
3390 [8 [cotege [ನರಂಡಕ್ಕೆ ಗೀಲ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
H) ( ; 
3 [ravi7i2 [2017 | MICRO [Nadgir Nad Pwo [Education [Degree [General Jacnd ಪ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಪರರ ಪಾರ್ಷ ಪಾಡ 15.00 125.00| 0805-2018] S544] 7i6i[Completed [Work physically 
3366 [1s college ವಿಬಾಗ ಶಾಲೆಗೆ 11 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಜೆ ಹಾಗೂ completed. 
[ಬಾಲಕೀಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಬ್ದ 
-l Re [ಚಿತ.ಮಂದಿ ಹತಿರ ಹಳೆ ಯಾದಗಿರಿ) 1 


4 WaDi721 [2017 [MicRO [Nadir Neder Pwo [éducaton [Degree [General [ಯಾದಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ 25.0] 500] 0720s] 2316] 23 1[Compieted [Work completed 
367 is college ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (8ಗ್ಗಿ 
ಕಾಲೇಜು) 
PS 
5 |¥A017221 |2017- [MICRO [Vadgir [shahapur [KROL [education [Degree [General [ಶಹಾಪೂರ ಪೆಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ದದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ 26.00| 26.00| 19-09-2018] 26.00] 25.74 Completed [Completed 
3064 18 College |ಕಂದೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ನಿರ್ದಾಣ ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
6 [¥AD17211 |2017- [MACRO [Yadgir Shahapur  |KRIOL Education [Degree [SCP ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಡೆಬೆಂಬಾಳಿ, ಶಹಾಬುರ 140.00] 135.36] 12-06-2017| 135.36] 105.39|Under [Nearing Completion 
3067 18 college ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು Progress [Work U/p 
[ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, | 
7 NNADITIN |2017- [MACRO [Nader Srahapur — [KRibL [Education [Degree [General |ಸರಾರ ಓರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ಪಡಗೇರೆ, 10000 ose 0000] F520 Onder [Plastering UP 
3003 18 college ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜೆಲ್ಲೆ progress 
8 |VADi7311 [2017 | MACRO [Nadgir Shorapur [err Eduction [Degree |S [ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಶೋರಾಪುರ 140.00) 13536 12062017] 13536] 10720 [Under Plastering Up 
3068 18 College [ತಾಲ್ಲೂಶು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು Progress 
[ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು | / 
i = [Degree Coliegs Total J —s7iool 56172 529.49] 1988} 
1 |YAD17121 |2017- MICRO |Yadgir Yadgir PRED [Education [High [Tsp |[ಬಸವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಬುದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗೆ 10.00] 10.00| 11-07-2018 8.46] 8.10|Completed [ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3380 18 school ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
2 [NADI7I21 [2017 [MICRO [Nadgir Nadir Reo [Education [High [Genel |ಬಳಗೇರಾ ಗಾಮದಥ್ರಿ ಸರರಾರಿ ಪ್ರಡಢರಾಲ 02 15.00] 1500| 13072018) 1427] 1i4ifUnder [Physically work 
3392 18 Schoo [ಹಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [completed. accept 
[parapet CC tind paid on 
28.12.2019 for Rs.6.70 
Lakhs. 
3 [YADi7i2t |2017- |MICRO [Vadgir Nadir Peo [Eduction [High {Genel |ಗುರಮಿರಕಲ್‌ ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ 3008 3000 29052018] 2855 2190[Under Flooring work ulp 
3389 18 [School ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಶಾಲೆ 0 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ | Progress 
ನಿರ್ಮಾಣ 
4 NADI7221 [2017 |MICRO [Wadgir Shahapur  |PWo [education [High [sc |ಶಹಾಪ್ಟರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಡಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರ 125.00 7500  ieAiaoie]  S735| 2096 |Under First floor roof 
3361 18 ‘school ಪೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress laid second floor roof 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ level. 
if [High School Total 150.08] 15000) — 149.03| 6237 
1 |¥A017121 |2017- [MICRO |[¥adgir Yadgir PRED Education [Higher |General [ದುದ್ದೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗೆ ಕಂಡೌಂಡಗೋಡೆ 25.00] 25.00|  25-09-2018| 2470)  2454[Completed |ತೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3376 18 primary ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
7 [NADI7221 [2017 [MICRO [Nadgir Srahapur [PRED [Eduction [Higher [5p |ಶಪಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ 1100} ssf oo so 7ai[Compieted [ಕಲಸ ಪೂಣಅಗೊಂದಿದೆ 
1073 18 [primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಡ್ಯಯಲ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ 
School [ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
[3 NADI725 [2017 |MICRO Nadeie Shahapur [Red [duction [Higher [5c [ತಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಕ್ಕಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಡೆ 6.00} TT) ETT EETET ETE See CEES 
3060 18 [Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ 
‘School ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
4 |NADI7221 |2017- [MICRO [Nadgir Shahapur [PRED [Education [Higher |Geneal [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ 1600} 1600 06032018] 14620) 1434[Completed [ಕಲನ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3061 [18 Primary |ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ 
‘School ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಸ 
3 NAD17221 |2017- | MICRO |Vadgir Shahapur [PRED [tducation [Higher [General [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಉದರ್‌ವ 30ನ| 3o85/  0502208 2749 2633[Compleied |8ಲಸ ದೂಣಜಗೊಂಡಿದೆ 
3062 18 Primary [ನ.ಹಿ.ಬ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ. 
school [ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀರೋದಕರಣಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
F [VabiTsn [5017 |MicRS Nadeir Fehapur [FRED [Eduction [Higher [50 [ಹಾದರ ರಾಲೂಕನ ಕನ್ನಕೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಡದೆ E00) Too se] olcomeered |S0N SNES 
3063 18 Primary ಉರ್ದು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ' 
school [ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀರೋದಕರಣಗಳನ್ನು 
[ಒದಗಿಸುವುದು 


[7 Javan [ooX7- [Micro [adie Shahapu” [PRED [Education [Higher [General [ನಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಮ್ಮಾಪೂರ ರೂನ್ನ ಗಾಪದ 16.00] 1600] 240320i8[  1476[ so Completed [80d MPSS. 
3065 [1s [primary 'ಸ.ಹಿ.ದ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ 
school [ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀರೋದಕರಣಗಳನ್ನು _ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
8 [Y4017221 [2017 |MicRO [va TT 7 
3 ತ Shahapu’ [PRED Education [Higher [5 [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ಗು ನಾಹುಕ ತಾಂಡಾದ 7300) 2400] 2700308 isi Ico completed [SOT REE. 
ose hs Primary ನ.ಹಿ.ಬ್ರಾ.ಶಾಲೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
school [ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. 
(8 
| ————iigher Primary School Total 15469 333 T 15835 ssi 
VADITI1 [2017- | MACRO [Nadeir Nadair [oro education [Others [General |ನರಾರಿ ಬಾಲಕೀಂುರ ಬಾಲ ಮಂದರ ಹಾರ್‌ 50.00] $0.00] 0402-2019] 4142[— 3497[Completed [Physically work 
3241 18 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಿರೋಪಕರಣಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು, _| [Completed 
2 [¥AD17111 |2017- | MACRO [Yadgi Yadgir DIET Jeducation pr General ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುತ್ತು 2.78] 2.78) 03-03-2018 278 0.00 [Completed |Work Completed 
3244 18 [ದ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ "ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ 
y | ___ |ತರೆಬೇತಿ” ನೀಡುವ ಶುರಿತು- 
3 |YAoi7s [ MACRO [Vader Nadir ori [education Jothers |General ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಸನ ಪ್ರಢ ಠಾಪಗಳನ್ನ 1524 12.24] 1101-2018] 1224] O00[ Completed [COMPLETED 
3319 18 55೬C ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಪಕಾಲಿಕ 
[ರಟೆಗಳಾದ ಹರಿಗೆ ರಬೆ, ದೈದ್ಯಕೀಯ ರಜೆ ಮತ್ತು 
ತ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಖಾಲಿ ಇರುವ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿನಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನಪರಿ-2018 ರಿಂದ 
[ಮಾರ್ಚ್‌ - 2018 ರವರೆಗಿನ (3) ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಾಗಿ" 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು. 
4 ADIT Nodgir Rio [Education Others |General [Const of 10 cas fons to PU college at 13500] min ol aloe — rad 
3024 _[Hattikunt in Yad Taluk pr 
5 [YAD17221 Shahapur [PRED Education [Others |General |ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಸಕೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 8.00] 8.00 07-03-2018] 734[ 6.96| Completed ]ೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3066 ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ' 
[ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀರೋಪತರಣಗಳನ್ನು 
[ (ಒದಗಿಸುವುದು. [ 
6 NADI722 [2017 [MICRO [Vadgir Shshapur [PRED Education [Others [56 |ರಹಾದೊರ ತಾರಾಸಿನ ಪತ್ರಗೂಡಾರ £7) 4500] 105208) 3283] 3248 Completed [SON MNES. 
1058 18 ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
| [ಹಾಗೂ ಪೀರೋವಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುದುದು. 
7 [|YA017321 |2017- Tres Yadgir Shorapur [PRED Education [Others [scp ಹುಣಸಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ 1ಕೊಠಔ 800 3.00] 06-01-2018} =r 6.82] Completed Ts ಮುಗಿದಿದೆ. 
1209 [18 ನಿರ್ಮಾಣ 
[73 [raz [2037 [siicRo Nadair Shorapur [PRED |Educaton |Ohes [5 |ಮುನಳ್ಳಿಗ್ರಾಡದಕ್ಸಿನನಪಾ ಕಾಗ ಕಾ | #19] 05032018 800 788 Completed [SON SABES. 
[210 AT So ನಿರ್ಮಾಣ | 
3 [rAD17321 [2017 [MICRO [Nadel Shorapur [PRED [Education [Others [scp |ತಿಂಡರೆ ಗಾಮದನ್ಸ 1 ಶಾಲಾ ಸಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ 365 #05] 30x20 735|  700[Completed [SON PBS. 
1212 18 
10 [¥AD17321 [2037- | MICRO [Vadgir Shorapur [PRED [Education [Others |75p  |ವಿಜಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದನ್ಲಿ 7 ಠಾರಾ ಕಾಕನ ನಿಮಾಣ] ಇ si36| 2812308 aac] 230 Onder [Plastering Under Progress 
|2213 18 | Rl! Progress 
11 [VAD1732 [2017 [MICRO Nadel Shorapur [PRED [Education [oie [Sad ಕಾರಾಸನ ತಾವಾರಪಾಾ | 200] 20208 88 ol Completed [SOT RES 
2224 18 ಡ್ರಾಧಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
1 Hl ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ದಾಣ. 
12 (NAD17321 |2017- [MICRO [Vadgir Shorapur  |CE0 Education |Others [sp [ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಸಿನ ಕೆಂಭಾವ ಪಟ್ರಣಡ ಸರಕಾರ 33 365] 23022018] 298 203{Completed [6ill Submitted to HKROS 
2215 18 ಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆಪೀರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು |Kataburgi 
} ಒದಗಿಸುವುದು. ol lh 
13 [VADI7321 [3017- [MICRO [Nadgir Shorapur [PRED JEducation [Others [Gener] [HOSE DI So IB 240) 24.00 2501208] 2300) 2157[Completed [SoS SunBd 
37 8 | ನಿರ್ಮಾಣ 
[| YAD17321 [2017 [MMICRO Vader Shorapur [PRED Eduction [omer [1s |Bಡೇರ್ರರಕಾಳ ಗಾವುದ ಸಹವಾ ಸಾರವ pr) $00 70208] 657 252[Compleied [Work Phy Completed 
308 | 18 [ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
15 |¥AD17321 |2017- [MICRO [Yat Shorapur [PRED Education Others [TSP [ಿರಗಾರೆ ದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ 8.00} £.00| 06-01-2018] 6.82 eSS[Completed [Sod APES 
39 [18 1 [ಶಾಲಾ ಕೂರಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
16 [YAOI7321 |2017- [MICRO [Vadgir Shorapur [PRED eduction JOen | |ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ರಾರಾ ಕಾರರಿಗ 35-00} 15.00|  2501-2018| 1412 1405 |Complted [SON NGS. 
3220 18 (ನಿರ್ಮಾಣ 
17 [ADI7371 |2017- [MICRO [Vadgir Shorapur [PRED [education |oiher [FP [kde ಗಾವುದ ವಾರಾ 15-00} 15.00 22012018] 1318  BA7[Completed |SoN AGS 
3221 [is [ಕೊರದಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ L 
18 [YA017321 |2017- MICRO [Nader Shorapur [PRED [Education [Other [Gener [ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಬಾರ ಪದ್ಯದ ಸರಾ 7000 700 23030 soso 08s Under [Roof Cent 
3222 18 ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಶಾಲಾ [Progress  [Completed, Fabrication 
ಕೋಡೆಗಳ! ನಿರ್ಮಾಣ Ib under progress. 
| ಖ ವ! I 
19 [VAO17321 |2017- [MICRO Vader Shorapur [Co Education [Others [General [ಸುರಪೂರ ಅಾಲೂಸಿನೆ ಕಂಭಾನ ಪ್ರಾಣದ ಸರಕಾರ 1157 157 23022018] MS] 1i2o[Completed [Bil Subrnitted to HFRS 
3223 18 [ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀರೋವಕರಣಗಳನ್ನು Katsburgi 
|: _ 
20 |¥AD17321 [2017 [MICRO [adeir Shorapur [PWD [Education Jothes [7p |ಕತ್ಕೇರಾ ಸದಪೂರ್ಷನಾಲೇಬಗ ನ ಹಾಲನ 4537 45.37] 2012201) Ss a1a[Completed [Work completed 
3224 [16 l 8} ನಿರ್ಮಾಣ 
23 [YAD17321 [2017- [MICRO Nadir Shorapur [PWD [Education [Others [General |ಸ.ದ.ಪೂ ಬಾಲಕರ ಕಾರಾ ಸರಪರ ಕಾರಾ 00] 2800 20012018] 26a 2279[Completed [Work completed 
3225 18 'ಕೊರಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 


22 [¥A037321 [2017 [MicRO [vada Shorapur [Pwo [Education [Othes [7 [ಸುರಪುರ ಈಾಲೂತಿನ ಕಕ್ಕೇರಾ ನಡಪೂ ಕಾಲೇಲ 400] roo] 26032018] 3546]  3538[ Completed [Work Completed 
3226 18 'ಹೆಚುವರಿ ಕೋರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ el 
23 |¥A017321 |2017- |MicRO [Vadgir [Shorapur [PRED Education [Others |General [ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 15.00] 15.00] 09-03-2018] 13.63]  13.08|Completed |ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3353 is [ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪಿ ೧2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
24 [NADI7321 [2017 [MICRO [Nadir [Shorapur [PRED [Education |Others [General |ಸುರಥುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಢಮಕ 15.00 1500 20052018 1aio|  1609[complered |8೮ನ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3354 [is ಶಾಲೆ ದ್ಯಾಮನಾಳ 02 ಶಾಲಾ ಕೊರಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ! 
25 [YADI7321 [2017 [MICRO |Yadgir SForpur — [FRED [education [Others [General [ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 750| 750 05032018] 690 664[compieted |ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3355 18 [ಉರು ಶಾಲೆ ಮುದನೂರಕಕೆ) 01 ಶಾಲಾ 
ಕೊಲಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
26 [NADI7321 [2017 | MICRO [Vadgir Shorapur [PRED [Education [Others [Genel |ಸುರಚ್ಛರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 3650) 36s0f  2506208] 3338] 3268|Compieted [Completed 
3356 18 [ಹುಣಸಗಿ 05 ಶಾಲಾ ಕೊರಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
27 |YA017321 MICRO |Yadgir Shorapur [PRED Education [Others |General |ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 7.50} 7.50] 09-03-2018] 6.91 657| Completed |ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3357 [ಶಾಲೆ ಯಡಿಯಾಪೂರ ೦1 ಶಾಲಾ ಕೊರಡಿಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
28 |¥ADI7321 [2017 [MICRO [Yadgir Shorapur [PRED [Eduction |Others [Gener ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 750] 730|  16032018| 729] 705| Completed [Completed 
3358 [18 ಶಾಲೆ ಅರಕೇರಾ!ಜೆ) 01 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
29 ¥AD17321 [2017 [MICRO (Nadir SForapur {PRED [Eduction [Others [Genel [ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 1500 1500 0503208] 184 1isi[completed [SON cunSd. 
3359 18 ಶಾಲೆ ಮುದನೂರಟಬಿ) 02 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
if (others Total 709.25 709.35} | eis 36; 
1 NADIA |2007- [MACRO [Nadir Nadsir Kio [education [Primary [General |ಸರಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೆಂಡರ್ಗಾ, 100.00] 100.00 1811-2017 100.00 7920 /Under [Roof Lad 
3065 18 School ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ Progress 
lll 
2 |¥AD17111 [2017- [MACRO |Yadsir Yadgir KRIDL Education [Primary |General [ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಿಯಾಳ, 100.001 100.00] 18-11-2017 100.00} 73.20|Under [Ground Floor Roof Laid, 
3066 18 [School ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. [Progress [First Floor Roof Laid 
3 NADITA [2017 |MICRO [Nadgir Vadgir pre [Eduction [Primary [6enerai [ಸೈದಾಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಏರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 22-00} 2700 15072018] 2039] 19.14[ Completed [Work Phy Completed 
3381 18 school [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Final bill submitted 
03/01/2020 
4 |¥A017121 |2017- |MICRO |Yadgir Vadgir PRED Education [Primary [General [ರಾಂಪೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 15.00] 15.00] 27-06-2018) 13.27} 4.37] Under Physically work 
3382 18 [school [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಲಾ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ progress [completed.28/01/2020 
3 [¥ADi7i21 (2017- [MICRO Vadgir Vadgir PRED Faucation [Primary [General [ರಾಂಪೂರ (ಈ) ಗಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಕ ಶಾಲೆಗೆ 10.001 000 0407-2018 357 338 Under Physically work 
3383 18 school [ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [completed 30/12/2020 
J 
€ Naoi7izt [2017 [MICRO [Vadgi Nadgir Reo [Education [Primary [se |ಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದ 10.00} 1000 2506208 857] 543[Compieted [ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3384 18 [School ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
7 NWADI7121 |2017- [MICRO [Vadgir Vadgir Pato [duction [Primary [Gener |ತೂಟಗೇಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 1500} 1500|  2706208|  Ja03|  1335[Completed [ಕಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3385 18 school [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
8 |YA017121 |2017- | MICRO |Vadgir Yadgir PRED [Education [Primary [TSP [ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಹೆಚ್ಚುವರಿ 15.00] 1500| 27-06-2018] 1437]  1428[Completed |8ಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3386 15 [school [ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
1 
$ |YADITISL [2017 [MICRO [Vader Nadgir Peo [education [Primary [Genel |ನಂದಪಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ೧ ಹೆಚ್ಚವರಿ 15.00} 1500 oa0720i8) 1327 1317|Completed [Completed 
3387 18 [School ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
- J mE 
10 [¥ADI7221 |2017- |CMDA [Nadigir Shahapur [PRED [Eduction |[pamay |p |ನರರಾರಿ ದ್ರಾಡ ರಾರ, ಸಗರ ಈ ಶಹಾಪೂರ 21 10.00} i000 36022019 838] 667|Compieted 
2242 18 Schoo! (ಯಾದಗಿರಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 
k —— 
13 [VADIT2I |2017- [MACRO [Nader Shahapur — |FRioC [Eduction [Primary [7p |ಸರಾರಿ ಹರಿಯ ದ್ರಾರಮಕ ಠಾಲೆ, ಗಂಗನಾಳ, 100-00) 16000 1811-2017 10000| 75.20 Under Plastering UIP 
3062 18 [School ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ Progress 
— \- ವಾ ತಾಂದ | 
12 |YA017221 |2017- | MICRO [Yadgir shahapur [PRED Education [Primary SCP |[ಶಹಾಬೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಕಸಗೇರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 8.701 870] 12-03-2018] 7.60] 7.54| Completed |ಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
1057 18 School 'ಸಶಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಹಾಗೂ ಪೀರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. 
Ss 


13 [¥A017121 |2017- [Mico [Vadgir Shahapur Trrec [Education [Primary [SCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 24,00] 24.00 28-12-2018| 19.94 19.85|Completec [Bill Recorded and Work 
3395 1s [school [ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ [Handing Over to be Head 
[ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [Master 
14 NADI7221 [2017- [MICRO [Nadgir Srahepur [Pred [educaton [Prima [General [RTS SIT 'ನಲಪ್ಠಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರ 600] $215 2501305] 3035 SSA Completed 
362 fs school [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
| ( | 
15 [YA017221 (2017 [MICRO [Nadir Sahapur [PRED [Eduction [primary [SP [Sm ai 'ಬೆಂಡಬೆಂಬಳ್ಳಿ 56.00 5455] 25-01-2019]  5004|  40.03|Completed 
3363 [1s [school [ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
fica [2017- [MICRO [Yadgir Shahapur [PRED [Education [Primary |S ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಯಕ 34-0] 2460] E0308] 2081 1087[Compieied [SON RB 
159 [is school [ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ 
[ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
17 |YAD17221 MICRO [Yadgir Shahapur PRED [Education [Primary |SCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾರದನ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ 7m 7.00] 22-01-2018 5.35| 6.31|Completed [ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, 
1068 School ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
Ie - ~~ 
18 [VADI7221 [2017 Mere [rear SPahopur [PRED [Education [eiman [SP [Smad Sid oA ಸ್ಯವರನನಾ 350 770 os] 760 7 3i[completed |SoN Fsaodd 
3076 18 ‘school 'ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
J ಸಿರೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. 
(is [. 
13 |YADI7314 [2017 [MACRO [Vadgir Shompur [KROL [Eduction [Primary [General [ord £52 ಪ್ರಾನ ಇರ ಗವಗರ 100.00) 10000| 15312017] 10000] 7930 [Onder [GF Foof laid 
3063 18 School ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜೆಲ್ಲೆ Progress 
J | 
FY Oty Nadal Fereor — [5 [Acct [man [ir erE TS ಪ್ರಾಕ್‌ ನಾರ್‌ವಾಡಸ್‌ | 100.00] 18172007] 10000] 730 Onder Plastering UP 
3064 18 ‘schoo! ಶೋಲಾಷುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. Progress 
TY le “| [mar Sore Fs oo alsa | 
1 |YAD17121 |2017- [MICRO |Yadgir Vadgir PWD [Education [PU General |ಗುರಮಿರಕಲ್‌ ದಲ್ಲಿ ಸೆರಶಾರಿ (ಕನ್ಮಾ) ಪದವಿ ಪೂರ್ವ 20.00] 20.00} 12-02-2018 16.56] 15.91|Completed |Work completed 
39 [is colege ಕಾಲೇಜಿಗೆ ೧2 ಹೆಚ್ಚುದರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
2 WADI72H (3017- [RMICRO Nada Shshapur [KRU [Education| [ತಗ [ಶಹಾಪೂರ ಪಲ್ರಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ತಿಷ | 3 32.00] 15032018] 3200] 2534[ Completed [Completed 
3070 fs college [ಕಾಲೇಜಿಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ದಾಣ 
(Including Electrification, Fan& Light Fitting 
land Plug Provision) are 
ll ಪೀಲೋಪಕರಣಗಳನು . 
3 [VADI7221 |2017- [MICRO [Yadgir Shahapur  [KRiot —JEducation [PU [General [ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲತೀಷರ ನಯ $00 00 13092018/  800|  4S6[Completed [Completed 
30 [8 college [ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ರ 
| PU College Total 50.00 $0.00] s6s6[ ei I 
1 |¥AD17121 |2017- [MICRO [Vadgi Vadgir PRED Education [School scp [ಅರಿಕೇರಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 02 15.00] 15.00] 5-06-2018] 1389] 13.76) Completed [ಕೆಲಸ ಲೌತಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದ' 
393 [18 [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವ ಮ ls 
7 NADIR [G07 MICRO [adele PRED Education [School [SCP _ |éuಗಿ ರಾಹಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಷಿ ನರನಾಖಣ ಠಾರಗ TO TT TTT TE Te Plastering work 
3388 [1 03 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [compieted 
ll: + 
3 [¥AD17121 |2017- [MICRO [Vadgir Nadgir PRED Education [School [General |ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಗೆ ೮ ಹೆಚ್ಛವರ 22.001 2200) 13-07208[ 2083]  19.77[Completed [SON AST 
3375 18 'ಶಾಲಾ ಕೋಣ ನಿರ್ಮಾಣ 
4 |YaDI7i2 [2017 [MCR [ada Wadi [PRE [ction [shed [General [Ford RASTA Sr ಹಚ್ಛವಕ FA) 150 2706208] 1407] Gl complered SN AS. 
377 [18 | [ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
5 Kaci |2017- | MICRO |Yadgir Yadgir PRED [Education [School 6೧a! |ಅಸಪೊರ ಗಾ.ಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಹೆಚ್ಚುದರಿ 22.00] 22.00 28-12-2018 21.13 14.08|Under Flooring work u/p for G 
3378 1s ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ | [Progress |& Plastering for G+1. u/p 
6 |¥YA017121 lor MICRO |Yadgir [Yadgir PRED Education Schoo 2 [ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಶೋಕ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ 30.00] 30.00] 25-09-2018} 23.96 23.64 Completed |Work Completed 
1001 18 ಶಾಲಾ ಕಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ — 
7 [¥A017121 |2017- |MICRO [Vadgir Yadgir PRED Education [School scp |ಪರಮೇಶವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾದುದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ 20.00} 20.00| 20-09-2018] 16.84 16.73/ Completed work completed. 
[1002 18 |ಕೋರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
8 [|¥AD17121 |2017- MICRO [Yadgir Yadgir PRED Education [School TSP [ದೋಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾದುದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋಠಡಿ 18.23 18.23 05-02-2018] 14.23 14,20|Completed |ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ 
203 [18 ನಿರ್ಮಾಣ. 
9 |¥A017121 |2017- | MICRO [Yadgir Yadgir PRED Education [School TSP |ಕಡೆಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕೋರಡಿ 14.31 14.31] 03-02-2018] 12.31 11.87|Completed |ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. 
2004 18 (ನಿರ್ಮಾಣ. 


10 [aoi7ini [2017 [Mico [Nadeir adgir Peo [eduction [school [NP  [ಕೂಡ್ಡೂರ ಗ್ರಾಮದರ್ಲ ಪಚ್ಚುವರ ಶಾಲಾ ಕೋಠಔ 1431 1431 0603208] 309] 12ss[compieted [ನಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
2005, 18 ನಿರ್ಮಾಣ. 
TY (VADITISY [017 [MICAS Vader Nader Pred [eduction [shoo [sc [ನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬದ್ದೇದಕ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 3000) 00 ooo] 358 7047 [Completed [work completed 
3364 18 ಸರಹಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
12 VADI7IDY [2017 MICRO [Vadair Nadir Peo [Education [school [General |aಾದಗಿರ ತಾಲೂತಿನ ಬಾಡಿಯಾಳ ಗಾಮದಲ್ಲಿ 3000| 3000 2405208] 2502] 2443[Completed completed. 
3365 18 [ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠದಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
[TTY POT Nadgir Shahapur [PRED [Education [School [General [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇo0o[ 4000] 2309308] 3031|  2293[Completed [éill submitted 
3069 18 [ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ncluding 
Electrification, Fant Light Fitting and Plug 
Provision 
[ ( [school Total 292.85 73255 277 
YADIS131 |3018- [MACRO [Vadgir Vadair Pwo [eduction [Degree [5 [ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ 10.00} 10.00] 0605-2019] Completed [Computers and Furniture 
11341 19 [College ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಮತ್ತು ಪೀರೋಪಕರಣಗಳ' [supplied to the college 
[ಪೂರೈಕೆ by the agency. 
le ——— 
3 [NADIS139 |3018- |CHAUE [Vadgir Nader Commies [Education [Degree [General [ಯಾದಗಿರ ಠಲ್ಲಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಥಮ Ka 2) 000] 0.00[Hot Started 
13454 19 |NGE Joner [College ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗ್ರಂಧಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಡಯ 
FUND [Collegiate ಅಧಾರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒದಗಿಸುದುದು. 
Education 
Bore 
| 
3 AS18139 [2018 [CHALLE [Nadir Nadgir Pwo [education [Degree [General [ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರದಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ ಯಾದಗಿರದಲ್ಲಿ 6 600] $600 2017-20159] S462] 2108 Completed [Basement completed 
1345s 13 [NGe college ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
FUND 
4 |YADI613S [2018 [CHALLE [Vadgir Nadgir Pwo [Education [Degree [General [ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರದಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ ಗುರುಮಠಕಲ್‌ನಕ್ಷಿ 54001 a00/  22012020|  6098|  O00 [Under Foundation work under 
13453 19 INGE [College ಸಬಾಂಗಣ (ಆಡಿಟೋರಿಯಂ) ನಿರ್ಮಾಣ [Progress progress. 
I} FUND 
5 |¥AD18152 [2018 [MICRO [Vadgir Shorspur  |PWD  [tducation [Degree [5p |ಸರರಾರಿ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಖು ಸುರಪುರ ಲ್ಯಾವಿಗೆ 15.00] 25.00] 06032019] 2096 Desks Supplied by the 
mn [1 college [ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ Agency. 
ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್‌, ಕುರ್ಚಿ ಇತರೆ 
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು 
§ [NAo18152 [2018 [MICRO Nadir Shorapur [Pwo [Education [Degree [5 ~~ |ಸರರಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಡವಿ ಪೂರ್ಷ ಕಾಲೇಮ 1061 i061| 06032019] 835 000[Comnieted [Desks Supslied by the 
11212 19 college ಸುರಪುರ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಟ್ಟ ಉದಕರಣಗಳು Agency. 
[ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್‌, 
8 ಕುರ್ಚಿ ಇತರೆ ಸಾಮಾಗಿಗಳು' J 
ee College Total 211.61 19281| 3309} 
1 [¥A018133 [2018 |coa [Nadie Nader Site PD [Education [ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 122 ಪ್ರೌಢ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ೨63 ೨9.63 8.67[Under 
13457 19 ss Blore [ಕಿಟ್‌ ಒದಗಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹರೆಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. Progress 
2 aor] 2018- [Goa [adgi Yadgir [State PO [Education [High Gena! |ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 122 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 516.75 516.75 516.75] 465.07|Under 
13456 19 [SSA Blore 'schoot ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 7A? ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ Progress 
ಅಸುಪ್ಛಾಗೊಳಿಸುವುದು. 
3 VADi8i3s [018 |CMoG [Vader vader rms [mcr [igh — [7 — [Ran SS aS | EY TTT ST ST Ee 
13450 19 oner [School ನಿಗಾ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
Public |ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುಪುದು. 
Instructio 
n 
— ! 
4 NADi8132 [2018 [MICRO |Vadgir Nadir reo [Education [High 505 [ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಡ ನಬಾಗ IF 45.0 45-00[  05072019| 4433/1034 Under ntl level 68M u/p 
14222 19 ‘school |ಗುರುಮಿರಕಲ್‌ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
fois oie ers Nadir Vader PRE0 [Education [High [General |ಸರರಾರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲ ಹತ್ತಿಕೊಣಿ 3 ಕೋಣೆಗಳ 35.50) 4500 260862019] 4372| O00 Under Diemantling ofp 
1328 is school ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
6 |YAD18132 |2018- [MICRO Nadgir Nadgir Pred [éducaton [High [sop |ಸರರಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಠ ರಂಗೇರಿ ಸ್ಪೇಶನ್‌3 [2 4500 6070s] aisi|  1626[Under Plastering work U]p. 
14278 19 ‘School | 'ಶೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
7 NNADI8132 [2018 [MICRO [Vadgir Nadgir Pwo [Eduction [High [7p ಯಾದಗಿರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಗಿದುದ್ರಾ ಗಾಮದನ್ಲಿ 3200] 3700 07052018] 2818] 2330 [Under Buliding wok completed 
13281 19 school [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ [Progress |and compound wall work 
ಮತು ಕಂಬೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. under progress.. 


s [rac1a1si [2018 [MACRO [Vadgir Yedgir kRiot education [High [General [ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸ್ನಪನ್‌ ಬಜಾರ ನರಕಾಕ ಪಾಡ 0.00] oof 510208] $000] 4752 Under intel Level 
1339 19 [School ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
3° [YAD18142 |2018- | MICRO [Vadsir Shahopui JNK Education [High 50 ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರ 00 £000| 15102018] 6000] 4800[Under Plastering Work Under 
108 [9 school [ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ progress [progress 
wi 
7 fasaris [oo es Nadir Shabapur  [kRiot [Education [High |S [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಠಾರದಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಷಡ ಸನಾ [x 45.00[ 15303008] 4500 3564 Onder intel Laid 
1296 19 [School [ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಯೂರು ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ [Progress 
2 asst i oe tl — 
11 [VA018142 [2018- [MICRO [Vader SPahapur [AK Education High [5 |ಕಹಾದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಟಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ $000} 6000] 15102018] $000 4800|Under Slab Completed Curing 
1191 19 school ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು Progress [Under Progress 
ನಿರ್ಮಣಕಾಗಿ._ 
12 [YAD18141 [2018- [MACRO [Vadgir Shahapur (KROL [Education [High SP ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಕ) ಗ್ರಮದ ಸರಕಾರ $1.00 $700[ 15302018] Si00 pe Plastering UP 
12224 19 [School ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 04 ಶೋಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ [Progress 
1H ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು) eb: 
13 [YADi8142 |3018- [MICRO [Yadgir Shahapur  [KRIDL  [Education [High [General |ಶಹಾದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಶನಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ 5-00] 65.00] 15102008] 00) Si48fUnder [Roof laid 
13205 [19 ‘school ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು Progress 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವೈವಸ್ಥೆಗಾಗಿ 
| | 
14 [VAD18142 [2018 | MICRO |Vedgir Shahapur [NK Fducation High SCP [ಮದ್ದರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪೌಡ ಕಾಲೆಗಾ ಕಣಿ 30.00] 36.00 —15102018|  3000|  2400[nder Plasrering Work Under 
ime [9 ‘school [ನಿರ್ಮಾಣ [progress [progress 
15 [VAD16142 |2018- [MICRO [Yadgir Shahapur [KROL [Education High [sp [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವನದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾ 35.00] 45.00| 15152018] 4500) 3564[Under [oor lid 
12199 19 ‘Schoo! ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು Progress 
ಮ Ii 1 ಬರಾಣಕಾಗಿ 
16 [YADI8142 [2018 [MICRO [Vadgir Shahapur JNK Fducavon |High [505 [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ ET) 30.00| 35363018 3000 2400|Under Slab Completed Curing 
14201 19 School ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು. ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. Progress [Under progress 
RI 
17 [VAO18142 |2016- [MICRO [Nader Srahapur [NK Education [High [5p ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ಮಾಕೋಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದ 35.06} 45.00] 15403018] 35 00|  s60ofinder [Foundation Work Under 
14202 19 [School [ಕನ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು [Progress Progress 
| (ನಿರ್ಮಾಣಕ್ತಾಗಿ 
18 |¥AD18142 |2018- [MICRO [Yadgir Shabapur [KROL [Education lr $05 [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂತಿನ ಡೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಷ 3000] 3600 15102018] 3000 2376 Onder [Roof taid 
10281 [9 ‘school 'ಸ.ಡೌ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಜೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [ Progress 
15 |YAD18152 [2018- [MICRO [Nadgir Shorapur  |PWD [Education [High [General [05D Fd Fd of 2 SHES AA 3056} 30.00] 28072019 3500 O00[Under [Workin progress (Ci 
13200 19 [School § Progress |level) 
20 |YA014152 |2018- | MICRO re [ವಾ Pwo Education [High [ಸರಕಾರಿ ಬ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ತಿಂಧಣಿ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30.00 30.00] 2802-2019] 23.99]  23.95[Completed [work Physically 
1319 |19 ‘Schoo! [ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ [Completed 
21 [YAD18152 |3038- | MICRO [Vadgir Shorapur JKR [Educator Nigh |General |ನುರವುರ ಕಾಲೂತಿನ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನನ್ನಾ 35.50} 4500] 15103018 ಇ! 3564[ Under [Work Drooped 
13205 19 Schoo} [ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು Progress 
|ನಿರ್ಮಾಣಕಾಗಿ 
22 |YAD18152 [2018 [MICRO [Vadeir Shorapur  JKRIDL [Education [High [SOP [ಸುರಪೂರ ಾಲೂಕಿನ ಯಾಳಗ ಗ್ರಾಮದ ನರಾ 3000} 3000 35302018] 3000] 2376 Under Rooflevel 
14191 19 ‘School [ಉರ್ದು ಪೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು. [Progress 
ನಿರ್ಮಾಣಕಾಗಿ 
23 |VAD18152 [3018- [MICRO [Vadgir Shorapur [WD [Education [High [sop |ನರರಾರಿದೌಡ ಕಾಲ ಪಗರದಗ ಇ ಪವರ 300} 30.00] 32072019] 3550 1127 [ Completed [Work Physically 
ss [19 Schoo! [ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ completed. 
1 
24 [¥A018152 |2018- | MICRO [Yadgir [Shorapur [Pwo Education 'sop [ನರರಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 4 60.00 60.00] 08-03-2019 52.59] 0.00f Under [Footing work under 
18189 [19 [ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress [progress. 
25 VAD181S2 [7018- [MICRO [Vadeir Songer [WD [education [High [FAS mid Td RT SRR 4500] 45.00| 76022019] 3647] 29.15|Comploted [Work physically 
ins | school ಪೆಚ್ಚುವರಿ ರೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ completed. 
26 |YAD18152 [2018- [MICRO [Yodel Shorapur [NK education [High [Genera [ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾರ.ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ 1575 15.75| 24122018] 1575] 12 60|Under Slab Shuttering Work 
13207 |19 [School ಪೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೋಡಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. Progress Under Progress 
1b 
27 |YAD18152 |2018- | MICRO [¥adgir Shorapur  |WD [Education [High [5 |ನರರಾರ ಪಡ ರಾರ ಕಲದವನಪನ್ಳಾ ಚಪ 5.00] 45.00| 26022019] 3574] 28S1lCompieted |Work physically 
mn 9 school [ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ completed. 
38 VADISIST [7018 [MACRO [Nadgir Shorapur [Wo [Education [High [SP [SSD Rd SU REF NTE TE 0 0/3 Sol Comoloted [Beds Spphed 
127 19 school 
25 [VAD181S1 |2018- SForapur [Wo education [High |? [ಸರದಾರ ಪೌಡ ಠಾರ ನಾಗೂರ ಇಂಡ 3.001 306/  1502-2019 34 174 Completed [Desks Supplied. 
1210 [19 Schoo! 


NADISISY [2018 [MACRO [vadgir Fenpur [Pwo [edcation [High [7p [ನರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಬೈಚಬಾಳ 50ಡೆನ್ಸ್‌ ಗಳು 300] of eos 26a 17a[completed [Desks supplied 
1211 19 school 
NADISIS1 [2018 [MACRO [Nadgir Sornpur |W [Eduction [High |?  |ನರನಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದೇದಾದೂರ 50ಡೆಸ್ಟ್‌ ಗಳು 300) sm esas] 284] 174 Completed (Desks Supplied 
212 13 school 
NADISIS1 (2018. [MACRO [Nadir SForapur PWD [Education [High [7p [ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಡ ಶಾಲೆ ಜೋಗುಂಡಬಾವಿ 60 ಡೆಸ್ಕ್‌ 36] Fees] 318 17a Completed [Desks Supplied. 
1213 19 school ಗಳು 
VADIBIST [2018 | MACRO [Nadie orp [PW [Eduction [High [sop |ಸರರಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಯಣ್ಣೀವಡಗೇರಾ 50 ಡೆಸ್ಟ್‌ 37001 se ans 2A] 174 Completed [Desks Supplied. 
120 9 school ಗಳು 
[YAD18151 |2018- | MACRO |Yadgir Shorapur [Pwo Education [High sop ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಳಿಹಾಳ 50 ಡೆಸ್ಸ್‌ ಗಳು 3.00] 06-03-2019} 2.64 1.74| Completed |Desks Supplied. 
121 19 school 
——l 
VADIS1S1 [2018 [MACRO [adir Shorspu [Pwo [education [High [sop |ಸರರಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಠಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ 50 ಡೆಸ್ಕ್‌ ಗಳು 350 3o0[ oes 264 1 74Completed [Desks Supplied. 
1422 13 School 
[ 
VAD181S1 [2018 [MACRO [Nadir Srorapur [Pwo [Education [High [isp |[ನರರಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಷೂರ 50 300] 300 0605209 264] 174| Completed |Desks Supplied. 
1225 |i9 school [ಡಸ್ಟ್‌ ಗಳು 
VADISIS2 [7018 [MICRO [Yoder Forpur — [Frid eduction [Hah [1p [ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಈಗ್ಗಣದೂರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡ 1535 3 ios S55 1232|Completed [Completed 
1333 19 school ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. 
Es 3 
NADI8IST [2018 [MACRO [Yodel Fenpur [Pwo [eduction [High |S |ನರರಾರಪ್‌ಡ ಶಾಲೆ ಕಕ್ಕೇರಾ 50ಡೆಸ್ಕ್‌ ಗಳು 37001 sm deo 364 176 Completed Desks Supplied. 
42257 9 Schoo! 
[High School Total 1609.45] 1605.45} FN TT 
NADIS13T [2018 [MACRO |Yadgir Nadgir Fwd [duction [Higher [7p ಯಾದಗಿರಿ ಸಗರದ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಬಜಾರ ಸರರಾರಿ ಪ್ರೌಡ 80.00[” 80.00] 30012020) 7893 . Foundation work under 
1234 19 Primary ಶಾಲೆಗೆ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕರ progress. 
School [ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
dh 
YAD18131 |2018- | MACRO |Yadgir Vadgir [Pwo [Education [Higher |TSP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20.00} 20.00] 08-03-2019] 19.65 736 Onder [Roof laid finishing work 
1335 19 Primary [ಸರಹಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ Progress under progress. 
schoo! ನಿರ್ಮಾಣ. 
| J Fl T 
VAD18131 [2018- [MACRO [Vadgir Vadgir [Pwo Education [Higher [SCP [ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ಗಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20.00] 20.00] 18-05-2019] 15.94 7.41|Under [Ground floor & lst floor 
1337 19 Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ progress  [rooflaid flooring work 
school ನಿರ್ಮಾಣ. under progress. 
VADISIST [2018 [MACRO [Vadgir Vader Pwo [education [Higher [General |ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಕೋರಿವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ 20.00} 700 065320 1699 16.89[Compieted Work physically 
138 19 primary ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. completed. 
school 
— a 
NADIBIST [2018 [MACRO [Nadgir Nadgir Frio [education [iigher [General [ಯಾದಗಿರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಗಲಾವೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10.60} 1080] 2041308 1060 840|Under Foundation under 
1340 19 Primary ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆ Progress progress 
School ನಿರ್ಮಾಣ. 
VAD18131 {2018 [MACRO [Vadgir Nadgir Pro [eduction [Higher [sop ~~ |ಸರರಾರಿ ಏರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೈಗ್ರಾಮ 1 10.60) joe soe] 746 232 [Onder Plastering work 
1448 19 Primary ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ progress [completed. Balance work 
schoo! u/p, CC 2nd Bil on 
[07.02.2020 for Rs. 2.786 
Lakhs. 


7 [racis1si [e018 [MACRO [radair Nadgir [reo [ection [fener Tor NSE ನಾವ್‌ 'ಡೇವರಪ್ಸ್‌ 10.0] 1o6o[ 31-06-2615] 786[ S2ltnder Physically work. 
19 [19 primary [ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [completed { 2nd RA Bil 
schoo! 5 Rs, 2.50 lakhs.) on 
31.01.2020 
| ಗ l! 
lois ore [nes Nadir Te [Fhe [sor |ನರನಾರ ನನಯ ಪಾನಕ ಫಾರ ತರಾರ್‌ 1o6o[ 10.60] 06062019] 786[ Sol Under Physically work Ufo 
so [19 Primary ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ progress 
school 
—{ ವ. k 
9 [YAD18131 |2018- | MACRO [Vadgir Vadiir Pred [duction [Hiaher 50p  |ಸರಠಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಠಾಲೆ ಯಲಸಿ 1 10.60] 1060] 0a 073015] Er §87[Onder Flooring Wok 0/5 
1454 19 [primacy [ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 
[30 [YADisi37 [2018 [MACRO Neder Vadgir [ Education [Higher [sop [cisonರ ನಗರದ 5 ಎಂ.ಎಸ್‌ ನನ್ಮಾ ನಕಾರ TT TT ETT TT ETE Ground & ie floor roof 
1455 19 Primary [ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿರ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress |laid finishing work under 
School ogress 
i A pl ಈ 
11 |YADIS131 [2018 [MACRO Nadgir Nada PREo [Education [Heber [505 [ಸರಕಾರ ರಯ ವ್ರಾರನುನ ನಾರ ಪರಾನಡಾನ 1060) 10.60] 13062019) B18 Sender BEM at Lintellevelice 3 
1452 19 Primary [ಜೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress  [istbilRs.3.46 lakhs on 
schoo! 16/01) 
— - - 
32 |YAD18131 [3018 [MACRO ada yada FAT ae or —aSS ESD ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲ ಇಡ್ಲೂರ 10.60) 10.60} 200209] 20 Si Under roof siab laid &. 5 
1334 [19 primary [ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [plastering completed ( ¥ 
school cc ist submitted on 
32/12 for Rs 5.212 lakhs.) 
wer Tr ar 
13 [YAD18132 [2018- [Miico [vadeir Nader KROL [Education [Higher [7s |oಾದಗಿರ ತಾಲೂಕಿನ ಪೂಮ್ಮಕದ್ಯಹನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಡನ್ಥ 20.00] 2000] 3530208] 2000 15 84[ Onder Roof laid 
13282 19 Primary ಸರಕಾರಿ ಹಿಶಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣಿಗಳ' Progress 
schoo! ನಿರ್ಮಾಣ. 
il SS J 
14 [YAD18132 |2018- [MICRO [Yadgir Nadir PRED [Education [Higher [General [ಸರಕಾರ £ರಯ ಪ್ರಾಥಮನ ಫಾರ ಸಂರ 10.60 10.50| 25062015 783 a S4[Under [CC2nd Bill Submitted for 
1285 [19 Primacy 'ರೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [852.83 Lakhs on 19/12 
school physically completed - 
1 = \ 
[35 [Napieisz [s008 [wicRo [ade adgir KRioL [Education [Higher [se |ಾದಗರ ಠಾಲೂತನ ರಾಣಗಂದಾ ತಾಂದಾವಕ್ನ 30.00} 30.00 1530308 3000 37 Onder Rootiad 
14249 19 [Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ಲಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ [Progress 
school ನಿರ್ಮಾಣ. 
16 |YADI8132 [3018 [MICRO [Nader Nadir KAD. [education [Higher [SP |Kಾರಗರ ತಾಲೂಸನ ಮುದಾ ನಗ | oo 30.00 15302018| 3000/7376 Onder Sire Probie 
11250 19 Primary [ದೊಡ್ಡತಾಂಡಾ ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ಲಾಥಮಿಕ Progress 
schoo! [ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 
17 [VADI8152 [3018 [MICRO Nadair Nady Keiot [Eduction [Higher |p [ದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಳಿಗೇರಗ್ರಾಮವನ್ನ 3000 2000 300i] 2000 S84 Onder Unter Level 
12266 19 [Primary 'ಸರೆಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ [Progress 
school ನಿರ್ಮಾಣ. 
7 Nadia [aoe [Micro Nod Nader Riot [Education [tigher [SP [cincn ಠಾಲೂನನ ಕಾಯಲಾರ ಗ್ರಾಮದ 300] 20/00] 15163018] 2000 5S Onder Roofs 
1267 [19 Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ಲಾದಮಿಕ ಅಾಲೆಗೆ 2 ಜೋಣೆಗಳ Progress 
[school ನಿರ್ಮಾಣ. | 
| 


¥ 
19 NADi8132 [2018 [MICRO [Wadgir Nodair kai [education [Higher [50 [ಯಾದಗಿರ ತಾಲೂತಿನ ಮುಂಡರಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 30.00 sooo 15162016] 2000 isea[Under Roof laid 
14270 [19 primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ Progess 
school ನಿರ್ಮಾಣ, 
is 
20 [AD18132 [2018 [MICRO [Nadgit Nadgir Riot [Education [Higher [oP [ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ (8) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20.00} 2000 35102018|  2000| 5 64[Under [Basement under progress 
19272 [is Primary ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ [progress 
school ನಿರ್ಮಾಣ. 
27 [WAD18132 [7018- [MICRO [Vadeir Nadsir Pwo [Eduction [Higher [$0 [ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಸಿನ ಮೈಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3000} oo 05553005] 2430 1073[Under [work under 
14273 19 Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ [Progress [progress {Roof level) 
school ನಿರ್ಮಾಣ. 
22 [VAO18132 [2018- [MICRO [Vad adgir Peo [Education |Hgher [50 |ಸಹಿ.ದಾ ಶಾಲೆ ಚಂತನವನ್ನಿ 5 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 3600 5500[ 0503309 4886] 2300[Under [Physically work 
1275 fs Primary progress [completed 1 Room 
schoo! coloring & finishing stage 
lath CC bill on 11.02.2020 
for Rs. 15.05 lakhs. 
| IM 
23 [YAD18132 [2018 MICRO [Nadgir Nadgic reo [Education [Higher [57 [ಸರಕಾರಿ ಹರಿಯ ದ್ರಾಡಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಣಗಿ 1 1060 1060 13062019) 1002 285[Under [Roof slab laid CC let bill 
13305 19 Primary ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [submitted for Rs 2.69 
school lakhs, 
[24 NA028132 [5018 MICRO [Nadir Nadir Peo [Education [Higher |General |ಸರರಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಕೆ ಶಾಲೆ ದೆಂಕಸಂಬ್ರ 1 10.60} 1060| 26062019] 738  ASifUnder Flooring & coloring up { 
123 |i9 Primary [ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [Bill Subrnitted for Rs.2.74 
“ school Lakhs (15-12-2015) 
| — 
25 [VAD18132 [2018- [MICRO [Nodair Nadgir Paco [education [Higher [8  |ನರರಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿರಿ 2 2000] 7000 03062018|  1875|  A26[Under [Centering for Roof Slab 
13294 19 [Primary ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress |u/p {CC lst bill submitted 
schoo! for Rs 3.26 lakhs on 
19/11) 
1 
26 NAD18132 |2018- [MICRO [Vadgir Nadir Fro [idcnion [Higher [General [ಸರಕಾರ ೬ರ ಪ್ರಾಥಮುನ ಶಾಲ ಯದ್ದಾಷಾರ | 1060 1050|  11-062019| $55} 245[Undec lab iad CC 2nd bill on 
13295 |19 primary [ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress |07.02.2020for Rs. 3.406 
school Lakhs. 
J 
27 [NaD18132 2018 MICRO [Nader Nader Peo [Education [Higher [General |ನರರಾರಿ ಹರಯ ಪ್ರಾಥಮನ ಶಾಲೆ ಗೊಂದಡಗಿ 2 20.00} 2000| 04072019) 1497 S78[Under sntering for Slab 1/9 ( 
13296 19 [Primary ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [ist CCbill submitted on 
school 3.1.2020 for Rs. 5.78 
lakhs.) 
——— 
28 NADIS132 |2018- [MICRO [Vadgir Nadir Piro [eduction [Higher [5 |ನರರಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲ ಕ್ಯಾಸಪನನಳ್ಳಿ 1 10.60} Toe deds3ois] S89] O00[Under [Foundation earth work 
13297 19 [Primary ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress [stopped due 10 70a 
Schoo! encroachment. DDP site 
visited on 03.02.2020 
LL 
25 |YAD18132 |2018- | MICRO [Vader Vadgir Pato [duction [Higher {sp [ಸರಕಾರಿ ಸಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಠ ರಂಗೇರಿ 3 20.00] 2000 0605209) 1346] 10S0|Under Plaster, Flooring 
1298 |i [primary [ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [progress [completed CC 2nd Rs. 
school 5.296 lakhs. 
30 [¥AD18131 |2018- | MACRO |Yadgir Vadgie PWO Education |Higher |SCP [ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಕೋಟಗೇರಾದಾಚಾ ಸರಕಾರಿ 20.00| 20.00| 05-03-2019} 1725 4.92|Under Roof Laid flooring work 
use [9 Primary [ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [progress in progress. 
school 


31 [AD15131 [2018- [MACRO [Vader Nadir Pao —Teucton [Higher [oF [ods EO ನಾರ ಕಾರ ನಂದ 1660] >060] 04072019] 1010] ooo[ Under Basement level ofp 
14339 19 Primary ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress 
school 
[een IR K — i - —h 
37 [MACRO [Nadir Nada Pwo [education [Higher [5 [ಯಾದಗಿರ ಠಾಲೂಸನ ಉಡ್ದಾನಾಪಕ ಠಾಂಡಾದನ್ನ 10.60 1060 S600 a33[Under Plamering work 
11227 19 [Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಜ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ Progress \completed,flooring work 
‘school ನಿರ್ಮಾಣ, under progress. 
ig L op wl al, el 
33 [YAD18131 [7018 [MACRO [Yadgir Nadir Preo [Education [Higher [SOP — [NGSS EBD SAS ST RIT 00] 1060| 03062015 720 ooo Gnd; Mountain rock Sie 
14229 19 Primary [ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [Problem Mark out given 
school [on 24/01/2020 Agency 
work not resumed 
| 1 } 
34 |yADi8132 [2018 [MICRO [vadgir Vadgir KAD [Education [Higher SE |anafS scaiನ ಬನವನತಾಂಡಾರ 2000| 20%| 5302018] 2000] Sander [Foundation under 
11245 19 Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶೋಣಿಗಳ Progress progress 
school ನಿರ್ಮಾಣ. 
[IMS | — 
35 VAD18132 [2018 [MICRO [Nadel Nadgir Riot [Education [Highec |S [Sc SES aru Fo 3000 20.00] 3536308 3000 Sa Onder intel Level 
un6 19 primary (ಪಂಚಶೀಲನಗರ॥ ದಲ್ಲಿ ಸರಶಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ progress 
School [ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
— (iN 4 
36 [¥AD18132 |2018- Yadgir Pwo Education [Higher [scr ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 32.00] 32.00] 07-03-2019] 24,28 0.00] Under Foundation work in 
13218 19 [Primary ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ Progress  [progress. 
school [ಮತ್ತು ಕಂಡೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
37 |vaDi8132 [3018 [scRO [Neda Nader her Jeucsron [fiaher [So [dna ಕಾಲಾ ರಾನಾ ಗಮನ 1060 1060 15302018| 1060] Sof Onder intel Level 
14259 19 Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ [Progress 
school [ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ) 
38 [YAD18132 [2018 [MICRO Na Nadir PReo [education [Higher [General |ನರರಾರ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಠವಕ ಶಾಖ ಪಲ್ಯಯ್ಯಕದ್ಧಾ 30.00) 20.00] 04072019] 3336] $39[Under [Plastering u/p, Ind CC 
1375 19 Primary |ಗುರುಮಿರಕಲ್‌-2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. progress [bill on 12.02.2020 for Rs. 
school 9.706 Lakhs. 
A 3 Ll ( m 
39 [WAD18131 [2018 [MACRO [Vader Nadgir Paco [education [Higher [5 [ಸರಕಾರ ರಯ ಪ್ರಾಠವನ ಠಾರ ಹನನ ಷಾ 20.00} 2000] 607208] 83a] Sander intel leid CC lst on 30/37 
13436 19 Primary ನಿರ್ಮಾಣ. Progress [for Rs.4.913 lakhs 
schoo submitted. 
36 [VADISIS1 |2018- | MACRO [Vadgir Nadir PRED Education [Higher [General [ಸರಕಾರಿ ಸರಯ ್ರಾಢಮಕ ಕಾರ ಸೈದಾಪಾರ7 fas elo [Physically work 
13438 19 [Primary [ಕೋಣೆ ದತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress [completed 2nd CC bill for 
school IRs. 6.75 Lakhs on 
[0%02.2020 
41 [YAD18132 [3018 [MicRO [Nadgir Nadgir MRioL [Education [Higher [sor Jon ಕಾನೂನ ಪರ್ಕನಸ್ಳ ಗ್ರಾಮದ | 26.00} 20.00] 35162008] 2000] 5A Onde intel Level 
14368 19 Primary ಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
Schoo! 
37 [VADI6IS2 [308 WHERE Nader Nadgir Paeo [Education [Higher [50 |ಸರರಾರ ಹರಯ ಪಾಡಮುಕ ರಾರ ಪನಷಾಲಸ 3000] 30.00] 0407209] 2870| 10s Under [6 Fioor Plaseting oo E 
137 3s primary [ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. progress [Roof siab laid for 1st 
School Floor. 


+ FAD19132 [2018 [MICRO [Vadgir Vader Aws [eduction [Higher [1s [ನರರ ನರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾನಳ್ಳಿ ಶುದ್ಧ 1037 3637 odo ooo[Not Started 
32209 19 primary [ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
44 VADi133 [2018- [Coa [vadgir Vode duction [Higher [General [ಯಾದಗಿರ ಕೆಲ್ಲಯ 468 ಹರಿಯ 87 807] 807 326 Under 
13458 19 Primary ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಕಿಟ್‌ ಒದಗಿಸಿ [Progress 
[School ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 
45 [VADIS142 [2018 [MICRO [vadgie Shahapur — [KRiDC [Education [Higher [General |ರಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಕಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10. ay caress alone Roof laid 
13294 19 Primary ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
School 
46 [NAD18142 |2018- [MICRO [Vadgir Shahapur — [KRiDL [Education  |figher (Genel |ರಹಾದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20.00 2000] 15102018] 2000  I584[Under Roof laid 
1323 |i9 [primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
school 
Il 
37 [VADIS1S 2018 [MICRO [Nadgir Shahapur — [KRioL [Education [Higher |[50p  |ಶಕಾಷೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೋರನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 40.00} a600| 15162018] 4000|  3168|Under [GF Room Roof Laid FF 
~ |14280 19 [Primary [ಅಗಸಿ ಸೆ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ [Progress [Roof Level 
[School ನಿರ್ಮಾಣ. 
| | 1 | 
38 [NADISIAY [5018- [MACRO [Vadaie Shahapur [Kio {education [Higher |S? [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ 20.00} 2000 15102018] 2000] 1584|Under [rear [ee] 
11396 [19 [Primary [ಸ.ಹಿ.ದ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
p school 
(8 
35 WAOISIAY [2018 [MACRO [Yodgir shahapur — |KRioL [education [Higher {5  |ಕಶಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ 20.00] 20.00] 15162018] 2000 (Roof Laid 
1397 19 [primary [ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣಿಗೆಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
school 
5 YAD18141 [2018 [MACRO |Vadgir Shahapur [PRED [Education [Higher [5 [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ 35.00 3500[ 0703209] 3175| 2408 Under [Work Nearing 
mao [19 Primary [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ [progress [Completion 
school [ಕಂಬೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. 
$7 [VADI81a [3018 [MACRO [Yadgir Shahapur [Kit [Education [Higher [5p  |ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಳದಡಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20.00 1848 15102018] 2000 146s Under Roof Laid 
14409 [19 primary 'ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, Progress 
School 
57 [VA018142 [2018 [MICRO [Vadgir Shahapur  [KRiot [education [Higher [5  |ಕಹಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾನಾಯಕ 40.00] 4000| 15102018] 4000  3168|Under Plastering U/P 
usa 19 Primary [ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 Progress 
[School ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
: 
53 [YAD1S142 [2018 [MICRO Nader Shohapur [KA [eduction [Higher |S |ರಹಾದೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಲಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20.96} 206] 15102018 3000 ISSA [Under Roof Laid 
13115 19 Primary ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ [Progress 
school ನಿರ್ಮಾಣ. 
54 [NADIS142 [018 [MICRO [Vadgir Shahapur  [KAiDL [Education [Higher |General [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಳದಡಗಿ 2) 20/00 2600[ 15102018) 2000] 1584[Under Roof aid 
13116 19 [Primary |ಸರಶಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ Progress 
School ನಿರ್ಮಾಣ. 
| 


5 [rapisia? [2018 [Micro [vader Shahapur [Riot — Téducation  [figher [General [ಶಹಾದಾರ ಠಾಲೂಕನ ಮಾಡನೂರು ಗ್ರಾಪವಕ್ಕೆ 100] oso 302018] 1060 S4o[Under Basement under progress 
su? [i [primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ progress 
School ನಿರ್ಮಾಣ. 
| led 
56 [VADIS142 [2018- [MICRO [Veda Shahapur  [KRiDL — [Educaiion [Higher [Genenl |ನಜಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಪಾರ ಗ್ರಾಮದ 10.60 1060| 35163018] 1060) S40]Onder [Roof aid 
ns [1s p Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ Progress 
[school ನಿರ್ಮಾಣ. 
57 |YAD18142 |2018- | MICRO [Nadgir shahapur  [KRIot [Education [Higher [scp [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಂತಪೂರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿ 1060/ 10.60|  35102018| 1060 840 Under [Basement under progres 
us [19 Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ Progress 
[school ನಿರ್ಮಾಣ. 
— | 
58 [ADI8142 |2018- [MICRO [Yadeir Shahapur —Jowo [eduction [Higher [5 |ಕಜಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಪಂದಾ ಗ್ರಾಮದ 30.00} 03S] 22a SBS [Under [Work under progres 
13120 |19 Primary ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಕೋಣೆಗಳ Progress {Roof level). 
schoo! ನಿರ್ಮಾಣ. 
53 HYAD18142 [2018 [MICRO [Nadir Shahapur  [KRiot [Education [Higher |S |ರಹಾವೂರ ತಾಲಾಕನ ಗಾಡವಾಳಗ; 30.00] 200 15302028 Under [SF Roof Level (GH) 
13121 19 Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ Progress 
[school ನಿರ್ಮಾಣ, 
60 |YA018142 |2018- [MICRO [Vadgir Shahapur  [KRiDL Education [Higher [SF [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಕಲ್‌ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20.00] 20.00} 15-10-2018] 20.00| 15.84 Under [ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ 
1322 [3 [primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ Progress [ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
[school ನಿರ್ಮಾಣ. 
3 VADIG14z Nadir Shahagur [KRDO [Education ನಗಣ) |ಕಪಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಕರಾಳ ಗ್ರಾಮದಕ್ಷಿ 20-00} 20.60] 15102018] 2000 154[Under Roof aid 
13123 [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಚಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ [Progress 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
— 
62 [VAD18142 [2018 MICRO [Vadgir Shahapur [Kio [ection [Higher [General [Sd SRA odd ಕ್ರ 060 10.60| 35102018 1060 sao[Under — [Rooflad 
na 19 [primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಡೆ Progress 
school ನಿರ್ಮಾಣ, 
1 ET TE 
63 [YA018142 [3018- [MICRO [Yadgir Shahapur [SRL [Eduction [Higher [7 |ನನಾಪಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಪನನಾಳಗ್ಲಾಷವಕ 10.60 10.60| 15102018] 1060 S40[Under (Basement under progres 
13125 19 Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ಲಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ Progress 
school (ನಿರ್ಮಾಣ. 
YAD18142 |2018- [MICRO [Yadgir ra Kao [Eduction [Higher [General |Sಹಾಪೂರ ಠಾ ತಮ್ಮಾ ಈಗವರು 20.00] 2060] 15103018 3000 I58a[Under Rooftaid 
13126 fs [primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ [Progress 
school (ನಿರ್ಮಾಣ. 
65 [VAD18142 |3018- [MICRO [Vader Shahapur  [KRIDL  [Edocation aber ಠಂ |ರಹಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ 10.60} 1060] 35102018] i060 SaofUnde Foundation 0/5 
13127 19 [Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ Progress 
school ನಿರ್ಮಾಣ. 
+ i 
$6 vaDis1az [2018 [Mico Nadir Siahaar [sip [ducer [Higher [SF [Cad ತಾರಾನ ಪರ್‌ಗಾವದ 10.60] 10.60] 15102018] i060) Saolbnder Roof Laid 
1319 [19 [primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣಿ Progress 
school ನಿರ್ಮಾಣ. 
L- 


y- 
7 (VADI8142 [2018- [MICRO [Nadgir Shahapur  [KRiDL [education [Higher [SCP ಸಹಾವಾರ ತಾರೂತನ ನಾಗನಟಿಗಿ ಗ್ಲಾಮದ ಹರಿಯ | 4೦00) aooo[ 15102018] 4000  3168[Under Roof Level 
muss 9 Primary [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಗು ಕೋಣೆಗಳ Progress 
[School ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
8 [ADI8147 eT Nadgir [Sabapur NK Tater [Hehe ಮಡದೊೋಲಳ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪಾನಮಕ ಶಾಲೆಗೆ? 000 eso] aos] 3000 1600[Under Roof dab Shutering 
1298 19 Primary ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress [Under Progress 
School 
[l l 1 Bs 
69 [YAD18142 |2018- |MICRO |Vadgir Shahapur KROL Education [Higher TSP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10.60] 10.601 15-10-2018| 10.60| 4.20| Under [Roof Laid 
1299 19 Primary |ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ [Progress 
school ನಿರ್ಮಾಣ. 
— oT J 
70 [YADIS142 [2018 [MICRO [Nadir SFaopur [Rio [education [Hehe [5c |ಶಹಾವೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಷಡಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇ000 Hr Soo 4000 I56a[Under Roof laid 
1193 19 Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ [Progress 
School ನಿರ್ಮಾಣ. 
71 |YAD18142 |2018- | MICRO |Yadgir Shahapur “ric Education [Higher SCP ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯ್ಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 40.00| 40.00| 15-10-2018| 40,001 15.84 Under FF Lintel Level 
- [114 19 [Primary ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ Progress 
School ನಿರ್ಮಾಣ 


72 [NAD18142 


2018 [MICRO [Yadaie “[Shatapur [Kio [education [Higher [5p |ಕಹಾನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ £7) 030s 000 si68[Onder  [bosement Completed 
1195 19 [Primary [ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ Progress 
ಸ್‌ ‘School ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
Rl! J 
73 [¥A018141 |2018- [MACRO |Yadgir [shahapur NK Education [Higher |SCP [ಜವಾಹರೆ ನಪೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೋತಪೇರಕ್ಕೆ 8.00 8.00] 24-12-2018] 8.00] 6.40[Completed |Completed 
113 19 Primary [ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
school 
74 |YA018141 |2018- [MACRO |Yadgir Shahapur [NK Education [Higher SCP [ಜವಾಹರ ನಪೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೋತಪೇರದಲ್ಲಿ 26.001 26.00] 15-10-2018] 26.00]  20.80|Under [Plastering Completed 
14 19 primary Yollet Block - 2Nos ನಿರ್ನೌಣ Progress 
school 
75 |YAD18142 |2018- |MicRo [Yadgir Shahapur  |KRIDL Education [Higher [SOP [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20.00} 20.00 15-10-2018] 20.00) 15.84[Under |ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ 
14106 19 Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಚ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ Progress ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
‘School ನಿರ್ಮಾಣ. 
76 |YAD18142 |2018- |MICRO |Yadgir shahapur  |KRIoL [Education [Higher |SOP [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 20.001 15-10-2018] 20.00) 1584[Under [Roof Laid 
14107 19 Primary [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣಗಳ Progress 
[school ನಿರ್ಮಾಣ. 
me 3 
77 [YADI81S2 [2018 [MICRO [Nadir Sporapur — |KRIDC  feducation  |igher [sc [ಸರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಳಿಹಾಳ 2000} 2000| 15402018  2000|  1564[Completed [Completed 
1327 |i Primary ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
[School 
78 VADISIS2 |2018- [MICRO [Nadir Shorapur — [KRioC [education [Higher [1 |ಸರರಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾಡಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡದರಾಳ 5 5331 3a sions] S33 A222 (Under Flooring OFF 
12328 19 [Primary 'ಹೆಚ್ಚುದರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 


Schoo! 


73 [¥A018152 [2018- [MicRO [vedgi shorapy’ —[KRiot [Education [Hii sp [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲ ಬೋಮ್ಮನಗುಡ್ಡ 20.00 20.00] 15102008] 20.00[ 15a] nde Plastering U/P 
32329 [19 primary 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
[School 
_ dl | 
30 |YAD18152 [7018 [MICRO [Yada Shorapu [Knot [Eduction [Higher [SP NSS ST ರಾಯನಪಾಳ್ಯ2 | ೫000) FT TEE 1584[Under [Basement U/P 
1230 9 Primary ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 
1 [YADI81S2 [2018 [MICRO [Yoder KRiot [Education [Higher [TF [ಸರಕಾರಿ ಹರಯ ಪಾಥಮಕ ಶಾರ ಯರತಹಾಳ 3 30.00) 0.00] 1530208] 2000 is Onder Roof Level 
123310 1s Primary ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 
82 |YAD18152 [2018 [MICRO [Vader —shorapar — [eaioL Education [Higher [General [ಸರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಡಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಕನೂರು 7 W 22.00} 22.00) 15-10-2018] 22.00 17.42|Under (Plastering U/P 
13342 1 [primacy ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
Schoo! 
hx 1 — 15 ! +— {- 
83 [YADI81S2 [2018- [MICRO [vada Shorapur [ARDC [Education [Hehe [NSS SRT ಕಳಗಂ 22-00} 22.00f 15302018] 2200|  1742[ Completed [CT 
13348 hs primary [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು & ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
(8 1 L el 
84 |YAD18152 |2018- |MICRO [Yadgir Shorapur  [KRIDL Education [Higher [TSP 'ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಗೇರಾ 2 21.30] 2130) 15-10-2018] 2130] 16.87[Cornpleted [Completed 
1334s [19 Primary [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
i | | | 
85 [YAD38152 [2018 [MICRO [dar Shorpur [KROL [duction [Higher [FP [ಸರಕರ ಸರದು ವಾರನ್‌ ನಾಕಾಗಡ್ಳ್‌ 260] 20.0] 15-10-2018] 3000] 1524[ Completed [Completed 
13344 19 [Primary (ಅಡವಿ) 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
‘School 
| 1 + 
86 [YA018152 [2018 [MICRO [vada [Srorapur KA [edocion [ieee am ES ಪ್ರಾಥಮಕ ಶಾಲ ರಾಹಗೇರಾ3 30-00] 20.00] 15102018]  2000|  1584[Completed [Completed 
133 [19 Primary [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
School 
+ J — | 
87 [VAD18152 [3018 [NERO [Node Sonpur Ro [Enecn [her [Genel |RSS RETEST  —o Ho] oo aoe — eel 
13346 19 Primary ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 
— L- ———— 
88 |¥A018152 |2018- |MicRO [Yadgir 'Shorapur KRIOL Education [Higher spp ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶನಗಂಡನಹಳ್ಳಿ 20.00| 20.001 15-10-2018| 20.00 15.84[Under Roof Level 
14336 13 [Primary (2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಜೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ [Progress 
School 
89 |YA018152 |2018- JmcRO [vadgir Shorapur KRIOL Education |Higher SDP ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರಲಭಾವಿ2 2000 2000] 15-10-2018| 20.00| 15.84 Under Plastering U/P 
14337 13 Primary [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
School 
ah 
90 |[YA018152 |2018- [Micro [vadgir Shorapur KRIDL Education [Higher sop ೈಸಲರಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರನಾಳ 2 20.00 20.00] 15-10-2018| 20.00] 15.84|Under lintel Level 
14338 29 Primary [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
[School 


VADIBIS2 [2018 [MICRO [Nadir Srorapur — [KRioL [education [Higher [50  [ನರರಾರಿ ಹಿರಿಯ ದ್ರಾಥಮಿಕೆ ಶಾಲೆ ಮದರೆಂಗನಾಳ 2197 a sions] 2197 i7ao[compieted [Completed 
14339 19 Primary [2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
school 
$7 [VAD181S2 [2018 [MICRO [Nadir Srorpur [KRU [Education [Higher [5p |ಸರರಾರ ಹರಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರೆನಾಳ EX] 37 1530208) 3264] 2586 Under Basement 
11323 19 Primary ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ Progress 
School ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
T ( 
33 VADISIS1 [2018 [MACRO [Vadgir Shorapur  [KRioL [Education [Higher [TSP [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ 2 20.00] 20.00] 35-10-2018] 2000) 15.84|Completed [Completed 
12a8e 19 Primary [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೋಣಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
school : 
94 |[YAD18151 |2018- [MACRO [Yadgir [Shorapur  [KRIDL [Education Higher |SCP [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಚಗುಂಡಾಳ 20.00} 20.00) 15-10-2018] 20.00} 15.84|Under 
uas |9 Primary 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
school 
5 [VADISIS1 [2018 [MACRO [Yadgit Shorapur [KAD [Education [Higher [5 [ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಗಿರಿಹಾಳ 2 - 20.60} 000 15102018] 2000] 15.84[ Completed [Completed 
- [1a [19 primary ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಡೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
schoo! 
- — 
-[38 vabiais |2018- |MicRO [Nader Forpar [KR [education [Hake [50 [ಸರಪರ ತಾರೂತನ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ 7050} oo oso 3000 755 nder Foundation UF 
14193 19 Primary ಕೆಂಭಾವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ Progress 
* schoo! [02 ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
Higher Primary School Total 207407) 207255 1974.50| 1260.57 
VADI8132 [2018 [MICRO [vadgir Neder RID [Education 'ಠಂಗೀಣ॥ |ಸರರಾರಿ ಗುರುಮಿರಕಲ್‌ ಐ.ಚಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 25.00} 25.00[ 15103018] 2500 1980 [Under Drop 
1321 9 [ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ogress 
| 1B imvotal 25.00} 2500} 35.00] 19.60] 
1 [¥AD19132 |2018- |MICRO |Yadgir Yadgir PRED Education [Primary [TSP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ 10.00] 10.00  25-12-2019| 8.35 0.00| Under [Work order issued on 
32207 19 School [ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ [Progress [25.12.2019 
Fl pl 
7 NADi8132 [2018 [MICRO [Nadgir Nader Pred [education [Pima [5  |ಸರರಾರಿ ಮಾದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಜರಕೋಟ-2 20.90] 2500 2606209) 1897]  865|Under Physically Work 
13373 [19 school [ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ. progress  Jcompleted. CC 2nd bill 
IRs. 5.92 on 31/2020 
Hl 
3 [YADI8131 [2018 [MACRO [Yadgi Nadir Peo [education [Prima [Sc  |ಸರಶಾರಿ ಕರಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆಂತನಳ್ಳಿ ತಾಂಡೆ 20.00] 2600[ 0407209] 1943] O00fUnder incelleid CC lst on 
429 [19 school 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ progress [11.02.2020 for Rs4.69 
Lakhs. 
4 |YADISI3S |2018- | MACRO [Vadgir Nader PRED [duction [Primary [5p [ಯಾದಗಿರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಾದೂರೆ ಗ್ರಾದುದಲ್ಲಿ 20.50} FETT ETT TT Name of work changed 
12432 19 School ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress [from Magdampur to 
Kondapur villoge on D: 
Estimate preparation 
5 [¥ao13131 [2018- [MACRO |Yadgir Yadgir PRED [Education [Primary [SOP [ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈದಾಪೂರ-1 10.50] 10.60 04-07-2019 7.83 3.82[Under Physically complted.( 
us 9 schoo! ರೋಣಿ ನಿರ್ದಾಣ. Progress  |Besm Deflection) 
$ |YA018132 [2018 |MIcRO [Nadgir “Nada Preo [Education [primary [TSP ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಬಂಔ 20/00] 70 odes i510) O00Under Estimate Preparation 
13375 9 school [ಸಕ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Progress  [(Change of Work to 
[Nagarabanda Lower 
[a [primary School) 
7 |YA018132 |2018- [MICRO [Vader Nadgir Peo [Education [Primary [Gener] |ಸರರಾರ ಕರಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಠಾಲೆ ಅದ್ಮಾದಲ್ಲಿ 1 10.60} 1060| 03062019 SF3[ Under Roof slab isid.bil 
1321 19 School [ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ದಾಣ [progress [submitted Rs. 3.2600 
8/01/2020 


8 [rAo18132 [2018 [Micro [Nadel Nadir Peo [Education [Primary [sc [ನರತಾರ ಕರಡ ಪ್ರಾನಮಸ ನಾರ ಚರನ 1060] i603 TS 3nd Plaster completed 
13300 |19 School ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [Balance work u/p 
9 NADI8132 |2018- [MICRO [Nadal Nadir PRED [eduction [Fimo [General [NS ನಮ ವಾರನ್‌ ನಾರ ಪಾಡ್‌ EC TTT) ET wee [physically work 
1330 [19 school [ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ progress [completed on 
i [93/02/2020 
a ii 
10 [¥AD18132 |2018- MICRO [Yad Vadgir PREO [Education [Primary [SCP [ನರೆಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ'ಮಗಧಂಪೂರ 10.60| oso] ded] 37 745|Under Flooring & plastering 
13302 19 [school ತಾಂಡೆ 1 ಜೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress [completed. lind CC 
13/01/2020. for Rs. 4.922 
[ 1 (4 lakhs. 
11 [YADIS132 [2018 [MICRO |Vadeir Nadgir Paco [duction [ivan [FSS SOS SST 10.60] 1660] 0306205 00] 37 Onder [Roof Jab sid EF; 
1303 [19 school [ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
| [ IR If Rl 
12 |¥AO18132 |2018- |MicRO [Yadgir Yadgir PRED Education [Primary [SCP [ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಜರಾಪೂರ 2 20.00] 20.00) 26-06-209] 19.1] 728] Under Roof slab laid lind CC 
13304 19 school ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress submitted on 28/12 for 
Rs 4.35 lakhs. 
| (i - Rls 
13 [VAOI81S1 [2018 [MACRO [Yadair Nadir PRED  JEducation [Pima [S05 [ಸರಕಾರಿ ಕರಿಯ ಪಾದಮಕ ರಾರ ಅಟೋರಾ ನ್ಯ 1060] 1060] 25062015] S79 sso oncer [Untllaid Centering for 
1451 19 [School ತಾಂಡೆ 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress  [Roofu/p. 
\ | SR 
14 [YAD1S131 [2018 [MACRO [Vader Nadgir PRED [Education [Primary [505 |ಸರರಾರಿ ಕರಯ ಪ್ರಾರಮಕ ಕಾರ ಇಕಾ ತಾಂಡ 10.601 10.60] 0407205 3034 adolf Onder Plastering work ufo 
uss | schoo! 1 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
VADIST [2018 [MACRO [Yadir Nadir Pwo — [Eduction [primar [scr 'ಪಾಡಾರ 'ಸಗರಡ ರಾಜವಗಾಂಧ ಬಡಾವನಮ FY) ET TET TT) 733[ Onder [Work under 
127 19 [school /ದಾರ್ಡ ನಂ. 18 ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ Progress  Jprogress.(Roof level} 
ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
1 
16 [YADIE131 [7018 [MACRO [Vadgir Vag [Ro [eduction [sama [SF [555 ON SETTER ET —o 1060| 35163008] 060 aolonder Basement UIP 
uss es school 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
17 |YAD18142 |2018- [MICRO [Vadisi Shahapur [NK Education [Primary [5c [ಶಹಾಪೂರ ಈಾಬೂಸಿನ ನಾಗನರಗಿ ದಾಷ್ಟಾನಾಷಸ 20.00 2060 24172018] 3000| i600 onde Roof Slob Work 
us? [9 school [ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು Progress [Completed 
Jes ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
—! i | 
18 [¥ADis142 [5018- [MicRo [Vadgir Shahapur  [xRioL [Education [Primary |S [ರಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅವನ ಗಾಪನಸಾರ 0.00 40.00] 15103018] 4000 SiS [Onder Roof Level 
uo [1 school [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣಿಗಳು Progress 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
t — 3 — ಸ: — 
19 VAD18142 [3018- [MICRO [Nadgir Shahopur [NK Education [Primary [SDP |ರಪಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರಗ್ರಾಷಪದಸನಾನ | ಇರ 4000/5300 4003700 inder plinth beam work Up To 
mo [3 Schoo! [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಲು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ progress [Slabtevel 
ee] (8 \_ 
30 VADI8I4 [G01 [NERS [Nada Shahapur  |KRIoL [Education [erimary [Sop |ರಹಾಪೂರ ತಾರೂತನ ಹಾಸಕರಾನ್ರಾಷದ 100) 4000 5102018] 3000] srs Under Plastering UP S72) 
1m [19 school [ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು Progress 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
PUTTS [Micro [Nadgir Shahapur [AK [Fucation [primar [SDF [dad ಕಾರಾ ಪವನನ ಗಾಷರ 2633 2643 1510208] 2643/2 Onder Roof Slab Completed 
12 19 School [ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣಿಗಳು ನಿರ್ದಾಣ progress 
[ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ . 
| ಧಾ 
22 NADIA? [2018 [MICRO Yodir [Shahapur JNK Faction [Primary [SP |ಕಹಾವಾರ ಕಾರೂಗನ ನಾವಾವಾರಗ್ವಾವಡ 2000} 2000] 24323008) 3000] 1600 Under Plinth Beam Work Under 
1313s [19 school [ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆ Progress [Progress 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
( | 
23 [yaoisiaz [2018 [MICRO [vada Sahepu [Kio ductor [Pima [er [ತಪಾಪಾರ ಕಾರನ ತವರಾಷಾರಾವರಕೆ 060) 1060| 15102018 060 aol Under [ET 
3s | school [ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಣ Progress 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
24 [rAoi8i42 [2018 [MICRO [odgir Shahapur [NF [Ficcaron Primary [Genel |ಶಪಾಸೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತನ್ನೂರಗ್ರಾಮಡ ಸಾರ 300 4000] 1535308] 4000 S200 Onde [olin Bem Won 
13204 9 school [ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣಿಗಳು Progress (Under Progress 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
| ಮ 


2s vAbiaias [2018 [Micro [¥adgir Fahapur [Knot [Education [Primary ನಾಗ |ತಪಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 30.00] seer soos] 3000 2376|Under Titel tevel 
13298 19 [school ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಏರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ Progress 
ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. 
3e NWADISI4 [5018 |MicRO [adi aera [RRC [Education Primary Tr [ತಪಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 7536| es ios] 2856) 2285|Under [Roof Level 
129 [19 Schoo! [ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣಿ ಹಾಗೂ Progress 
'ಕಂದೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. 
t- —! 
77 WAoi8is2 |2018- |MICRO |Yadeir Serio ocion [primar [57 [ಸುರವರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾದುದ ಸರ್ಕಾರಿ 15-00} | 510308) 1500 1188|Under Plastering UIP 
11177 19 [School [ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ [Progress 
ಕಂದೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
tM \- 
74 WADi8isz [2018 [MICRO [Vader [Serapr Roa men [57 [ಸುರಪೂರ ತಾಲೂತಿನ ಕಿರದಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ 47.00 7 3020s] 700) 3722|Under [lintel Level 
ue | School ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೀಂಕs5 
[ಹಾಗೂ ಕಂದೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. 
55 ADISISS [018 [MICRO [Yadgir Fer io — [auction [erm [77 [ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ Rl sooo 15 162018| 5000  3960|Under intel Level 
12182 [19 school [ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆಗೆ ಐದು ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ Progress 
(2 
30 Waia1s2 |2018- [MICRO [Yad Fee Toc — ction [orman [oP [ಸುರಪೂರ ಠಾಲೂಕಿನ ದಂದಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ 20.00} Hoos 2000 IS84[Under Roof Level 
1192 [19 schoo! ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ Progress 
(ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. 
Fi ¥A018151 [2018- [MACRO |Yadgir srorapur  |KAiDL (Education [Primary (SDP ಸಕಾ ತರಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಾರಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ™ 20. al 20.00| 15-10-2018]  20.00| af onder Roof Laid 
14421 19 School 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
| ml ms 
37 NADISIST [2018 [MACRO [Yadgit Feo — doar [Prima [555 |ನರರಾರಿ 8ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಡ್ಡದೆ ತಾಂಡ 0.60 Ter ios] 1060) 840Under Roof Laid 
~|14422 19 [School ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. [Progress 
1 ದವಾ 
33 [vaiaist [2018 | MACRO [Yadgir Fee io [edsciion [Primary [50 |ನರಶಾರಿಕಿರಿಯ ಶಾಲೌದೇ #1 10.60| oso 15162018] 10.60] cma [Completed 
13423 i9 'school ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
\ — 
34 [¥AD18153 |2018- |MACRO |Vadgir Shorapur [ Faron [Pima [General ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 'ಶಾಲೆ ಮಂಡೇಲಮ್ಮನ 10.60] 10.60| 15-10-2018) 10.60] $40|Comieted |Completed 
13424 19 ‘School ಗುಡಿ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
55 WAoISIS1 |2018- [MACRO [Vadsir ere iio duction [Primory [General [ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ 'ಫ್ರಾಡಮಕ ಶಾಠ ಗುಡ್ಗೇಕಾಯರ 10.60 oso 510-2018) 1060} 340) ಜ್‌ [Completed 
13442 19 [school 'ದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾ 1 ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
4 
FE NADISIST [5018 MACRO [Vadgir Shorapur [KROL [Education marr Tsp 'ಸರನಾನ 8ರಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಜಾಲೆ ರಾಜಿವಾಳೆ 2 20.00| 20.00| 15-10-2018 20.00] 15.84 Under Plastering U/P 
13425, 19 School [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. Progress 
37 [¥AD18152 |2018- | MICRO [Yadgir [Shorapur  |KRIOL [duction Prmary [TSP ಸರಕಾರಿ ಕರಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬಾನಗರೆ soe oo 15102008 ] moder [Plastering U/P 
12332 19 [school [ಕಕ್ಕೇರಾ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
38 [VAD18152 |2018- [MICRO [Vad Shorapur  |KRIDL Education [Primary [SCP [ಸರಕಾರ ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳಗುಂಡ is 10.60] | 15-10-2018] 10.60| 340fCompleted [Completed 
11322 19 [School ತಾಂಡ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
— — —— 
39 |[¥A018152 |2018- |MICRO |Yadgir [Shorapur | KRIOL ವ್‌ [Primary SOP [ಸರಕಾರಿ ತರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬನ್ನಟ್ಟಿ 2 ET Hoos 3000] 58a[Completed [Completed 
14335 19 ‘School [ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
=) 4 1 ls 
0 |vaisis2 [2018- |MicRo [Yadgir Teme Tor acron [eran [Gener [ನರರ ಹರಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬ್ರೈದೊಡ್ಡಿ ಕಕ್ಕೇರಾ 2 70.00| esos] 2000] 1584[Completed [Completed 
1333 19 schoo! ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
7 f pl a 
ai [Yavi81s2 |2018- |MICRO |Yadgr [Shorapur KRIDL Fcton [Pema [TSP 'ಸಕನಾನ ನಪ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಲಬಾವಿ 2 20.001 26.00] 15-10-2018] 20.00] a[Compieted [completed 
1337 [19 school ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
42 |¥A018152 |2018- |MICRO |Yadgir Shorapur Tac Education [Primary [SDP "ಸರಕಾರ ₹5 ಪ್ರಾಢಮಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಜನ ವಾರ್ಡ 10. ar 10.00| 15-10-2018 10.00} 732[ Completed [Completed 
14340 19 \school ದೇವಾದುರ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 


43 [YA018152 [2018- [HicRO [Wadgir Shorpur [PRED eduction [primar [oP — TST SRT ಮಲ್ಲಾ ಬೆಗ್ರಾಮದ ಪಾಪವ 3133] 3129 2205209] soso 3 os[Onder Plastering Under Progres] 
14341 [13 School 'ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಡೌಂಡಗೋಡೆ Progress 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ora oe ues ot [eveation [prima [CSS STIRS Te! 2000 S36] Too] aod —omemerar ] 
11324 19 [School [ತಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ'ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
2 se | 
45 Troms Js MICRO [Yadgir Shorapur  JKRioL Education Tey scp ಸರಕಾರಿ 8ರಿಯ ಪ್ರಾಢಮಕ ಕಾಲ ಮಾನನಗಡವ 20.00} 20.00] 15-10-2018] 2000] I5F4[ nde ಇ [Roafteval 
11325 19 [School [ತಾಂಡ 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ [Progress 
x - ಲ mE + f- 4 
46 [YAD18152 |2018- J MICRO [Vadgir Shorapur  [KRIDU —[Education [prima [ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥನುಕ ಶಾಲ ಚೆಸ್ನೂರು ತಾಂಡೆ 20.00] 20.00) 1510-2018] 3000 aa Compeicd [Completed 
136 9 school 2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೋಣಿಗೆಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
ll ವ, 
| ಸಷ; F [Primary School Total 93697] T sis i 
[YAD18132 |2018- MICRO |Yadair [Yadgir PRED Education [py 'sop ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದನಿ ಪಾರ್‌ ನಾರಾ 62.00] 09-10-2019] 60.99] 9.85] Under intel level BBM u/p 
24277 19 Coliege ಗುರುಮಿರಕಲ್‌4 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Progress 
[ ee — = 
2 |YAD18132 J2016- [MICRO [ade Vadgir PRED Education [Pd [ಗ [ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಬ ಯರಗ ಸಾನ 3100] 31.00) 26082019] 3035 [Onder Column work ufp Cle 
13372 19 College ನಿರ್ಮಾಣ. Progress on 31/12 forks 5.537 
4 Hl (submitted. 
3 [¥AD18137 [2018 [MACRO [Vadgir Yadgic [Kio [ 7 (Seneral | ಯಾದಗಿರ ತಾಲೂತಿನ ಇತ್ತನುತಗ್ರಾಮನನ್ಯ 35.00] 39.0) 15102018] 3500) 308S[Onder —[rooftald 
13448 [19 [College 'ಪಿ.ಯು ಶಾಲೇಜಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Progress 
4. l IR el 8 
4 |¥AD18141 |2018- [MACRO [Vadeir [Shahapur [PRED Education [py sop ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಫೀದರಾಷನಗುನಿಷ 25.00 15.00) 09-03-2019] 1958] 9.74| Under Plastering work under | 
14417 19 [College 'ಸರ್ಜಾರಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ಎರಡು ನೋಣಿ [Progress progress 
(ಮೋದಲನ ಮಹಡಿಸಿಸೇರ್ಲೇಸ್‌ ಸಿರ್ಮಾಣಣ್ಲಾಗಿ | lL sek 
5 [¥aD18142 |2018- [MICRO [vader Shahapu: [Ai Education [60 ಇರ ತಾವೂರ ತಾಲೂತಿನ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 8:2. To] 31.00) 15102018 3100 sao Onder Plastering Work 
11426 19 [College ಕಾಲೇಜಿನ ಎರಡು ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. Progress [Completed 
- 
6 [Y4018142 |2018- [MICRO [vader Shahapu JNK Education [60 50 [ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗರಗಾಪಡ ಇಷು 31-00] 31.00) 15102018] 300240 Onder Slab Shurtoring Under 
14109 [19 College 'ಶಾಲೇಜಿಗೆ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ Progress [Progress 
1 
7 [vovsist [oo [nero Vader Shorapur [Pwo [eduction [eo 50೪ |ಸರಕಾರಿ ಪಡನಿಪೂರ್ಪಕಾರಾಮ ರಾಗಾಪಪಂ 390] 30 06032019] 4] 7a Completed” [Bee apples 
1426 9 Cotege ಡಸ್ಸ್‌ ಗಳು 
$ [raoiais? [soie- [rico vader Shorapur —JPWO TR Tomer ams ಬಾಲಕಿಯರೆ ಪಡನ'ಪೊರ್ವ ಕಾರ 720 eee Tee 
1327 | college [ರೆಂಗಂಜೇಟ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು Agency. 
[ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್‌, 
[ಕುರ್ಚಿ ಇತರೆ ಸಾಮಾಗಿಗಳು 
9 |YAD18151 |2018- [MACRO [vadgir Shorapur —JPWo [education TT 6a! |ನರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪಾರ್ವನಾರಾವ ೨.00] $0) 03062019] 50S [Conse [pment pried by 
1314 19 College 'ಕೊಡೇಕಲ್‌ ಲ್ಯಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಹಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳು the agency. 
[ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ದತ್ತು ಟೇಬಲ್‌, 
ಹ: | ll 'ರುರ್ಚಿ ಇತರೆ ಸಾಮಾಗಿಗಳು | 
10 [¥4018151 [2018 [MACRO Vadgir Shorapur JPW [Eduction [6 sp [ಸಲಕಾರಿಬಾಲಕರ ಪದವಿ ವರ್ಷ ನಾರಾ 300] 300 06030] 3 | 1.74[ Completed [Desks Supplied 
228 19 Cobege [ಸುರಡುರ 50 ಡೆಸ್ಸ್‌ ಗಳು 
11 |YAD18151 |2018- [MACRO [vadgrr Shorapur ~ mie Tr [ಸರಶಾರಿ ಬಾಲಿಯರ ಪದನ ಹಾರ್ಷನಾಲಾ + 300] 300 0503209] | oS oR pied 
126 19 [colege [ಸುರಪುರ 50 ಡೆಸ್ಕ್‌ ಗಳು 
77 [Vidas [oe [mies Yadgir TT Keio [education |U ——[Geneal JSR STIS ಗ್ರಾಮದನಯೆ 1 4650]  15102018|  a650[ elude Roof Laid 
13206 19 College 'ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ Progress 
pe 1 ಕಂಪೌಂಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ತಾಗಿ. 
13 [VAD18152 [3018 [Mico Nader Shorapur  |PWD education [FU — [cereal [Rdರರ ಪದರ ಪೂರ್ದೆ ಕಾಲೇಜು ಪೆಣನಗಇ 6700] 62.00] 08032019 S430 3aSo[ Onde Ground ficor roof 
13203 [19 colege ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ Progress [laidirst oor roof level. 
IN } PU College Total aT 35270 33491] 38175 
i Yadgiri Grand Total 9213.80} | 


Annexure-2 
KALYANA KARNATAKA REGION DEVELOPMENT BOARD 


Workcod| P _ } ate R Allocatio P 
OIKGD isnt Type District Agenc mplénie Sub Categಂr Work Name in Kannada Work Stage 
yp g y 
e Year nted Type y n 
KLB1774 _ Kalabura|] KSTePsS Infrastruc ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ R ಸ 
2017-1 G C SCP ಧೆ gy 100 00 Completed 
23462 p) ಇರಲ gi Bangalore p ture ಈ ತಾರಾಲಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
YAD1714 PO , KSTePS lnfrastruc ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ಪ 
2017-18| Goa | vadgr | A Dc ಭ್‌ “| Tsp ms J 100.00 | Completed 


